pS 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


: 1728 (2042) 
: ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್‌. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


. (ಹೈಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 


1 17.03.2022. 
§ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚೆವರು 


ಪತ್ನೆಗಳ 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಅ) 


ಕೋಲಾರ" "ಮತ್ತು "ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ `ಜಕ್ಷ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 2008ರಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ .ಯಾವ ಏಜೆನ್ದಿ / 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


| ಅನುದಾನದ ಪೈಕಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ 


ಎಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ 
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು 
ವಾರ್ಷಿಕವಾರು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ನೀಡುವುದು) 


ಅಬ್ಬೆ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ ಸಡಂಹುವ ನನನ ಜನಾವತಮ 
ರೂ.12,912.36 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿಗೆ : 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ದಿನಾಂಕ:17.2.2014 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 02-ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ ಸರಪಳಿ 260.00 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಸನ ಮತ್ತು 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 


* ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಫೀಡರ್‌ ನಾಲೆಯಿಂದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಕೊರಟಗೆರೆ, 
ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 107 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು. 
ಕೊರಟಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.863.48 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.356.45 
ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಫೀಡರ್‌ 
"ನಾಲೆಯು (ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌) 81.60 ಕಿಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು, 
63.00 ಕಿಮೀ. ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ೈರಗೊಂಡ್ಲು 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಬಾಕಿ 


ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕೋಲಾರ 


7 ಕ್ರಸಂ ಪುತ್ನೆಗಳು . ಉತ್ತರಗಳು 
ಘತ್ತು`ಕ್ರನಿವಾಸಮರ ಫನಡರ್‌ ಕಾಲಜೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 


1 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಠಿಪ್ಪ 
ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋವಿಗಳಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಲಾನುಭವಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ವರ್ಷವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಫಕ್‌ ಇಕ್ಸ ಪ್ಯ್ತಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 7570 
ಕಂದ 204 ರವರೆಗೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ; 


EY ಗಡಾ ಆನಾಷಾದನೆಯನ್ನು ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; (2020 ರಂದ 2021 . ರವರೆಗೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಯಾವುದೇ . ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
1 ಕೈಗೊಳ್ಳಲು "ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಈ) |ಸೆದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ / 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ 
ಅನುಷಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? 4 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾರು 
ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
| ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಳು 36 ಡಬ್ಬೂ ಜಮಿಲ್‌ಎ 2022 ಇ 
ಲ್ನ j p< ಫಿ ೫ 
(ಗೋವಿಂ ದನಿ: ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


| ಅನುಬಂಧ 
45 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ 'ಹೋಜನಾ ವಲಯದ 'ಫೋಲಾರ ಮತ್ತು 'ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಜಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಸ್ನ್‌ಸಿಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಬೆಣೆ ಲಳಕೆಂಯಾಲ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
ಭಮದಾನ 


jon of cement Concrete road andce drain work In S.C colony of Ancor village In Shidlaghatta 
taluk Chickballapur, district, 

struction of cement Concrete road and cc drain workin S.C colony of Thummanahall vilage in 
hatta tatuk Chi l; . 


ickballapur district, 
ion of cement concrete road and ce drain workin S.C colony of Hujuguru village in 
shidiaghatta taluk chickballapur district- 

Construction of cement concrete oad andcc drain workin S.C colony of Soddathekahalll village in 
Shidlaghatta. taluk Chickbatlapt! district. 
Construction of cement concrete road and ced 
Chintamant taluk. chickballapur district. 
[Construction of cement Concrete road and ¢C 


spidieghatta taluie, Cl ickbahlapur district, 
Construction of cement concrete road and cc drain work in S.C colony of Ganganahalli village in 


Shidlaphatta taluk Chickballapy district. 
Construction of cement concrete al and ce drain workin SC colony Firermodagu village in 
taluk Chick 


jlapur district, 


SEN A ವಾ 
me ವ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್‌ [soo | 


Rein SC colony of Kotlaball Vilage in 


drain workin SC colony of Bhaktharahall} village in 


Carin workin S.C colony of Reflapanahaili village in 


ny of vadrapalya ih Bagepall 


CTE Rin workin SC Colony of Grararapalli in Bagepalll 


of C.C. Ro: 
mstitueny 


Construction of cc. Road and CC. Drain wo! 


[ 


Constructlon of cement canoe rer drain work in SC colony oF egereg Wagein 
ಹೂವಿ ; 10.00 ಜೂರ್ಣಗೊಂಣದೆ 
24 ಜಿಕ್ಣದ್ದಾಮಲ | ಗೌಂಜ: ್ಲ Cowribidanur taluk Chikicaailapur de 
Construction of cement controle ros drain workin Sc colony of Sbharchair vilagein wl NG Srtnlvacaredd 
( . 24.63 37 [3 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
35 | _ಅೆಳ್ಳಬಳ್ಳಾಮುಲ | ಗೌಲಜಬೂಲು Gowribldanur taluk Chikiolialapura de »{[__ 1000 $6 4 
drain workin SC colony of elem ei Wagon A ಪಾ 
ind cement concrete drains in 3C colony of Konapura village 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ra district. 
| 
ಈ! ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Srl rails LL} 
nt concrete drains nC Tey SF Chiikakuragodu—} ™! FI Ralgopataredy 27.35 26 Q 
strict. ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Wh ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Srl ith: | 
Ca 34.59 1041 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Concrete drains In SC colony of Jeeregepete ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
district. 
೦೩ರ ಗರ ment on ಕರವ iony of § + Ee 
i hia ballanura district. 
and cement concrete drains in SC xo ofVedalveni ving 
fin Gowribldanur talukChikkaballapura district g 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Construction ofcement concretelroads and Cement concrete drains ip SC colony of Kenganznalli Sl sarathchandra 
'ಕ್ಳಾಮುದ ಗೌಿಜದನೂಲು ರಗ, 
38? ಜನ್ಯ Milage in Gowribidenur tafuechikkep ura district Chowdary Nagai 1000 26.08 18.92 4 'ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬೌರಿಟ: Construction of Cement concrote Foads and cement Concrete drains in SC colony of Mallasandra 
39] ಜಿಣ್ಣಬಲ್ಳಾಯಲ 'ತಿಟಿದಬೂಲು glaacin Gowribidanur taluk chjdabain district. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— Construction of cement concrete fe ಸ concrete drape SCNT Vinge 
ಬಿಣ್ಣಬಲ್ಯಾಖುರ ಗೌಲಿಜದನೂರು } ಸ್ರ 
40 ka ln Gowribidanur taluk, chilabal dstrict "ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Construction of cement Concrete roads and cement Concrete drains in SC colon; ofKudrebyalya Srl samthchandra 
'ಭ್ಞಾಮದ ಗೌಈಿಜದಂಲು y yaly: ಗೆ saathchandra C1 
1 ಜಿಲ | ಗಂದ village in Gowribidanur tal. Chilkaballapurs district. Nadel 10.00 0.00 0 ಜೊಗ್ತಗೊನಡಿದಿ 
RR enone [Constniction ofcomon Mad and cc drain works Tenor Machenaall iffege ಕಂದಿ 
a} |] Gowribldanur ialuk Chickbanar ur.district. 5.00 000 0.00 ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Socmee [Construction of cemenr cod and cedrain workin SC colony ofA vilagein ಇವಾ 
43 ಚಿಣ್ಣಬಲ್ಳಯ Gowcibidanur taluk Chickbalapur se 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Construction of cement concrete res drain workin SC olen or Narasimhanatail wipe 
ಚಿಕ್ಷಬಟ್ಳಾಬುರ ಗೌರಿಜದನೂರು gೇ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎ.ಡಿ. 
Kl da Cowclbidanur taluk Chickbatapur is ಡಿಎಲ್‌ 5.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SR S| rFguemac [Construction of cman roudand cc drain work START Gollahalli vilgein Posse 
43 Kal. Sawribldanur taluk Chickbatiapur is 5.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Constructlon of cement concrete oes ‘rain workin SE colony oe villegein 
1] ಗೌಲಜದನೂಲು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
| ವರಾ [ಗ taluk Chickbatiapur distr1ct. on] ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


೩೦ಊ-16 ನೇ ಸಾಲಿಸು ನಣ್ಯುವ್ಯಮಿಲ: ಅಲ್ಲೆ ಎಿಸ್‌.ಸಿ.& ಒಟ್ಟು-ಮೊಡ್ಣ 


ಅನುಬಂಧ 


[ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರೆ 
- ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
| 
ಈ ಕಳ್ಳಿ ಘಾಲ್ಲೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಗುಷ್ತಿಗೆದಾಲಲ ಹೆಸರು ಅಿಡುಣಡೆಯಾದ 
1 ಜಿಕ್ನಬಳ್ಳಾಮರ ಶಿಡ್ಲಭಬ್ಬ [Construction of C.C. Road and CC. Drain work in ST Colony of AHunesanahalti in Sidiagatta constituency. ಕೆ.ಜಲ್‌. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಜಿಚ್ಣಬಲ್ಳಾಹುರ " ಶಿಢ್ಲವಟ್ಟ Construction of C.C. Road and CC. Drain work in SF Colony of Dabaraganahalli in Sidlagatta constituency. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
3 ಜಿಕ್ಟಬಲ್ಳಾಡುಲ ಶಿಢ್ಗಐಟ್ಟ [Construction of C.C. Road and C.C. Drain work in ST Colony of Mugaiadapl in Sidlagarta constituency. ಆ.ಆ0್‌.ಐ.ಡಿ. ಎಲ್‌ 
4 L ಜಿಚ್ಚಬಲ್ಳಾಹುರ ಶಿಡ್ಡಧಡ್ಟ [Construction of CC. Road and C.C. Drain workin 57 Colony of Brahmanarahatll In Sidlagatts constituency. ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
5 ಜಿಣ್ಣಬಳ್ಳಾಮಲ ಶಿಣ್ಞವಟ್ಟ [Construction of CC. Road and CC. Drain work in $T Colony of Gadiminchenahalllin Sidlagatta constituency. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 Y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6 ಜಿಣ್ಣಬಳ್ಳಾಯುರ ಶಿಲ್ಲಪಟ್ಟ Construction of C.C. Road and C.C. Drain work in ST Cotony of Kothanuru in Sldlagatta constituency. ಆೆ.ಆಲ್‌.ಐ.8.ಎಲ್‌ 10.00 . ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 | 


ES NS | 
ಜಿಲ್ಳಬಳ್ಳಾಡುರ Age [construction ECL. Road and €.C. Oran work in SF Colonyof Rursbuchanapade I Sidlagatta constuancy ಕೆ.ಆಲ್‌.ಲ.8.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


|8| ಜಿ್ಣಬಳ್ಳಾಹುದ ಶಿಡ್ಸವಟ್ಟ [construction of C.C. Road and C.C Drain work In ST Colony of Bionnamangala in Sidlagats constltuency. ಜೆ.ಆಬ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[) ಹೆಳ್ಟಬಳ್ಳಾಮಲ ಶಿಡ್ಗಬಬ್ಬ [Construction of C.C. Rosd and C.C. Drain work fn ST Colony of Brahmanarahalllin Sldiagatta taluk 'ಜೆ.ಆಲ್‌.ಿ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Tl 


ON 0 UU 
10 ಜಣ್ಠಬಲ್ಲಾಪುರ ಶಿಡ್ದವಟ್ಟ Construction of C.C. Read and C.C. Drain work in ST Colony of Buradagunte In Chintamani taluk. ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 00 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
11 ಚಿಜ್ಜಲಳ್ಳಾಪುದ ರಿಢವಟ್ಟ Construction of CC. Road and €.C. Drain work tn ST Colony of Taduru In Sidlagatta constituency. ಕೆ.ಠಲ್‌.ಐ.8ಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12 ಜಿಜ್ಜಬಳ್ಳಾಪುಲ ಭಾಣೇವಲ್ಲಿ [Construction of C.C. Road and CC. Drain work in ST Colony of Booragamadagu In Bagepallt constituency. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

[Construction of CC. Road and TC Draln workin SF Colony of Devaragudipalil in agepaii taluk of Ragopalli P manfunatha 

13 | ಜೆಣ್ಣಲಟ್ಭಾಪಲ ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ manjuna 15.31 6.19 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
14 ಜಿಣ್ಣಬಳ್ಳಾಮಲ ಭಾಗೇವಲ್ಲಿ [Construction of C.C. Road and CC. Drain work In ST Colony of Meruvapalll in Bagepalll constituency. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15 ಜಿಜ್ಣಬಳ್ಲಾಖುರ ಲಾಗೇದಲ್ಲಿ Construction of €.C. Road and C.C. Drain work in ST Colony of Chinnakayalapali In Bagepalli constituent Rajaroddh ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಜೆ 

Jareddy 144 3.60 
16 ಜೆಜ್ಜಬಳ್ಳಾಡಯುರ ಭಾಗೇವಲ್ಲಿ [Construction of C.C. Road and CC. Drain work in SF Colony of Kolllampalli ls Bagepalll constituency. .4 1 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
17 ಜಿಜ್ಣಬಳ್ಳಾಮಲ ಛಾಣೇವಲ್ಲಿ construction of C.C. Read and C.C. Drais work In ST Colony of Guttapalya in Bagepalli constituency. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

P manjunatha 11.83 4.67 
ಜೆ! U - ಪಾಣೇ: [Construction of .C. Road and C.C. Drain work tn ST Colony of Bommayagarapail! In Bagepalli constltuency. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

Y yagarapal igcp: cy. 
ರ ಪ [Construction of CE. Rod and CC. Draln work in ©T Colony of Dapparthi in Cudibande taiuk of Bagepalll 

19 ಜಿಜ್ಜಬಳ್ಳಾಯ ಭಾಗೆಕವಳ್ಲೆ Ne ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[Construction of C.C. Road and CC. Drais work In ST Colony of Yallodu In Gudibande tatuk of Bagepalll constituency. P manjunaths 


5.95 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


21 ಜಿ್ನಬಳ್ಳಾಮುರ [Construction of CC, Road and C.C. Drain work In ST Colony of Chenduru in Gudtbands taluk of Bagepalll constitucney.| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

'ಚಣ್ಯಬಳ್ಳಾಮರ ಾಗೆಂ್ಲಿ [Eonetrucion ofCC Rosdand CC. Drain workin ST Colony of Daddananchariu sn Sudibands alu of Bagopalh ಮಾಾನಸಾಂತ 
(constituency. 

'ಜನ್ಮಬಳ್ಳಾಮುರ galing [Construction sf CA, Rosdand CE. Drain workin ST Colony of Someshwars in Gudlbande luk of Bagepall BT sudarshan reddy 4.50 ಹಾಗಾ 
onsrirvoncy. 


24 | ಜಿಣ್ಟಲನ್ಯಾದುರ ಗೌಿಜರನೂದು [constructlon of C.C. Ros and C.C. Drain workin sTCoieny of Mattahavalahalit in Gowribidanur constituency. 10.00 ಪೂರ್ಣಗೆನಂಡಿಬೆ 
25 ಚೆಜ್ಜಬಲ್ಳಾಮರ ಗೌಲಿಜದನೂರು [onsurvction of C.C. Road and CC. Draln work in SY Colony of Virupatandr in Gowribldanur onsilluency. | 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 26 ಜಿಜ್ಣಬಲ್ಳಾಹುಲ [Sencnac [consructon ot ce Road ard CC. Drain worn STcolony of Gotakenapurs in Gowribldanur constltuency. ಜಣ ೫6 ನಗಗಳsಾಾಂೆೆy 10.00 3657 343 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
27 ಜಣ್ಣಬಲ್ಳಾಡುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು Conssston ದಂ CC. Drain work in nr of Prashantha nagara{Gangasandea Grampanchayath] In 10.00 ಫೂರ್ಣಗೂಂದಿದೆ 
28 ಜಿಷ್ಠಬಲ್ಳಾಹುಲ ಗೌಡಿಜದನೂರು [construction of C.C. Road and C.€. Oraln workin STcoieny ot Taridalu In Gowibléanur constituency. 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
29 | Sಲಾುರ ಗೌಶಿಜದಸRಲು [onstrution of CC. Road snd CC. Drain workin $TiColony of Tapasamaksiehalin Gowibldanus consiueney. piss ಗಾ 10.00 26.55 345 [i ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
30 ಜಿಣ್ನಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌಜಬನೂರು [Constructlon of C.C. Road and C.C. Drain work in sTlcotony of Kadididyavarshalit in Gowribldanur constituency. 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
31 LC 'ಗೌರಿಿಚನೂದು [construction of Cement Concrete Road in ST coefot Vidhura village in Gowribidanur TatukChlkkaballapur district 7.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
32 ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಳಾಮಲ ಗೌರಜದನೂOು [construction of Cement Concrete Road In ST Colonf of Basavapura vilisge In Gowribldanur Taluk,Cnikabadapur ne | SHABR Babu 5.00 947 253 9 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
33 ಜಿಜ್ಜಬ್ಳಾಪಲರ ಗೌಶಿಟಿದನೂದು [constuction of €.C. Road ané C.C. Drain work in STCoony of Kundihatll in Gowribldanur constituency. Sri sarathchandra 10.00 — ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
34 | ಚಕ್ಯಬಲ್ಳಾದರ | ರ್‌ರದನೂರು [construction of C.C, Rosd an CC. Drain workin ST Colony of Kachamachonshslb in Gowrbldanur constlueniy. Chowdary Nadeiia 10.00 16.05 3.95 0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
35 ಜಿಕ್ಳಬಲ್ಳಾಪುರ ಗೌಲಿಜದವೂOು [construction of C.C. Road and C.C. Drain wark in ST Colony of Ramapura In Gowrlbidanur constituency. 10.00 —| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[36] uತ್ಕಾಪುರ ROSCRRO [construction of CC. Road and CC. Oraln work In $T.Catony of Gundapura in Gowribldanur constlivenicy. 5.00 'ಪೊರ್ಣಗೊಂದಡ 
37 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌಲಿಜದನೂದು [ಂಗstruction 58 €.C. Road and CC. Draln workin ST.Colony 99 S.ommasandes in Gownbldanur constituency. —T Srl KJ Rajagopalareddy 10.00 36.39 861 0 ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[38 ( ಜಿಕ್ನಬಲ್ಳಾಪುಲ ಗೌಅಜದನೂಲು [ದಂಗತಃಟeಸಂn oC. Roa and €.. brain workin ST Colony of Mudugere in Geurlbidanur consthuency. 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
39 ಜಿಕ್ಣಬಳ್ಳಾಹುದ 'ದೌವಜಿದನೂರು [ಯಂಣton 61೦. ead and C6. als workin 5 colony of vidurashuatha in Gowribldanur constituency. 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
40 ಜಿಜ್ಟಬಲ್ಳಾಮಲ ಗೌಅಿದನೂಲು [Costructon ofC.C. Road and CC, Drain workin 2 Colony of Bychapura in Gowribldanur constituency. ಕೆ.೮ದ್‌.ಐ.8ಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|41 ಚಿ್ಣಬಳ್ದಾಮಲ ಗೌಈಿಜದನೂOು [construction of CC. Roat and CC. Draln workin FT Colony of Nagaragore in Gowribidanur constituency. ಕೆ.ಆ್‌.ಬ.ಡಿ. ಏಲ್‌ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
42 | ತರಲ್ಪಾರುಲ ಜದ Jconstruction of C.C. Road and C.C. Brain workin qm Colony af Paipatlin Gowribldanur constituency. ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡ.ಎಲ್‌ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
43 ಜೆಜ್ಣಬಲ್ಲಾಪುಲ ದೌಡಿಜಿದನೂರು [Construction uf C.C. Road and C.C. Drain workin ir Colony of Chikkabanumenahaill in Gowribidanur constituency, ಕೆ.ಆಲ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಿಷ್ಣಬಚ್ಳಾಡುಲ ೌರಜದನeOು [construction ofC.C. Road and CL. Drain workin sr Colony of Balehosapete in Cowstbidanur constituency. ಜೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 es 5.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 

45 ಜಿಜ್ಜಲಪ್ಯಾಡುಬ ಗೌಲಿಜಬನೂಲು Jeonssrucion o£CC. Road and CC. Drain workin Colony of Bachharedthalil in Gowribidanur constltuency. ಕೆ.ಜರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10,00 1500 O00 0.00 | ಮಾ 

ರಟ ಸಾ'ಸಾರನ ಪಕ್ಣವಪಾವ?ರ "ಪಕ್ಷಿಯ .ಎಸ್‌.ಔ ಮತ್ತ 39000 [35012 | 4688 | O00] 


ಅನುಬಂಧ 


2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


'ಠೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಟ್ಟ ಬಳಕೆಯಾದ | ಬಾಕ ಉಳದ | ನ್‌ 
ಸಂ ಖೆ" ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆ! ಹೆ' 
್ಸ i § ಅನುದಾನ ತಿಗದಾರರ ಹೆಸರೂ ಸಾ ಅನುವ | ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಷರಾ 
ಅನುದಾನ 
L al | ಭಕ 
ಚಿಬಳ್ಳಾಪರ sowesam [Construction of Checkdams in SC lands of Gangasandra,Goukanapura, Marsluru, Ramapura, Anoodi, pS 
pi ಸೈಲ Mudugere Kurudi, Hampasandra and Idoguru villages of Gouribidanur constituency(18907) 50.00 Shankarappa 41.08 8.92 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
¥- Conseuction of Checkdams in $C lands of Basavapura , Basavapure , Kamaganahsili , Sigalahall, | 
2 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿದಿಡನೂರು [3Bommsandra Somshorihalli Kachamachenohalli Cudubaraga swamy bea, Hosakote and Gedere villages of | 50.00 “CShankarspra | 4092 9.08 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Gouribidanur constinienc 18914} | 
ಚಿಕ್ಷೆಬಳಾಪರ sedouನೂರು [Construction of Checkdems in SC lands of Hosuru, Malasandra , Gedare Betta , Kondapura Nedalaveni, VC.BrahmanandsR 
3 ak; Pothenshalli, Kadiridyavrahalli Belathuru , and Vinipasandra villages of Gouribidanur constiency(18923) 00 eddy 38.71 1.29 0.00 ಪಾರಲರ 
ಚಸಟಣಹರೆ shotcನೂರು Construction of Checkdams in SC lands Narizhatli, Mailenahstll , D-Palya ,D-Palya Bodabandahatli Velapi , 4 _ 
4 ಲಳ Manivala and Jinkavartahalli villages of Gouribidanur constituency(18922) $n Manjunatha-C 35.37 4.63 0.00 (ಪಾರ್ಣಿಗೊಂಡದೆ. 
ಬ 
ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ Rocoನed Construction of cement concrets roads in SC colonies of Gundapurs. Anudi, Mudugere and Hempasandra 
kx $, villages of Gouribidanur constituency(18888) 4೦.೦೦; Rajkumr.P 37.30 2.70 0,00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
uiಾರ occ [Construction of cement concrete roads in SC colonies of Hosuru, Huduguru, Narasimhnahalli and Muddalodu FYE 
6 ಕ vilages of Gouribidanur constimency(1 8891} ತೂ eddy 31.72 3.28 0.00 ನೂರ್‌ ಂಡದೆ 
( Construction of cement concrete roads in SC colonies of Gundlaballi Bovi Colony, Gundishalli A.D. Colony 3 Ke 
7 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿವಿಜನೂರು [Aaghahelli ,D-Pelya, Goila channcnahaili (D-Palya) and Saragondie villages of Gouribidanur 45.00 ಸ 4158 3.42 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
‘constituency(18892) 
Ul BR 
ಚಿಕ್ಷಬ' ರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು Construction of cement concrete ೫೦೩ರೆ5 in SC colonies of Marati Palys ,Alipura , Pulaganahaili, Vedalaveni, and Sharth Chandra ೂ! 
® ಸೈಲಳ್ಗಾವು Kuniachickanaballi villages of Gouribidanur constituency(18894} 5000 1 chowdaryNadela | 4568 3.32 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
T ನಾ - ಮ | 
ಚಿಳಟಳಾಪರ dcನೂರು [Constuciion of cement concrete ronds in SC colonies of Kudrebyalya ldguru, Hisebidnuru, kurubarahall , 
py ಳ್ಳಬಣ್ಸ Marturu and Ramapura villages of Gouribidanur constiruency(18895) 50.00 V.MuraliBabu 43.64 636 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Re | 
[Conruction of Checkdams in SC lands of Thuluvnuru , Yenigedele Sslamakalshatli , Gadigavarahalli, - 1 
10 ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡಭಟ್ಟ Kodegandlu, Chinthamakalaballi, Kommcpalli , Gowdanahalli, Kuthuppapalli, and T Devapahalli villages of 50.00 N.Shivakumar 41.93 8.07 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Siddinghara constituency 19498) » 
— — 
Construction of Checkdams in SC ands of Yasamarcddyhalli, Vemagal, G. Kurubaruhaili , Hale Ganjigunte, 
11 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ Kachanayakanahalli, Sakappanahalli Goramadagu, K Murugadahalli, Iragappanahalli and Varadanayakanahalli 50.00 N.Shivakumar 41.87 8.13 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
villages of Siddiaghaitta constimency(19497) 
Construction of cement concrete roads in SC colonies of Mallu, Muthu, Aankathatti, Kachzhaili, Mitthnahlli, RE 
12 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ Haradi, Hirebile, Devenahall, Kalenayakanahallii and Malamachanshlti villages of Siddlsghattts 50.00 K.B.Manfunath 43.88 6.12 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
constituency (19589) 
ES 
Construction of cement concrete roads in SC colonics of Dadanghatta, Ajjokndirenatolli, G.K. Hosur, 
13 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡಘಟ್ಟ Kudupkunte, Gollahalli, Sonnenahalli, Beerappanahali Gundlanarssimhanahalli , Gorlogummanahalli and 50.00 C-Manjunath 43.38 6.62 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Chinthetadapi villages of Siddleghettta constiuency.(19496} 
ಚಿಕಬಳಾಪುರ soso [Construction of Checkdoms near SC lands of Batlapili G.P Konsnskuntlu, end Yegavagoltahaili villages of r. 
14 ಬಲ್ಯ Chinthamani constimency.(19508} 5000 Shankareppa 41.57 8.43 0.00 ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡ 
Construction of Checkdams near SC lands of Mindagal G.P, Mindagai village of Chinthamani 
15 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ 18925) 8 8 ks ¥ 45.00 BShekar 37.56 744 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಳಿಬಳಾಹುರ ose [Construction of Checkdm ncar SC land of Kaiwara Hobli , Thalagavars G.P, Hossahalli of Chinhamani ಸ 
16 ಬಳ್ಳಾ constiuency.(19509} 30.00 T.C-Prathap 22.98 7.02 0.00 'ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಬಳಾಡರ women (Construction of Checkdam near’ SC lund of Kaiwara Hubli ,Tholagavarn G.P , Beaganahalli village of ಹೊಸನಗೊಂಡಿದೆ 
17 ಸಬಲಾ Chinthamani constituency (19510) 30.00 ThrivonkP 23.12 6.88 0.00 ರಾ 
| 
ಚಿಕಬಳಾಮರ uo [Construction of Checkdam near SC lands of Molikepuru and Kurubur villogos of Chinthamani BN. _ ಹಾಗಗೊಂಡಿದೆ 
18 ಕಳ್ಳ constituency 419511) ] 45.00 Nanguandappa 46.25 1.25 0.00 ೀರಗೊ 
Construction of cement concrete rouds in SC colonies of Nacayanapalli, Gaddanpulli. Arigevarigutta, § T 
19 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ Manjunathepura, Venkstaceddipslli, Bilur, Ghattekindapall, Gandhipure ( pulovulapalli) Shivareddipalli 50.00 Tetarstan 41.56 8.44 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Paiyalavarapalli villages of Bagepalli constituncy (19478) 
[Conssruction of cement 0p roads in SC colonies of Deverareddipall, Gotlapalli, Chinniganapalli, 
20 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [Kaganapalli, Peddur, Achepalii, (otiapalli, Pathapalya, Mummdivarspalti , Naduvanahalli villages of Bagepalli 50.00 P Manjunatha 40.16 9,84 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
constituency (19479) | 
ma SN SES SS 
ಚಿಕಬಳಾರ ಭಾಗೇ: Construction uf Checkdam near SC land of Nallojanahail, Pemmanahalli, Elodu, Kambelahall, Iragarcddihalli, - ಡೂ K 
21 ಬಳ್ಳಾ B [Fimmenshall. Chadumanehali Naduvanaballi, vilagos of Bugepalli constlmuency (19480) 42.00 P Manjunatha 36.28 5.72 0.00 ರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಚಿಕೆಬಳಾಪರ ಜಾಗೇ Consruction of Checkdam nea SC land of Pesalaparthi, Marganukunte , Achepall, Chinnathimmanapalli, BT sudarshan ಸೂಗನಗೂಂಡದೆ 
kd ಬಲ್ಯ Bf Cotapuili villages of Bagepaliclastiuency (19481) 29.00 reddy 23.33 5.67 0.00 is 
| 
ಚಿಕೆಬಳಾಯರ watesy [Construction of Checkdam near SC land of Babenayakanthalli, Peddareddipalli, Mamidamokalapalli, ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
23 ಸಬಳ *  [Naddivandlapalli, Boodatiigaddagialli, villages of Bagepalli constituency (18921) 29.00 Manjunath.C 23.99 5.01 0.00 ರ್ಣಗೊಂ: 
| US 
Construction of Checkdam near SC land of Adavigollavorahalt, Poojanahatl, Honmappanahaiil 
24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ uಳ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  [Angarckhanahalli, Maralakunte, ' Rumachandrahosuru, Nanjapura , chelumenshatli, Ajjavara & varadahalli 50.00 N shivakumar 45.64 4.36 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
villages of Chikeaballapurs consttucncy. 1 
- - 
- Construction of Checkdam near $C land of Nallimaradahalli, Remumakalshall, Purathimmanalisili, Kurisholli, 
25 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ uತ್ಕಬಳ್ಳಾುರ [1 ingashotypur, Neduvanohall, Honnagirappanahalli, Thammanayakanshalii villages of Chickbailapur 40.00 N shivakumar 36.15 3.85 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
constituency (19482) | 
Conswuction of Checkdam ntar SC land of GurukulaNagenahalli, Ragimakalshalli, Kolimenahall, F 
26 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  [Balakunuhalli. Collahalli, Kahganshalli, Gouchenakolli, Korlahall, and Subbarayanahlli villages of 45,00 N skivakumar 40.72 4.28 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Chickballapur constituency (19483) 
\ 
Construction of Checkdam nar SC land of Horiharapuso, Myaszthimmanahali, Yoraanagonshalf, | 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಡುರ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಕೃಬಳ್ಯಾ ಸಬಳ Irapapnatal, Gollall, wllag of Chickballzpur consiuency (19484) 25.00 B shokar 20.47 4.53 0.00 ಹೂರ್ಣಗೂಂ 
Consrrusion of Checkdam ner SC land of vilages of Shetivarihall, Nallrelaball, R. Choklanabail, Ia 
28 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [Chikkanarappanahaili, Gund panda Yalagahalli, Yalagahalli, Kasavagurtahal'i, Chinnahalli, and 50.00 N shivakumar 45.42 4.58 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Bommagunahaili of Chickballnpil constituency (19485) 
Rel 
| 
ಚಿಕಬಳಾಪುರ aguas  [Consiriciion of Checkdam near SC fand of villege H. Kurubarsball, Reddigoilsvasshalli, Mareganabeli, Arurv, ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಸಬಲ ಸಬಳ್ಳಾ Ramaganapurth, Nandaganahall, ( Diguru), Muttugadahali, Peresandra of Chickballapur constimency (19486) 40.00 N shivakumar 35.98 4.02 0.00 § ೧೯ಗೊಂ! 
ಚಿಕೆಬಳಾಪುರ uu  [Consruction of Chcckdam ncar SC land of vilioge Sungatakadirenahalli, Sulranpete, Kuduvethi, Kothenuru, ಹೋಗೊಂಡದೆ 
30 ಕೃಬಳ್ಯ ಸಂ *Kothanur, Angari ,Tippenaball, Hanumanibapura of Chickballzpur constituency (19489) 40.00 Nshivakumar 37.19 2.81 0.00 ರ್ಜ! 
R ಹರ utuad [Construction of Checkdam nchr SC land of village of Toudanaghalli, Bommanzhalli, Kadesigeneholl, N shivakumar ಡೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
31 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾ; ಕಳ್ಳಾ Shriramapora,Sriramapara, D.Husur, Dovisherihall, Yeluvahail, of Chickballzpur constimency (19487) 40.00 9.66%below 35.98 4.02 0.00 ರಾಗ 
Construction of Checkdurn nea! SC Ind of village of Goliahaili, Kadschikkanshalli, Gowdagere, Varavani, 
32 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿಪುರ  [Kamugonshalli, Alasthimmanahalii, Biselnhalli, Bheemeshwara, Beoramangals , of Chickbilapur constimency 45.00 N shivakumar 41.60 3.40 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(19490) ' 
Im 
ಚಿಕಬಳಾಮರ atoms  [Consmuciion of Checkdam ner SC lind of village of Kanaganzkoppa, Mancherahali, Minikinagurki, ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
33 ಸಬಳ ಬಣ್ಣ {Teka Mailagunahalli, of Chickbalapur constiuency (19491) 25.00 krtshnamurthy 19.38 5.62 0.00 'ರ೯ಗೊಂಃ 
ದಾ 
2015-16) ಸೇ" ಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಮೊತ್ತ 1400.00 1223.39 [17661 | 000 | 


[ಲೋಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಬೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4 ; , ಕೊರಚನೂರು ,ಯೊಂಬರಯಳ್ಳಿ ಅಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಿ 
34 ಕೋಲಾಶ ಪಾನೊತ: 1 ನ ನ ಪಾಯ ಕಕನ ಸ್‌ ಗ್‌ 45.00  [oNrayana swamy 36.85 8.15 0.00 'ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಣ್ಣಜಳ್ಳಿ , ಕಾಟೇರಿ, ಬದಿಬಾಳ? ಕರಿನಾಯಳನಹಳ್ಳಿ , ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಇಂತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರರ್ಣಣ 
35 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ESS 3 32.50 [C.Narayans swamy 26.64 5.86 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
J 
H 
'ಹೋಲಾರ ಲ್ಲೆ ಮರಲೂರು ಆಿಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಕೂರು , ನಾಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ , ಕಾರುಗುಟ್ಟಿ , ಎಂಉಬ್ಬಾರಹಳ್ಳಿ , ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ 
ತಥ: ,|' ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು [ಲ ಕಾಮಗಾರೀಗ47ಗ ವ ಸ್‌ | 3500 [cnaarasems | 2870 6.30 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
[ರೋಲರ್‌ ದಿಲ್ಲೆ ಮಲೂರು ತಾಲ್ಯೂಕಿನ ಕಡ , ಕೂದ್ಧಹೊಸಡಳ್ಳಿ ಅಂದುಬಂಗಲಸಾಗಾಬುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಾತಿ ಹಿ 
7 | ಕೋಲಾರ ಮಾನೂನ್ನ. ' ನ ನ ವ ಪಾನ್‌ ಕಲರ್‌ x ee - 4750  [csanynssvemy | 38.78 8.72 0.00 'ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
—— 
[ನೋಲಾಸ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಸಿನ ಮಂಗಾಪರ. K ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
38 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು iyi ಮಾಂ ಧಾಡಿ ಗ್ರಾಮಾ ಹೌಸಿನ ಜ್ರ 4000  [cxanyeeswam | 3267 733 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
~l - 
[ಕೋಲಾರ ಕೆಳ್ಗೆ ಗಾರಖೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಮಮಂತರಾದಿನ್ನೆ. ಕುಂಜರಸನಹಳ್ಳಿ ಬೋಯೇಭದಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ಯಕೊಗನೆ, . ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 
p43 ko ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ನಿರ್ಮಣ ಇರಾಜ85) ಕ ಹ್‌ 50.00 .R.Aravind kumar | 44.35 5.65 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕೋಲಾರ ಅಲ್ಲೆ ಬಾಗಂಯಬೇನೆ ಫಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನಹಳ್ಳಿ. ಗರುಡಕಂಪನಹಳ್ಳಿ ,ಯಳೇಸುದ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಡಾತಿ ಕಾಲೋದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಯ ರಕ್ಷೆ ನಿಮಗ ಕಾಮಗಾರಿ 7 
40 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತ ps 30.00 RN Venkateramapoa | 25.20 4.80 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ~~ 
41 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ  ್ಗಟೋಲಾರ ಜೆಲ್ಲೆ ಬೂಣರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉರಳರುಂಟೆ, ದೊತ್ರಪಕ್ಳೆ .ಮನಿಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಶಿಷ್ದ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಕಮಗಾರ(19502) 30.00 Rajanna 28.08 1.92 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
——— 
[ಸೋಲಾರ ಈಲ್ಲೆ ಬರಖರಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ F , ಹುಂ; 'ದರಿಶಿಷ್ಯ ಜಂತಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
42 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಂರಪೇಟೆ ವ ಸಳ್ಫಕರವಲ್ಲ ಹರರ ನಲಗ ಪಾಲ ಸಳ ಪಿಷ ತಿ ಕಾರಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ನತ್ತ 40.00 cRAravind mar | 3425 5.75 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
43 ಕೋಲಾರ ಬಂಗತಿರವೇಟೆ (ಕೋಲಾ ಜಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಬೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿವ ಅಭ್ಛಪರಣಳ್ಳಿ ,ಎಲ್‌.ಮಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿದ್ದ ಉತಿ ಕಾದೆಬನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನಾಣ ಕಾಮಗಂರಿ(19506) 20.00 C.Remesh 16.03 3.97 0.00 ರ್ಪರ್ಕಗೊಂಡಿದೆ 
ನ ಪ El 
[ಕೋಲಾರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಮೇಟೆ ಜಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಕೇತಣಪಣ್ಳಿ ಪಂಣಂಯ್ತಿ. ಮತ್ತು ಖೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಣಿಗಳಲ್ಲೆ ಓಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
4 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ರತಾ ಹ್ಗ ಕಹಿ ಡಿದ ky 20.00 Manaus verkaa 1745 255 0.00 'ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—— T 
R 'ಟೋಲಾರ ಡೆಲ್ಲೆ ಬಂಣರಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿವ ಘಟ್ಟಿನಾಮದೇನಹಲ್ಲಿ ಪಂಜಂಂ್ರು, ಘಟ್ಟಳಂಬದೇದದಳ್ಳಿ .ಹಿಭ್ಞಹಳ್ಳಿಗತ್ತಮಣೆಳ ಇತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
pT ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ era wracind ae; ky 20.00 M. C. Palguna 16.59 3.41 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
NE si ರ [ 
46 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಕೋಲಾರ ಅಲ್ಲೆ ಬಂರನೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಬತ್ತುಗುಳಿ ಗ್ರಮ ಹತ್ತಿರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಡಾತಿ ಆನಾಂಗದ ಅಮಿಯಗಳ ಹತ್ತರ ಟೆಕ್‌ ರ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಂಜ19524) 45.00 C.RAravind kumar 36.66 8.34 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— 
47 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಲ್ಗೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಮೆಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಡ್ಗ ಅಂತಿ ಜಂಂತದ ಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್‌ ಜನ್ಯ ನಿರ್ನಾಣ(19525) 35.00 Rajanna 26.58 8.42 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
48 ಕೋಲಾರ ಬಲಿಗಾರಪೇಟೆ [ಕೋಲಾರ ಜೆಲ್ಲೆ ಬಂಗಂರಬೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್‌.ಮಲ್ಯಡ'ಹಳ್ಳಿ ಗಮದ ಚತ್ತಿರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿವರ್ಸಂಜ19523) 25.00 - | R.¥.Venkataremappa 19.17 5.83 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— ——- 
49 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಖೇಟೆ _ 'ಕೋರಾರ ತೆಲೆ ಬಂಣಂರಟೇನೆ ಕುಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟುಸಮುದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಠಿಶಿದ್ಧ ಉಫಿ ಆಖಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಕಿಂಜ19517) 30.00 7.c.Prathap 22.97 7.03 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ; IR ್ಞ 
50 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಜೇಟೆ [ಸೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರವೇಟಿ ಪಾಲ್ಲೂಕಿರ ಳುಲ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಹದ ಜತ್ತಿ 'ಹರಿಶಿಷ್ಯ ಡಾತಿ ಅವಾಂಗದ ಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಂ(19529) 15.00 B.L. Srinlves 12.02 2.98 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
el, {- VE 
51 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಕೋಲಾಟ ಕಲ್ಲೆ ಟರಖೇಟೆ ಉಲಸ್ಥಿಕಿವ ಮುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಂತಿ ಆಸಾಂಗದ ಇಮೀನುಗಳ ಅತ್ತಿರ ದೆಳ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಂಂ(19526) 40.00 Sonnegowda 37.29 271 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L - Ke 
52 ಕೋಲಾರ" ಕೋಲಾರ [ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಖು, ನೀತಿ ಹೋಸೂರು. ೧೮ಜಕಲ್ಲಣಳ್ಳೆ , ೊಲೇರಹಳ್ಳಿ ,ತಿಪ್ಫೇಪಣಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಅಂತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರನ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(18904) 40.00 [Sonnegowda 3446 ಕ್ಮ54 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L_4 2 L 


53 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ [ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂ. 'ಮುಣೆಯಳಯ್ಳಿ ಚಂಬಾಯರ ಎಂಮಲ್ಲಡುಹಳ್ಳಿ ಎಂಡೋಳಭುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮರಾಣ(903) 40.00 Sonnegowda 34.35 5.65 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
” } 
44 ಕೋಲಾರ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಗ ಹಣ್ಣ ಬಾರಬಟಿ ಲನ ಪಣ. ಉ್ಲಗರರು ನಗಳ ಮಹದ ಕಾ ಉರೊಳಿಗಳ್ಲಿ ಟು ಆಸ ಬು ಬಾಡಿ ನಮ್‌ | ಲ್ಯ [ನ್ರಗಗಂದಂದರ 32.99 701 0.00 ಷೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
. - —t 
j 
H ಹೋಟಾರ ಚೆಲ್ಲೆ ಬಂಗಂರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಳೆನ ಮುಂ್ಯೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಅಾರುಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಜಣ Mandve venkata ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
55 ಕೋಲಾರ ಕೆಜೆಎಫ್‌ 5s) , 2000 {_yanarayana 16.79 3.21 0.00 ಗಂ! 
| — tk i l mi 
|, 
$6 ಕೋಲಾರ ಆಜಎಸ್‌ [ಟನ್‌ ಪ್ಡ ಬಾಣರ ಇಂಕನ ಲಾ್ಯಬಾನುನದಲ್ಳಿ ಮಾಂಬಪ್ಪ ನೊಸಲ (ನಗಳ ಬಿದ್ದ ಉರಿ ಉರಿಸಿ ಕಟ ಲಕ ನ | 0 [ongaMuteh | 33.25 6.75 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
HS 8 
; 
ಕೋಲಾರ y 'ಅಂಕತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪರಾಡಹಳ್ಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
57 ಕೋಲಾರ ಕೇಜಿಎಫ್‌ [ನಾನ ಚನೆ ಬರಾ ಪಾಲನ ಬೂದಿ ಶಿ ಜತಿ “8 ತ | 5000 [Ganga Muthalsh 40.40 9.60 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| —— 
- 'ಕೋಲಾದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬಿದಂಪಥ್ಲಿ ಗೂಳೂರು, ಕಮ್ಮನುದ್ರೆ ,ಬಿಗೊಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಮದಿವಾಯಳನಬಲಳ್ಳಿ, ಕೆಡೆಕೊಡೆ ಗ್ರಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಉತಿ R 
58 ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ spuds ಸಿ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಿಮ್ಮ್‌ಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ( 1538) 50.00 [Ganga Muthaiah 40.93 9.07 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
r 
59 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂಣೇನಹಲ್ಳಿ , ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಡೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹಿ ಹೆಬ್‌.ಕೋಡಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಡಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಮಗಾರಿ(20057) "4000 V. Venkatesh 29.11 10.89 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Fl 
[ಮುಳುಬಾಗಿಯ ತಾಲ್ಲೂ ತಾತೀಥಟ್ಟ ಗ್ರಾಮು ರರ ೬ ಕುರುಡುಮಲೆ ಗ್ರಾಮ ಮಂಟಾಯತಿ ಚಲುಮನಾಯಳನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ೊಸಹಳ್ಳಿಕರೆಗೆ ಹೋಗುವ KR 
pS ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು eeu bar 4000 | w.venatosh | 2943 | 1057 0.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
T f - 
6 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು , |ಮುಳುಖಾಗಿಲ ಆಂಲ್ಲೂರು ಶಿಮ್ಮರಾವುಲೆನಹಳ್ಳಿ ಹ) ಬಾಯಸ್ಸರಗನ್ಳಿ ಗಾಡಸಟ್ರಬಹಳ್ಳಿ ಬಾಳಸುಧ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಿಭುಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಇಾಮಗಾರಿ4200%) 40.00 ಸಗಡಗಾಗಡಾI೧9ನಿ 31.76 824 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
6 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಪಾಲ್ಲೂರುನಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ೬ 'ರಾೇಂವ್ರಹನ್ಗಿ ಗ್ರಾಪುದ ಎಸ್‌ಸಿ ಳಾದೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಮಂರಿ(100%9) 25.00 Rajesh .M 20.24 476 0.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' 
| i 
a ನೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು  |ಮುಳುಬಾಗಿಲ ತಾಲ್ಲೂಳು ಚಿಕ್ಕಗವಾರೆ ಗ್ರಾಮಚ ಸಿಮುಲಳುಂಟೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಡೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಣಾರಿ(20063) 15.00 Rajesh .M 11.38 3.62 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
64 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮುಳುಬಾಗಿಲ್‌ ಅನಟ್ಲೂಕು ಜವನ ಮಾರು ಹೆಚ್‌.ಗೊಬ್ಬಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಉಮಣಾರಿ(20060) 40.00 M. C. Palguna 31.25 8.75 0.00 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
್‌ i 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಬಮಗಿರಿ, ಡೆತಿಮ್ಮಸಸದ್ರ ಪಾತಲ್ಲಿ, ಜಂಪಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾರಸುಧ್ರ ಮುದಿಹಳ್ಳಿ , ಬುರುಗಸಹಳ್ಳಿ ರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಟಿಳ್ಳಗಿಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
6&6 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸೆಯರ pn ತ) ” 40.00 T.C.Prathap 33.90 6.10 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
i RI 
'ಶ್ರೀರಿದಾಸಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಂಗಟಿ ಗುಡಮನತ್ತ ಕೊಡಿಚೆರುವು ನಿಲ್ಲೂರು ಹೀಗಪಲಿ ಕನಿಗಾನಪಲಿ, ರೆಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪರಸಲ್ಲಿ ದಿಂಬಾಲ, ದಿಗುಲಪಲ್ಲಿ, ಮಾಖರಾಶಿ ಆ, Ralanna ರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
66 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ey is ಇ ಇಮಾಂ 40.00 Hanumappa 32.59 741 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
4 
ಪಾಲ್ಲೂಕುಯದಯೂರು ಅಾಗಶ್ತೂಸು ಗುಗನತ್ತ ಕೊಷ್ತವೇಟಿ ಕೆಕರುಪಲ್ಲಿ ಯಡಗಾನಪಲಿ ಚನ್ನಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
6 | ಕೋಲಾರ ಶಾನಿವಾಸಶುರ [ಶನ ಅಂಗ ಎ ಬೊಡ್ಯಬಂದಾಸರ್ಕ 3400 T.cprathap | 29.12 4.88 0.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
T 7 
ಕ್ರೀನಿವಾಸಮುದ ತಂಲ್ಲೂಳು. ಕಿತ್ತುಡೂರು ನಾಗರಾಳ ಮಣಿಗಾವಡಳ್ಳಿ ಬಂಗಮಗುರ್ಣಿನಹಳ್ಳಿ ತಿವಲಿ ಅರರೆ ಶ್ಲಿಿವಾಸಖುಪನಕ್ಳಣ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ Rajanna ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pe ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸೆಮರ we po pi ; ಸೆ 2005) 4950 Hanumappa 40.41 9.09 0.00 ರ್ಣಗೊಂಃ 
| 
6 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC rosd @ Bykcihuru village Byraganapalli GP in Srinivaspur 1g, Kolar Dist. 5.00 ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
| - 
70 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Kothahudya village Byraganapalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ \ 
1 
71 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction $fCC rond @ Siimapara village Byaganapalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


72 ಕೋಲಾರ ೀನಿವಾಸಪುರ _ [Construction of CC road @ Adavibyraganapalli vitlage Korigepalii GP in Srinivaspur 1q, Kolar Dist. 5.09 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
73 ಕೋಲಾರ b್ರrನಿವಾಪಹುರ [Construction ofCC road @ Manjevaripalli village Rayalpadu GP in Srinivapur tq, Kolor Dist. 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
74 | ಕೋಲಾರ beAವಾಸಪರ [Construction of CC road @ Kotagadda village Rayalpadu GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
75 ಕೋಲಕಿರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ |Consuuction of CC road @ Gudisivaripalli vilizge Yarramavaripaili GP in Srinivaspur tq, Kotar Dist 5.00 ಕ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
76 ಕೋಲಾರ eನಿವಾಸಹುರ [Construction of CC road @ Serkamvaripalli village Yarmramvaripalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌ ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Je IR 
77 ಕೋಲಾರ $eRವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Kandlcvaripalli village Yorramvaripalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist 3.00 ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
78 ಕೋಲಾರ | ಶೀನಿವಾಸೆಯರ [Construction of CC rozd @ Mudivarigalli viilage Yarromvaripalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
79 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ {Consruction of CC road @ Upparapalli village Yaramvaripalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Il f 
60 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ [Construction of CC road @ Nernehalli village Yarramvaripalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
J 
ಕೋಲಾರ dame [Construction of CC road @ Ojalapalii vitlage Somayajatapalli PA 
L ಶಿ GP in Srinivospur tq, Kolar Dist. 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
——— tL 
62 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ | Construction of CC rozd @ Pathabatlapall village Somayajatapalli GP in Srinivespur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ 
[oe] ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಷುರ Consuction of CC rond @ Avelakupps village Hodali GP in Srinivaspur 14, Kolar Dist. 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬ — 
[3 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ [Construction of CC road @ Chokkanahalli village Hodali GP in Srinivaspur 19, Kolar Dist. 5.00 ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
rs oR 
[3 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Devalapalli village Hodaii GP in Srinivaspur tg, Kolar Dist 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎರ್ಲ್‌ 3.00 0.00 0.00. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
86 'ಟೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೆB Construction of CC road @ Imorekunte village Hodali GP in Srinivaspur 1q, Kolar Dist. 5.00 ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ $.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— ile 
87 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ {Construction of CC road @ Hodali village Hodali GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist 5.00 IR ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[3 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಪೆಯಿರ J[Consnuction of CC road @ Thinali village Hodali GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist, 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌:ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನು [Conswuction of CC rond @ Kaniganapnlti village Ronur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist 300 ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
90 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC rod @ Soegapalli vilage Ronur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist, 8.00 ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


9 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Nurlapite village Thadigol GP in Srinivaspur 1q, Kolar Dist. 3.00 ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
92 ಶ್ರೀನಿವಾಸರ [Construction of CC road @ Kashettapalli village Thadigol GP in Srinivaspur tg, Kolar Dist. 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
| 
| - 
93 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಣಪುರ  Consrmution of CC road @ Thadigol vitlage Thadigo! GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 8.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
94 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Arikunte village Arikunte GP in Srinivaspur tg, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i 
j 
95 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Bandapalli village Arikunte GP in Srinivespur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
\ 
| 
96 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಖಪುರ [Construction o7CC road @ Doddamaldoddi village Arikunte GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
97 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Consiruction of CC rund @ ನಾಗಂ village Arikunte GP in Srinivaspur tq, Kolor Dis. 5.00 ತ.ಆರ್‌.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
98 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC roud @ M.Kohur village Arikunte GP in Srinivospur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| - K ಗ 
x fj . 
9 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Construction of CC road @ Yachinaunte village Arikunte GP in Srinivaspur 1q, Kolur Dist. 5.00 ಕಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i - 
100 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Ntabnki village Nclovenki GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 5:00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
\ 
105 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಹುರ [Construction of CC 10nd @ Kamethampalli village Pulagurekote GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
H —— 
162 ಕೋಲಾರ benಾAಹುರ [Construction of CC road, @ Alamagiri village J. Thimmasandra GP in Srinivespur tq, Kolar Dist. 8.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 0.00 0.00 ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
- | 
| - T 
103 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ [Construction of CC road @ J.Thiinmasandra village J.Thisnmasandra GP in Srinivaspur to, Kolar Dist. 3.00 ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} 
i 
104 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಪಪುರ Construction of CC road @ 3.¥ Colony village J.Thimnesendrs GP in Srinivaspur 1g, Kolar Dist. 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 'ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


105 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Venkatapura vitlage J.Thimmasandra GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 3.00 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 2 
106 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Constucton of CC rosé @ Anchiganakolli village Nambihalli GP in Srinivaspur 1, Kolar Dist. 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
TT EE 
107 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Aramakalahelli village Nambihelli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
108 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸ [Construction of CC road @ Chowdanahalli vitlage Nambihaili GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00. ಕೆ.ಆಲ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
109 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Construction of CC rod @ Y.Agraharo village Nambihelli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ” ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 'ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
110 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Bisanahalli village Mastenahalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
111 ಕೋಲಾರ bedಾಪರ [Construction of CC road @ Gowdaballi village Mastenahalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಪಪ [Construction of CC road @ Mastenahalli village Mastenahalli GP in Srinivaspur 1q, Kolar Dist. 5.00 ಕಿ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
113 ಕೋಲಾರ ಶಿೀಧಿವಾೆಪುರ  |Constction of CC rad @ Hebbata village Chaldigenshalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌. ಐ.ಡ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
fo 
114 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುs [Construction of CC rosd @ Meesaganahalli viilage Chaldiganahalli GP in Srinivaspur 1q, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಏ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15 ಕೋಲಾರ ಹೀನಿವಾಹೆಹುರ [Construction of CC road @ Panasamakalahalli village Chaldiganzhalli GP in Srinivaspur 19, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
116 ಕೋಲಾರ ಶೀನಾ {Construction of CC road @ Mohamadpurs village Kotathur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 400 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 4.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
117 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ "Construction of CC road @ Shettihalli village Kolathur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 4.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
118 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ  [Construvtion of CC roed @ Channaigaripalil village Muthakapallt GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
119 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 'ಜೋಲಾಲ ಘಾಲ್ಲೂರು, ಲೆಣಜೀನಪಳ್ಟ ಕೆರೆಯ ಡ್ರಾನ್‌ ಜಾನಲ್‌ಣಿ ಲಕ್ಷಣ ಟೋಡೆ ಮುಂಬುದಲೆಬ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 40.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
iy W 
120 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ [ಟೋಲಾಲ ಜಾಲ್ಲೂಕು. ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಜೆಜ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹಪ್ತಿಲಿ ಲಳ್ಸಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 30.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 | UREN 
121 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ರೋಲಾಲ ಘಾಲ್ಲೂಕು, ನಾಜನಶ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂಲ ಮುದ್ದೇರಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಳ್ನಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
122 `ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ [ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಜು. ಸಎಲೂಲು. ಆಲಗುಂದ ೧್ರಿಯದ ಬದಿಸಿಡ್ಡ ಜಾತಿಲು ಕಾಲೋಸಿಯುಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಅಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ(ಇಂಂಖ) ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಅನುಬಂಧ 
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- ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
T—— — T 
ವೆಚ್ಚ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 4 
[5 ಸಂ} ಬಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಬಳಕೆಯಾದ | ಬ್‌ ಉಳಿದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಷರಾ 
ಇ: ಅನುಬಾನ ್‌ ಅನುದಾನ 
ಅನುದಾನ ಅನುಬಾನ 
T y F 7 ; — 
ಚಿಕ್ಷಬಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು [Construction of Checkdams in ST lands of Hampasandra Sonaganahalli , Hosuru Mudugere Kurudi and V.C.BrahmanandaRe ಹೂ ಡೆ 
1 [ಲು (Gangsandrs villages of Gouribidanur constituency(18916) 30.00 ddy 28.89 lt 000 | ಮೊರ್ಣಗೊಂ 
* [Construction of Checkdams in ST lands of Saragondiu, B.Bommsandra, Mattavalahalli \Chinchanahalli, B.1.Sudarsh 
2 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೊರು [Cholashettyhalli, Vatadshosahalli, M.Gollahalli and G .Kothuu villages of Gouribidanur 40.00 * Fe Mi an 35.80 420 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
constitucncy( 18920) eddy 
ಚಿಕಬಳಾಪುರ | Rರಬಿದನೂರು (Construction of Checkdams in ST lands of Singanahalli, Tharidalu ,Dyavarahalli Bevinhalli, Thondcbavi B.T.Sudarshan ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 |ಚಿಕ್ಳಲಳ್ಯ and TodiBistahalli villagcs of Gouribidanur constiuency.(18924) 30.00 Reddy 26.23 3.77 0.00 ರ್ಣಗೂಂ: 
F Construction of Checkdams ncar ST tands of Anakanuru, Hennuru Kadirenahalli, Doddathammanahalli 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ೨ py D ಪೂರ್ಣಗೊ 
3 | ಚಕ್ಕಬಳ್ಯಾ ಕ್ಯಬಳ್ಯಾಮರ | ಹಳ villages of Chickballapur constiiency.(19494) 20.00 Muralidhara 15.91 409 0.00 ೧೯ಗೊಂಡಿದೆ 
[a Construction of Checkdams ncar ST lands of Nandi Panchayath Nandi betada raste, Nandi Panchayath 
5 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ [Ngndi bettada rastc, Nandi Panchayth Kanive Basaveshwara Temple, Muddonahalli, villages of 20.00 Krishnamurthy 15.29 471 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Chickballapur constituency.(19495) 1 
[4 ಪುರ | ಚಕಬಳ್ಳಾಪುರ [Construction of Checkdams near ST lands of villages Santebeedi, Dandiganahalli, Hanumanthapura, 
6 | ಚಿಕ್ಕಲಳ್ಳ ಸೈಬಳ್ಳಾಮರ | ಣpnaball, Dwaraganahall Guyataball, Gungeeriahalli, of Chickballapur constitucncy.(19492) 35.00 N.Shivkumar 31.72 3.28 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Kk ; ; ; ~ 
ಚಿಕ್ಷಬಳಾಪರ | ಚಕಬಳಾಪುರ [Construction of Checkdams ncar ST lands of villages Hanumanthapura, marappanahalli, ಪೂ 1 
7 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಗಾ ಕೈಬಳ್ಳಾಮರ | marappannhall, Peiyuru, Nclamanaparthi of Chickbaliapur constitucncy.(19493) 25.00 N.Shivkumar 2168 3.32 0.00 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Construction of Checkdams in ST lands of Burudgunto, Jangalahalli, Mitthalli , Marihalli, Thokalahalli, | 
8 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ಪಘಟ್ಟ |Aagollahalli, A Hunscnahalli ,Siddapura, Iddlodu and Kyasagere villages of Siddlaghatta 50.00 N.Shivakumar 41.62 838 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
iconstituency.(19507) 
ಚಿಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ Construction of Checkdams in ST lands of Pedduru G.P, Kothuru village and Upparapete G.P, Thinakallu K ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9 | ಚಿಕ್ಕಲಳ್ಳ village of Chinthamani constitucncy.(18926) 50.00 N-Shivakumar ik 
Construction of Checkdams near ST lands of Balehoshalli, Bandollapalli, Kamasanahalli, 
10 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಜrayanakunte, Jogiroddipalii, Gorthapalli, Palyakere, Billur and Chinnakayatapalli villages of 50.00 Sudhakarareddy P ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i constituency.(18928) K 
.2015-16-ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ: ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ:ಮೊತ್ತ ಸ 350.00. FO 
11 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು [ಕೋಲಾರ ಜಿಳ್ಳೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಬಿಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಖರಿಶಿಚ್ಛ ಪಂಗಡ ಕಂಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಮುಗಾರಿ(19522) 12.50 Sri. Narayana swamy R 
12 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು 37.50 Sri. Narayana swamy | 30.54 6.96 0.00 ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಲಮಂದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಂರೋನಿ; ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
13 ಕೋಲಾರ Kk ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಿಸಿ.ಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಳಿನ್ನಬಳ್ಲಿ ಗಹುಗಳ ಹರಶಿದ್ದ ಗಲ್ಲ 20.00 Mandua venkat 17.37 263 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜೆಲ್ಲೆ ಬಂಗಂರಖೇಟಿ ಈಾಲ್ಲೂಕಿಟ' ಕದರೀಪುರ, ದೆಬ್ಬರಹಳ್ಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ರಾಮಸುಟ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಖರಿಶಿದ್ದ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
14 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಬೇಟೆ og Reser second. (9509). ” ks 40.00 Sonnegowda 37.26 274 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಟ್ಟಿ [ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲ್ಬನಳ್ಳಿ  ಮಣರ ಕೊತ್ತೂರು. 'ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ . ಯಲುವಪಳ್ಳೆ, ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪದಿಷ್ಧ ಪಾಗಡ 
15 ಆಲ | ರತೀ ಕಂಲೋಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ lina ” 40.00 C,RAravind kumar 34.43 5.57 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಣಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅರಿಶಿದ್ದ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ರನ್ನ ಮನು ಆರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
[16 ಕೋಲಾರ | ಕೆಜಿಎಫ್‌ MR Kk 20.00 M.c.palguna 16.63 3.37 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
17 | ಕೋಲಾರ | ಕೆದೆವಿಫ್‌ ಗಟ್ಟ ಮತ್ತು ಟರುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಂ(1553) % 30.00 T.C.Prathap 24.63 5.37 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
18 | ಕೋಲಾರೆ | ಮುಳಬಾಗಿಲು |ಮುಳುಬಾಗಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿಕ್ಕರಗಬಾರ, ಹಿರಣ್ಯಗೌಡವಹಳ್ಳಿ ಕಡಿರೆೊಹಳ್ಳಿ "ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 8ೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಉಮಗಾ೦ಿ.(20061) 25.00 RV Venkataramappa 20.60 440 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಅನುಬಂಧ 


2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
—— 
ವೆಚ್ಚಃ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಣಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಬಳಕೆಯಾದ [ನೌ ಉಳಿದ | ್ಹುಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಷರಾ 
ಅನುದಾನ > ಅನುದಾನ |. 
ಅನುಬಾನ ಅನುದಾನ 
ಟಿಕ್ಕಬಲ್ಳಾಮರ ಜಲ್ಲೆ . ಣೌಲಿಬದನೂದು ಶಾಲ್ಲೂಜು 
ಮುದ್ದಲೋಡು ಪ೦ಜಾಯುತಿಯ ಜಲಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ. 
ಈ ಪಣಲಣಿಲೆ ಪಂಚಾಲುತಿಯಿ ನಣಲಣಗೆದೆ ಗ್ರಾಮ. ಟು) ಕಂತಾಭ್ಲಹಲ್ಳಿ ಟ್ಟ) ಮಟ್ಟಾವಲಹ್ಛಿ Sri. VC - > 
ಬಿ: 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು (ಅವಾಟದಹೆಎಸಹಳ್ಳಿ ಜಲಿಜಾಯುತಿಯಿ ಬೆೊಡಬ೦ಡಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಮ . 50.00 Bramhananda 41.49 8.51 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಅ) ಸಬ್ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿನ ಮದ್ಯೆ (ಯೋದಿ) reddy 
ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲಸ್ಟೆಗಅ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಬಾಲಿ.169) 
— 
[ಚಿನ್ನಬಲ್ಳಾಯಲ ಜಲ್ಲೆ ದೌಲಿಜದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
0 8ಿ.ಪಾಲ್ವ ಪಂಚಾಲುತಿಯು ಡಿ.ಜಾಲ್ವ ಗ್ರಾಮ () ಮೊಡ್ಡವದ್ದೇನಹಟ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ } sr. 
(ತುಹುದುಣೂರು ಜಂಚಾಯುತಿಯ ಹುದುಗೂಲು ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿ , ri. VC . J 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಜಂಜಾಯಹಿಯ ಹೆಡ್‌. ಕಾಲಾ. 50.00 Bramhananda 43.42 6.58 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಈ) ಬೈಚಾಮರ ಜಂಜಾಯುತಿಯ ಬೈಚಾಪುಲ ಗ್ರಾಮಣಆ reddy 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಮಣಾರಿ.070 
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಳಾಪುಲ ಜಲ್ಲೆ , ಗೌಲಿಜದನೂರು ಈಾಲ್ಲಕು 
) ಕಾದಲವೇಣಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮ. 
@) ಚಿಜ್ಚಕುರುಗೋಡು ಪ೦ಜಾಯುತಿಯ ಜಿಕ್ಕಳುಲುಗೋಡು ಗ್ರಾಮ v . 
(6) ಲಾಮಜಿಂದ್ರಹುರ ಗ್ರಾಮ . SriVC 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಆಡೂರು ಪ೦ಜಾಂಖತಿಯ ಜಡಗೂರು (ಮ, 50.00 Branbananda 42.96 7.04 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಅಅಲಕಾಮಲ ಪ೦ಜಾಲುತಿ ಮೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಣ್ರಮ . reddy 
ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಜಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಾಲಗಾನಹಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ, 
[ಎಸ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.೮ಸ್ಟೆಣಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(7) 
ಜಿಜ್ಟಬಳ್ಳಾಹುಲ ಜಲ್ಲೆ , ಗೌರಿಜದನೂರು ಪಾಲ್ಲೂಹು \ 
) ತಲಿದಾಟು ಜ೦ಜಾಲುತಿಯ ಸೋಮಖೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, 
ಮುಕಲಿನಾಯಿಕನಹಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯುತಿ ಕ್ರಿಶ್ಸಿಯನ್‌ ಕಾಲೋನಿಯ , Srivc 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು [6) ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಪಂಜಾಂಬತಿಯು ಈೊಂಡೇಬಾದಿ ಗ್ರಾಮ . 50.00 Bramhananda 43.22 6.78 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯುತಿ ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. . reddy 
(ಉಟೊಮ್ಯನ೦ದ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾವಗಲ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.೦ಸ್ಟೆಗಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ.(72) 
ಪಿಜ್ಟಬಲ್ಳಾಹುಲ ಜಲ್ಲೆ , ಗೌಲಿಜಿದನೂಲು ತಾಲ್ಲೂಕು 
 ಮುದುಣಿರೆ ಜಂಚಾಲುತಿ ಮುಬುಗೆಟೆ ಗ್ರಾಮ, 
(2) ಅಲ್ಲಿಂಚುಲ ಪಂಜಚಾಂುತಿ ಅಲ್ಲೀಷುರ ಗ್ರಾಮ(ಹೊಸು). Srvc 
ುಹಿಲೇಟಬನೂರು ಪಲಚಾಲಖತಿ ಹಿರೆೊಣಬನೂರು ಗ್ರಾಮ, 50.00 Bramhananda 42.82 7.18 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಮೇಲಿಸಕುಲುಬಲಹಳ್ಟಿಯು ಎ.ಡಿ, ಕಾಲೋನಿ reddy 
(ಈಹೊಸೂದು ಪಂಚಾಲುತಿ ಹೊೋಸೂಲು ಗ್ರಾಮ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ. 
ಹಿದೇಜದನೂಲು ಜಂಚಾಯತಿ, ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಗಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ(73) 
1 I 


i 


ಗೌಅಜದನೂದು ತಾಲ್ಲೂಕು.ಅಲ್ಲಿಪುರ : ಗ್ರಾಮಜಂಚಾಯಿತಿ ಪ೦ಚಾಂ್ದುಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಿದ ಹಿಂಬಾಗ 1] * 
6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬದನೂರು |ಹೊಸದಾಣಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಲೇಔಟ್‌ಲ್ಲಿನಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಜಾಕಿ೦ಟ್‌ ಬಸ್ತೆ 5.00 Mir Thasil Abbas 3.97 1.03 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊ ಎ 
ನಿರ್ಮಾಣ K 
ಗೌಂಜದನೂರು ಈಾಲದು.ಅಳ್ಲಿಖುರ . ಗ್ರಾಮಜಂಚಾಯಿತಿ ಜಂಚಾಂ್ರು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂಬಾಗ "] 
7 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು |ಹೆೊಸದಾಣಿದುವ ಆಶ್ರಿಯಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯುಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಲ ಪಣ್ಣಬಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ 50.00 Sn. Ramanna 41.77 823 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L _e ಬಾಣ Nayak 
8 ಚಕ್ಕನೆ ನೌರಿಬಿದನೂರು [ಕಾಬಲವೇಣಿ ಪಂಚಾಂ್ತು ಎಂ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ! ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ರಾಲೋನಿಯುಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಲಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಈಿ 10.00 ಳೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
9 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು |ನಷ್ಟಲಹಟ್ಟಿ ಪ೦ಚಾಂ್ರು ಕಾಟನಕಲ್ಲು ಗಾಯದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಐಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
— ; 
10 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು |ಕಾಬಲವೇಣಿ ಪ೦ಜಾಂಲ್ದ ಜಂದನೂದು (ಹಮುದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ಐಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
FN ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌಂಬದನೂರು [ನಂಡನುಮುಸೊಾ ಪ೦ಜಾಯ್ತಿ ತೊತಂಡೆಳುಂಟಿ ಗ್ರಾಮಬ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಬಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 0 ಕಿಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ ಕ 08 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
I ಹಿರೇಜಿವಮೂರು ಪಂಚಾಂ್ರು ಹಾವದರ ಹಾ ನಾಲೋನಿಜಗಡೂವನ್‌ರಾಬ್‌ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ 
[2 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ Ess ೦ಸ್‌.ಸಿ.ಅಾಲೋನಿಯುಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ಸ್ಟೆ ಅ ಬಿವಿ Re 10.00 ತೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
A SRR Bes ; TT | 
13 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೌರಿಬಿದನೂರು id ಚಂಚಾಲ್ದು ಜಿಜ್ಣಹನುಮೆನಹಲ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ದಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1806 ಕಿ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
lr ms 
d- ಭಾಗಾ 
| 14 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು |ಂಗಸಂದ್ರ ಪಲಚಾಂಸ್ಲು ಸಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಲನ್ನೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
! : —— (ME 
15 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | Rಾಂಜದನೂರು ಹಿದೇಜಲನೂಲು ಪಂಜಾಲ್ಪು ಕಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೊೋನಿಯುಲ್ಲಿ ನಿಸಿ ಲಸ್ತೆ ಅಜಬ್ಯದ್ದಿ | 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| i + 
16 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಾಂಜದನೂರು [8 ಪಾಳು ಪ೦ಜಾಂಬ್ದು ಡಿ ಜಾಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ್ಮದ ಎನ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಉಜವೃಲ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—— 1 
17 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಹೌರಿಬಿದನೂರು |ಆಡಬೂರು ಜಂಜಾಂ್ರ ಗುಂಢ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಬ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ta ಪಃ ಸ ಮಿ. 
18 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ನಾಟ್ಟ ಪಂಚಾಂಬು ಘೊಡ್ರದಡ್ನೇನಪಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಅನ್ನೆ ಇಲಿವೃದ್ರಿ | ್ಫೂಂ | ಕೆಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್‌ | 1000 $00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಾಮಣಾರಿ .. . 
[e ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು |ಹುದಗೂದು ಪ೦ಜಾಂಬ್ಟು ಹುದಗಣದು;ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಪಿ. ಠಾಲೋಪಿಯುಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 T ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 [7 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— . 1 
| ರ್‌ I | Be 
20 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು [ಜುರೂಡಿ ಜಂಜಾಯ್ತು ಜುರೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಣಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
MO | 
| 21 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು |ಹೊಸೂಲು ಪಂಜಾಂಬ್ರ ಹೊಸೂರು ಗಾಯದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ಐಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
NE eR i Le 
22 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು |ಜ. ಕೊತ್ತೂರು ಪಂಜಾಂ್ರು ಜೋಡಿಹಟ್ಟಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} N ಮ್ನ 
'ದಹೊಸಹಲ್ಳ ಪ ) ಪಿ. 
= | ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು Jia ಹಲ: ಲಹಾಂಬ್ರ ವಾಲದಹೊಢಾಹಲ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಏನ್‌. ನಾಲೊಚಿದುಳ್ಲ ಸಿನಿ ಅಷ್ಟೆ ಅಲನೃದ್ದಿ | 00 | ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌ | 1000 000 0.00 ನೂರ್ಣಾಗೊಂಡಿದೆ | 
24 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮುಬಲೋಡಿ ಪಂಚಾಂಖ್ತು ಮಣಿವಾಲ ನ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಗೋನಿಯುಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ಲಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
25 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು |ನಣಲದೆದೆ ಪ೦ಜಾಂಬು ಅಂಪಾಲ್ದಹಟ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೊಂನಿಯುಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಲಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾರಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 6.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
26 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರೆ |ನಟ್ಟಲಹಲ್ಕಿ ಪ೦ಜಾಯ್ದು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರೊಮದ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಐಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 | 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
27 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ] ಾಂಎಪನೂರು ನನಾಯರನವನ್ಯಿ ಎಂವಾಂಬ್ರ ಬಂದ್ರಾಲಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸನಿ ಅಸ್ಟೆ ಅಣಬದ್ದಿ | | ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌ | 1000 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿ } IK £ A A} 


r—— 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


28 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಬೇವಿನಹಟ್ಟಿ ಪಲಜಾಲ್ತು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಈ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು (ನಳಿನೌಯಕನಹಳ್ಳಿ ಂಚಾಂಬ್ರ ಕೊತ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ . ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಲಸ್ತೆ ಇಜವೃದ್ಧಿ 000 ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
29 ಳ್ಳ [ಜಾಮದಾರ 10. 10.00 0.00 0.00 
ನಾ ನ | — — 
30 | ಚಿಕ್ಸಬಳ್ಳಾಪುರ ! ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮ ತಲಜಾಲು ತೊಂಡೆಲಾವಿ ವೈಲ್ಲೇ ಸ್ನೇಜನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯುಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 10.00 ಕಿಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 000 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
31 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಎಂಡೆಬಾದ ಪಂಜಾಂಬು ದೊಡ್ಡರಾಗಿಡಹಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ರಾಲೋಸಿಯುಲ್ಲಿ ಸಪ ರಸ್ತೆ ಇಣದದ್ದಿ [| ಕಿಆರ್‌ಐದಿಎಲ್‌ 10.00 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
32 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು [ಜಡಗೂಲು ಪ೦ಜಾಂ್ಟು ಇಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ದಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಡಪ್ಯಬಲಾಹುರ ಹಲ್ಲೆ. ಶಿಡ್ಛದ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ವರದನಾಯಕನಹಣ್ಕ್ಯ  ಟೀಮನಹಳ್ಳಿ ಜಾಗೆ, 
33 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ  ದೊಡ್ಡಗುಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ, ಇದಗಚ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌. ದೇವಗಾನಹಲ್ಛಿ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೊೋನಿಗಲಲ್ಲಿ 40.00 Sri. N Shivakumar 33.65 6.35 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ.ನಿ ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ. (ಇ) 
[ಜಿಕ್ಕಬಲ್ಳಾಖುಲ ಜಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಣಜಟ್ಟ ಈಾಲ್ಗುಕಿನ ಪಲ್ಲಿಜೆರ್ಬು. ಪಿಲ್ಲಗುಂಡ್ರಹಟ್ಳಿ .ಅನೆಮಡಗು, ಮತ್ತು | 
34 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ದೊಡ್ಡತೇಗಲಹಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮಗ೮ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 36.00 We Mahalakshmi | 09% 6.03 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಮಣಾರಿ. (67) anstructions 
ಜಿಜ್ದಬಲ್ಯಾಯುರ ಜಳ್ಳೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲದುಮೃನಹಳ್ಳಿ, ಗಜ್ಜಿಣಾನಹಳ್ಳಿ ಟೊರಮಡಗು, 
35 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ |ವಿಂಕಟಾಪುಲ, ಹೊಸವೇಟಿ, ಕಲ್ಯಾಯುರ, ಮತ್ತು ಕುಂಜಗಾನಹಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎನ್‌.ಸಿ ಕಾರೋನಿಗಜಲ್ಲಿ 46.00 Sri. K B Manjunath | 38.08 7.92 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ.ಸಿ ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (08) 
ಚಿಕ್ಣಬಳ್ಳಾಖುರ ಜಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ದಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡನಲಸಿ೦ಹನಹಟ್ಟಿ, ಚನ್ಕಪಾಜನಹಲ್ಳಿ ಕುಲಿದಲಗುರ್ಷ 
36 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಅಬ್ಲೂಡು ಮತ್ತು ಬೈರಣಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಆಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 28.00 Sri. Byrareddy 23.34 4.66 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ. (ಇಂ) . 
[ಜಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಜ್ಞೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುರಗಮಲ್ಲ . ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ `, ನಾರಮಾಕಲಹಲ್ಪ 
37 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ |.ಠವಿಲಷ್ಟನಾಯಕನಟೋಟೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಕಂಬಾಲಾಹಲ್ಸಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಲಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಮಗಾಲ 38.00 Sri. B Shekar 29.73 827 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(re) 
[ಚಿಂತಾಮಣಿ ದಿಭಾನ ಸಬಾ ಜ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇರಗಂದಲ್ದಿ . ನಲ್ಬರಾಲ್ಕಹಳ್ಳಿ , ದಿ೦ಡಿಬಲ್‌, 
38 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ನಾಗಲಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ , ಹಸುಮಲ್ಯುಗಾಲಹಟ್ಳ್ಟಿ , ಮತ್ತು ಬಡಣವಾರಹಟ್ಟ , ಗ್ರಾಮಗಲಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ. ಲಸ್ಟೆ 34.00 We Mahalakshmi | 44] 5.89 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (80) onstructions 
— 7 
ಚಿ೦ತಾಮಣಿ ವಿದಾನ ಸಭಾ ದ್ಹೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎ.ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬೂರಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ,ಕಂ೦ಗಾನಹಲ್ಳಿ 
39 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಡಿಬಾನಿಹಳ್ಳ , ಗೌನಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಟ್ಣಗಾನಹಳ್ಳಿ ್ರಮಗಲಲ್ಲಿ ನಿ.ಿ. ಅಷ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಮಗಾಲ(ಣಗಿ 37.00 Sri. B Shekar 29.85 715 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚ೦ಘಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಬ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೈವಾರ ಹಿಲೇಜಟ್ಟಗೇನಹಲ್ಕಿ , ತಳಗವಾರ , 
40 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ನಾಯುಂಬ್ರಹಲ್ಳಿ , ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ , ಬಂದಾಭ್ದಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜ.ಕೊೋಡಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಲಸ್ತೆ 41.00 Ms Mahalakshmi 34.02 6.98 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾಲಿ .(82) ‘onstructions 
[ಲಾಣೀದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಬ್ಹೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರ ಣೆದ್ದಿಲಲಾಳ್ಯತಾಳ್ಟ ಖನಲನಾಮರಿ, ಖುಣೆಣ್ಗಿಲರಾಲ್ಗಹಳ್ಳ 
41 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಸುಬ್ಬಾರೆಕ್ಸಿ ಬಡಾವಣಿ, ಏಸೋಮ್ಬ್ಣಯರ, ಕುಕಡಿಲಿಜೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆರಂಡಿ Sti. Manjunath P 40.76 9.24 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಈಾಮಣಾರಿ.(4 0 
[ಲಾಣೊಜಳ್ಲಿ ಏಭಾನ ಸಭಾ ಬಣ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಬರುವ ಗಗುಪ್ಪಲವಾರಲವಲ್ಲಿ, 2)ಕದಿರೆನ್ನಗಾಲಹಳ್ಳಿ, N 
42 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಸ)ಲಗುಮುದ್ದೆೊಐಳ್ವಿ 4) ಪಾಪಬಾಣೇಜಲ್ಲಿ. ಉನೀಲಗಂಟಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆರಂಡಿ Ws Mahalakshmi } 30 3g 10.62 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾಲಿ (೫೮) onstructions 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಜ್ಞೇಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 1 ದೇವಲಮಾಕಲವಲ್ಲಿ, ಐ ಠಿಗವನೆಟ್ನಶುಂಟಹಲ್ಲಿ, 5) 
43 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಸುಜ್ಞಾನಂಬಲ್ಲಿ, 4 ಬೈರೇಪಳ್ಲಿ, ೪ ಬೈದೇದೊಲ್ಲದಳ್ಲಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ M/s. Mahalakshmi 10.55 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಣಾಲಿ ೧7೮) Constructions 
ಚಿಜ್ಕಬಲ್ಳಾಪುಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಟ್ಲೇಪ್ರದಅಡ್ಣಗಲ್‌ ಪಂ೦ಜಾಯತಿಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಅಡ್ಡಣಲ್‌, ಪಾತೂದು, 
44 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |ಟಸೈೆಗಾಲನಹಟ್ಟಿ, ನಲ್ಲಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ೊಲಮಿಟ್ಕಹಲ್ಕ, ಕೆಟ್ಟಣೆಲೆ ಮತ್ತು ಆರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ Sri. G Lakshmipathi] 30.72 19.28 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಬಪ್ತೆ ಮತ್ತುಣಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.೮2೮) 


ಚಿಲ್ಟಬಲ್ಳಾಯುದ ಇವನಾ ಪಲಿಚಾಯಿತಿಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬದೊಡ್ಡಿಹಲ್ಳಿ ಮಂಡಿಗಲ್‌ - 


ಪಂಜಾಲಬತಿಳಡಿಯಿಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡಿಣಲ್‌, ದುಂಡ್ಣು ಮಂಡಿಗಲ್‌, ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಮ್ತು ಚೇದೇಸಂದ್ರ 


ಬೊಮ್ಮರಗುಡಿಸಲು. ಬುಖೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಷ್ಟು ಅದೆನ್ನಣಾಲಹಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡಬೈಲಗುರ್ಕಿ ಪಂಚಾಲಬುತಿ ವ್ಯಾಪ್ಟಿೆ ಬರುವ 
ಹಟ್‌. ಈುಲುಬಲಹಳ್ಳಿ, ಚಿಣ್ಜಪೈಲಗುರ್ಕಿ, 1 ನವಗ್ರಾಮ, ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಾಡನಾಯಿಜನಜ್ಟಿ ಜನಟಿಂ೦ಬೆಂನಹಳ್ಳಿ 
[ಜಕಾಚೂದು. ಮಾದಗಾನಹಲ್ಳ, ದೆಡ್ಡಿ |ಮೊಲ್ಲವಾಲಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕರಿಣಾನಪಾಲ್ಟ ಗಾಮಗಆ ಎಸ್‌.ಫಿ 

ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ ಇಷ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟ್ಯಾಕೇಹ್‌ ೦-೦) 


— 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲ್ಲೆಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮೊತ್ತ. 


ಮುಅಬಾಗಿಲು ವಾ ಇವ್ಯಾಾ ಗ್ರಾಮಿ ನಾವಾ ಅಬ್ದೇನಹಟ್ಟಿ ವೇಣಮಡಣಗು. 


ಈುಷ್ಣಂಡಹಲ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ, ಧನ್ಯಾಸಬ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಲಸ್ತೆ 


45 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಟ್ಞಾಂಖತಿ ದ್ಯಾಸ್ತಿಯಯಲಗಲಹಳ್ಳಿ ಡಮಣಟ ಎಸ. ರಾಲೊಂನಿಂಲಲ್ಲಿ ಸಿ.4 ಸೆ ಮತ್ತುಚಿಲಂಡ 45.00  |Sri.G Lakshmipathi| 32.06 12.94 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಉಂಡೆಂಟ್‌ ನಲ.೮3೦) 1 
ಚಿದ್ದಬಟ್ಳಾಯರ ದಿದಾನಸಭಾದ್ದೇತ್ರದಬೆಸಡ್ಡವೈೆಲಗುರ್ತಿ ಹಲಚಾಯುತಿಅಡಿಯಿಲ್ಲಿ ಬರುವಲಾಮಗಾನಪರ್ತಿ, | — 
46 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಜೋಡೂಲು. ಹೆಲಗೇನಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು (ಹರಿಸ್ಯಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಲಸ್ತೆ 40.00 Sri. G Lakshmipathl} 32.03 7.97 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತ್ತುಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಂಡೆಂಟ್‌ ಛಂ೦.63) , 
ಜಿಕ್ಯಬಭ್ಸಾಯರ್‌ ವಿಧಾನಾಜಾಜ್ಷೇಪದಡ್ಯೆಲಗುರ್ಕ ಹರಿಚಾಲಖತಿಅಡಿಯುಲ್ಲಿ ಯವ ಮಲವೇನಹಲ್ಳಿ, 
47 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ Wk ಹಚ್ಚಿ ದಾಸಲೇನಹಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಣಪ್ಯೆಲಗುರ್ಕಿ, ಕಮ್ದತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 50.00 sri. G Lakshmipatht| 38.77 11.23 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ ಲಸ್ತೆ ಮತ್ನುಡಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜಂಡೆಂಟ್‌ ನಲ.632ಖ - 
[ಜ್ಷಬಳ್ಳಾಪುಲ ವಿಧಾನಸಭಾದ್ದೇತ್ರದ ಕಚ್ಚುಗುಟ್ಟಹಳ್ಳ ಹಲಚಾಲಖತಿಅಡಿಯಿಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೀಗಾನಹಳ್ಳಿ, ವಕ್ರಹಜ್ಟಿ Resending 
ಚಿಕಬಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |ಮತ್ತು ನಖಿಲದುರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮಗಲ ಎಃಕ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಆಛ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ ಬಸ್ತೆ ಮಷ್ಟುಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. Sri. HT praposal 
48 ಕ್ವ “ಜ್ಞ ಬಳ್ಳಾ ತ್ತು ಈ F ಇ ಸೆ ಮಷ್ಯು 25.00 Raghavendra 25.00 0.00 submitted to SE 
| |ಅಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.653) i ps 
H oftice. 
— dd 
[ಜಿನಬಳ್ಳಾಯರ ದಿಧಾನಸಭಾ ಫಾ ಮಂಲಡಿಕಲ್‌ ಪಂಜಾಲುತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಲಬೂರು, | 
ಗುಡಿಸಲಹಳ್ಳ, ಪೈಂಯೂದು, ಪಾರೇನಸ್ಯಚ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾದರೇನಹಟ್ಟಿ, ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
[ಬಲುವ ಬೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳ, ದಿನ್ನಹಟ್ಟಿ. ಆದ್‌. ಹೊಕ್ನನಹಟ್ಳಿ, ಉಪ್ಪಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ೊಮ್ಮಲಮುಲಿ. ಚಿಜ್ಣನಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, 
ಹೀದೆನಾವೇಲ,  ಪಿ.ಚೊೊಜ್ಯಹಲ್ಳ. ಲಕಮಾರಲಹಳ್ಳಿ ಮಾಬನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ,  ಮುದ್ಧಲಹಟ್ಟಿ 
ಬೆೋಡಿನಾರೇನಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ದುಗುಣ್ಟಹಟ್ಟಿ: ಆರೂಲು ಪಂಜಾಯತಿ ವ್ಯಾಸ್ತಿೆ ಬರುವ ಹಾವಾಡಿಗರ M/s. Jayaprakash 
49 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಕಾಲೋನಿ, ಜಿಕ್ಕನಾಗವೇಲಿ ಅದೇಗ್ಗಾದನಹಲ್ಲ), ಕಾಕಲಟಿಂತೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕಾಕಲಚಿಂತೆ. ಆರೂರು, 340.00 Engineers & 338.48 1.52 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
[ಕಮೃಗಾನಹಳ್ಳಿ. ಜಷ್ಣ ಆರೂರು. ; ಆವುಲ ನಾಣೀನಹಟ್ಟಿ, ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿ, Contractors - 


ಗ್ರಾಮಿಣ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಐಸ್ತೆ ಕಾಮಣಾರಿ.(ಇಂಡೆಲಟ್‌ ನಂ.4೩4) 


L_— 


Sri. Venkatesh 


ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


50 ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಮಗಾಲಿ.(66) 50.00 | Sr.MCPalguna | 3871 11.29 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— — 
[ [eee ತಾಲ್ಲೂಕು. ಠಷ್ಟಲಮದಣು ಗ್ರಾಮ ಜಂಚಾಲುತಿಯಿ ಕಷ್ಟಲಮಡಗು. ಪದಮನಟ್ಟ, ಹೆಬ್ಬಣಿ 
[ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿಯ ಹೆಬ್ಬಣಿ, ಅಂಗೂಂಡಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊನಣಾನಹಟ್ಟ, ಲಾಹೇಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ 
51 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿಯ ದೊಡ್ಯಾತ್ತಿಕರ್ಣಣಾಮಣಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಅಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 Sri. T Ganesh 39.18 10.82 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಣಾಲಿ. (88) ; 
| 
| | | 
ಮುಅಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಶು, ದಾಲವ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಯಲಚೆಜಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆೇನತ್ತ ಗ್ರಾಮ 
52 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಪ೦ಚಾಲತಿಯ ಮೇಲಬಾಣಿ, ಇದರಡಿ ಲಾಮಲಾಯಿನನೋಟೆ, ಹಮಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಚಾಂುತಿಯ 50.00 Sri. M C Palguna 38.22 11.78 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಕೊತ್ತಮಲಗಲ ಗ್ರಾಮಗಲ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಣಾರಿ,ಂ7) 
RN i 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲ್ಬಕಿನ ಕಮತಂಬಳ್ಲಿ, ಮುಬ್ಬೇಪಲ್ಲಿ, ಪಿ. ನೀಡಮಾಲವಲ್ಲಿ ಅಲಮಗಿದಿ. ಆಲವಟ್ಟ 
53 'ಸ್ಥವಾಲಮುಧ್ದಹಟ್ಟಿ. ಮೊಲ್ಬೂರು ಕಾಲೋನಿ, ಪಾತಳ್ಳಿ, ತಾವಲ್ಲಿ ಅರಮಾಕ್ಸಲಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಹೊಸೂರು 48.00 44.79 3.21 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲುಕಿನ ಕೇಶಗಾನಹಟ್ಯ ಓಬೇನಹಳ್ಳಿ, ಮೊಗಲಹಳ್ಳಿ ಗಂಡಮನತ್ತ ಕೊಡಿಜೆರುವು. 
54 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |ಜುಚ್ಠನಲ್ಯ. ಪಡುತಿಮೃನಹಣ್ಯ. ಓಆಣೇಟ್ದಹಳ್ಳಿ, ಯುಲುವಹಲ್ಕಿ, ಆಚ೦ದಳ್ಲಿ, ಕಶ್ತಿಜಸನಹಳ್ಳ, ಗ್ರಾಮಗಲ ಎಸ್‌.ಪಿ 47.00 Sri. M Munireddy 46.59 0.41 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಮೆಂಟ್‌ ಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಯಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.4೭7) 
ಶೀಸಿವಾನಹುಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಂಶಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ, ಅಲಿಕೆರೆ, ಸೀಬೆಹಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲೂರು,. ದೊಟ್ಟಿಕುಂಟೆ, 
55 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |ಸೀತರೆಕ್ಕಿಹಲ್ಳ ಪಿಂಡಿಣನಣ೦, ಮಲಗಾಸಜ್ಳಿ; ಕೆೊಲಷೂರು. ನೆಟ್ಟಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ M/s. B 42.65 335 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಲೋನಿಯುಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಣಾಲಿ.ಜಲಡೆಲಟ್‌ ನಂ.4೩೮) Munikrishnappa 
ಶೀನಿವಾಖಮುದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡದಿಜ೦ಬಜೂರು, ಹೊಲಗುರ್ಷಿ, ಮಣ್ಣೇಪಲ್ವಿ ಹಾತಬಲ್ಲವಲ್ಲಿ, ಪೆಣಲಹಟ್ಟಿ, 
ಸ: ಲೈವಲ್ಲಿ, ದೊಡಮಲಬೊಡ್ಡಿ. ಎಂ. ಜೆಎಷ್ಟೂರು, ಮಣಿಗಾನಹಲ್ಳಿ, ನಿಲ್ಲೂರು, ಚಾಕಹಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಡಬಲದಾಧ್ದಹಜ್ಟಿ, K ಪೂ! ಡದೆ 
ಶೀನಿವಾಸಪುರ ದೊರಪಿಮಾಕಲಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಲಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ Sri. N Shankar Rao | 35.24 12.76 0.00 ರ್ಣಗೊಂ 
ನಂ. 423) 
WS 
[ಶೀನಿವಾಸಯಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯೋಡಿಲಕ್ಲೀಸಾಗರ, ಈೊಬ್ಬದಾರಿವಳ್ಲಿ, ಮಲರಗಾನಪಳಲ್ಲಿ, ಸೆಲವಂಕಿ, 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಜ್ಜಗಡ್ಡ. ಲುರುಕಾಂಬಲೊಟೆ. ಮೊತ್ತದೆಟ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಂಖುಲ, ಹೂನಲ್ಲಿ, ಉಷ್ಟಲಪಲ್ಲಿ ಜೊನ್ಸಪಲ್ಲಿ Sri. N Shankar Rao | 35.95 13.05 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಗಲ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಲಪ್ತೆ ಕಾಮಣಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.4೭ಕು 
ಶೀನಿಬಾಸಮಲ ತಾಲ್ದೂಹಿನ ಚಿರುವವಹಲ್ಕಿ, ದ್ಹಾರಸಚಿದ್ರಿ ನಂಜಿಹಳ್ಳಿ, ವರ್ತನಹಲ್ಳಿ, ವೈಅಗ್ರಹಾಲ. ಬಣಲಹ್ಟಿ, 
[ಬಂಗವಾದಿ. ಚಿಜ್ಷರೌಡಜಟ್ಟಿ, ಕಾಡದೇವಚಿಡಜಲ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟೇನಹಕ್ಳಿ. ತೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಲ ಎಸ್‌.ಪಿ 45.00 Sri V Venkatesh 32.37 12.63 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಲಪ್ತೆ ಕಾಮಣಾಲಿ.(ಹಂಡೆಂಟ್‌ ನಲ.42೮) 
ಶ್ರೀನಿವಾಖಡುಲ ಈಾಲ್ಲುಜನ ಕೇಡಾಡುರ, ನಾರಾಯಣಮರ, `ಮರಜಲನಗರ, ಲಕ್ಷಿಂಸಾಣದ. ಗ್ರಾಮದ SHDR 
ಕೋಲಾರ ಸಪುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
59 * ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಸ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ. .(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.4೩೦) 17.00 Manjunatha reddy 1293 4.07 0.00 ೯ 
[ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಮೂಲೂಲು ತಾಲೂಜ್ಯನ ಅಂಜೆಮೂಸ್ಕೂರು, ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ. 'ಜಯಮಂಗಳ, ಸೊಣ್ಣೂರು. ಕಿಆರ್‌. | | 
ಸ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಗೊಂಡಿದೆ 
60 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಣಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ ಬಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಲ೦ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 44.00 ಐಡಿ 44.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
ಕೋಲಾಲ ಜಲ್ಲೆ ಮಾಲೂಲು ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಹನಾಲಡಹಟ್ಟಿವರದಾಮರ, ಈುಡಿಯನೂರು, ಮಾಸ್ತಿ, 
61 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು |ಏ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿ (ಮಾಸ್ತಿ ಮ) ಎನ್‌.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ನಿ ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಕಾಮಣಾಲಿ. 
'ಕೋಲಾಲ ಜಲ್ಲೆ ಮಾಲೂಲು ತಾಲೂಜ್ಯನ ನೊಸಗೆಲೆ. ಒಬಟಿ. .ಹೆ.ಜಿ.ಹಲ್ಳಿ , ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೊೋನಿಗಲಲ್ಲಿ 
ಕೋಲಾ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಪೂಣಃ ಡಿದೆ 
62 8 ಅಕ್ಷಿ 'ಢಲ೦ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಮಗಾರಿ. 24.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 24.00 0.00 0.00 ೯ಗೊಂ: 
[ಜೋಲಾಲ ಜಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಶಿವಾಲಪಟ್ಟಣ, ದೊಡ್ಡಕಡತೂದು. , ಜಿನ್ನದಾನವಹಳ್ಳಿ 
63 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 1.ದೊಡ್ಡದಾನವಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗ೮ ಎಸ್‌.ನಿ ಕಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 32.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 32.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
64 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |ಬೂದಿಜೋಟೆ ಗ್ರಮ ಪ೦ಚಾಂಬ್ರು ಶೋಟಲಾಮಗುಲ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಬಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 65 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಆಲಂಬಾಡಿ ಜೋತೇನಹಕ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಚಂಜಾಂಯ್ತು ಇತ್ತಬೆಲೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10,00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಔಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
66 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಂ್ರು ಬೂದಿಜೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.೮ಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
67 | ಕೋಲಾರ 'ತೊಪ್ಪನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಮಾ ಪ೦ಜಾಂಯ್ತು ಜಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.೦ಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 1000 | ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
68 ಥಟ್ಟಕಾಮದೇಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಜಂಜಾಂಬ್ದು ಕೃಷ್ಣಾದರ೦ಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪ.೮ಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 100 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 69 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |ಡ.ಬೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಜಂಚಾಯ್ತು ಪಾಲಾರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.೦ನ್ತೆ ಮು ಜರಂಡಿ ನಿಮಾಣ | 1000 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
70 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ತೊಪ್ಣನಸಟ್ಟಿ ಗ್ರಾದು ಐಂಬಾಂಬ್ತು ಕೀರುಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜ೦ಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 1000 | ಕೇಆರ್‌ಐಔಎಲ್‌ | 1000 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
EN A TN CN A TN EON TN Ea 
72 | ಕೋಲಾರ [ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ `|ಕೆಅಗಾನಜಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮ ಜಲಿಚಾಂಯ್ಸು ಮಾಠಾರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ದಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 1000 | ಕಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |ಕೆಂತಗಾನಹಕ್ಯ ಗ್ರಾಮಿ ಪಂಚಾಂಯ್ದಿ ಪಲವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.೦ಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 1000 | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


j K| — 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾದಿ ಗ್ರಾಮಿ ಪಂಜಾಂಬ್ರು ಡರಿವನಜಟ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಬಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೆಃ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |8.ಜೆ.ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಹಂಚಾಂಬ್ತು ದಾರಷನನಜ್ಯ ಗ್ರಾಮಬಿಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10,00 ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಚನ್ನಜೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಬ್ರ ಅಮ್ಮನೆಗಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ-ಸಿ.ಸಿ.ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಲ೦ಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
77 | ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |8.ಟೆ.ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಜಂಜಾಂ್ರು ಕುವೆಂಪು ನಲದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.೦ಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 ಕೆಆರ್‌ .ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
78 | ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |ಐನೋರಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾದು ಪಂಚಾಂಬ್ದು ಗಾಂಧಿನಣಲದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


79 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |ಐನೋಲಜೊಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಬ್ರ 'ಬ್ಯಾಡಲೆಲೆ ಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


80 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |ಮಾಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಲಜಾಂಬ್ದು ಹುಲ್ಲಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಲಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 ಕಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
81 | ಸೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಅಲಂಬಾಡಿ ಜ್ಯೊತೇನಹಲ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಷಧಿಜಾಂಬ್ರ ಹಿರೇಆಲಪನ೫ಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 10,00 | ಕಆರಎಡಿಎಆ್‌ | 1000 | 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ. 
LL . 
82 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |ಎಡಗೂದು ಗ್ರಾಮ ಜ೦ಚಾಲಲ್ತು ಹೊಲ್ಲಂಬಜ್ಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 | 000 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
. oe 
63 | ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಹರಟಿ ಗ್ರಾಮ ಜಂಜಾಂಲ್ಲು ಹಲಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.೦ಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 12.50 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,.ಎಲ್‌ 12.50 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
84 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ |ಶಾಯಲು ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಂ್ತು ಬೊಡ್ಡಹಟ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 10.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಂಗಾರಪೇಟಿ (ಸುತರು ಗ್ರಾಮಿ ಜಂಜಾಂಬ್ರ ಯಾಲಂಭಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಬಳ್ಲಿ ಐರಿಶಿಡ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಪಿ-೦ನ್ತೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


10.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 


85 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಹುಪ್ತೂಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯ್ತು ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಿ.ಸಿ.ಲನ್ರೆ ಮತ್ತು ಜರಂ8ಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 7.50 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 7.50 0.00 | 00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ಸೋಲಾರ ಜಳ್ಳೆ ಬಂಗಾರಪೊಟೆ ಅಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಅಡಿಂಪದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಸಿ ಅಾಲೊಂನಿಗಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ೮ಸ್ತೆ 
[ಮತ್ತು ಜಲ೦8 ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಮಗಾರಿ; 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟಿ ಈಾಲ್ಲೂುಹನ , ಕಣ್ಣಲಹಲ್ಟಿ ಪಾಲ೦ಡಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ ಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಟಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

[ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಬಲಗಾಲಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಜೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮದ ಚರಿಶಿಡ್ಡ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ಲಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಲ೦ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಜಾಮಗಾಲಿ 

ಮೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲಿಣಕುಪ್ರ ಹೆಡದಂಬಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೂರು. ಲೆಡ್ಗಿಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ 
[ಜಲಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


40.00 | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 38.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 34.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 34.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


90 | ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 38.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಏನೊಂಲಹೊಸಹಟ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯ್ತು ಪ್ಯಾರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಡ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
91 ಸ.ಪಿ.ಲಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. - 0. 
x ಮ 
92 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ [ಕಸಲದ ತಂಲ್ಲರು ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಬೆಗ್ಗರಕೊಸಹಲ್ಳಿ ಗಲ್ರಮ ಮಂಬಾಂು ಬೆನ್ಗಿಯೊಸಳ್ಳೆಯಿಂದ ಕೊಡಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ 50.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಿ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ಕಾಲುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೋಲಾರ ಸೋಲಾರ [ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಶು ವೇಮಗಲ್‌ ಹೋಲಳಿ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉರಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕ್ಯಾಲನೂರು 
[ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, K 

[ಕೋಲಾರ ಪಂಲ್ಲೂಹು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದನ್ನಿಕೂಸಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಂಬಾದ್ದಿ ಕೋಡಃರಿ ಣತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ದ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನುಗಳ 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ; 


40.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ } ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


| 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ | 500 | 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ (Construction of CC road @ Hogalagere village Yaldur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


96 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Hosahalli village Yaldur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 


us 
97 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Nildur village Yaldur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Construction of CC road @ Mattakannasandra village Muthakapalli GP in 

Srinivaspur tq, Kolar Dist. f 

ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Construction of CC road @ Muthakapalli village Muthakapalll GP in Srinivaspur tq, 
| ಈ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 5.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Kolar Dist. | 
ನೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಧಲಾತಗದಗಂಗ of CC road @ R.Gollapalif village Muthakapalli GP in Srinivaspur tq, 5.00 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


101 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Ponsuction of CC road @ Yammanur village Muthakapalli GP in Srinivaspur tq, | 500 | ರಡಿಎಲ್‌ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
102 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Si of CC road @ Arikere village Lakshmisagara GP in Srinivaspur tq, Kolar 5.00 ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
103 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [oonsrracvon of CC road @ Beeraganahalli village Lakshmisagara GP in Srinivaspur 5.00 ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 500 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
104 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಲಾಬವಗಂn Wd oad @ Chiathamakalahalll village Lakshmisagara GP in 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 | 00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
105 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿದಾಸಪುರ (Consmucton of CC road @ Lakshmisagara viilage Lakshmisagara GP in Srinlvaspur 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 000 00೦ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
106 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ onsmuction of CC road @ Narayanapura village Lakshmisagara GP in Srinivaspur 3.00 ಕೆಆರ್‌ ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
107 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ (Constmerion of CC road @ Sheshapura village Lakshmisagara GP in Srinivaspur tq, 3.00 ಕಿ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ | 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
108 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ onstmction of CC road @ Vadigepalli village Lakshmisagara GP in Srinivaspur tq, 3.00 ಕಿ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ | 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
109 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Consinction of CC road @ Dadireddipallf village Holur GP in Srinivaspur tq Kolar | 309 ಕಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌ 300 020 000 [anes 
110 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Construction of CC road @ Jaderi village Holur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
112] ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ onsretion of CC road @ Kammsandra village Holur GP in Srinivaspur tq, Kolar 3.00 ಕಿಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
112 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಖರ [Ponstmction of CC road @ Kondasandra village Holur GP in Srinivaspur tq, Kolar 5.00 ಫಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Marenahalli village Holur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dis.| 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 000 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Hour village Holur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಭತರ of CC road @ Muduvadi village Muduvadi GP in Srinivaspur tq, Kolar 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Si of CC road @ Vanarasi village Muduvadi GP in Srinlvaspur tq, Kolar 5.00 ಕೆಆರ್‌ ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
Construction of CC road @ Anthalli village Anihallii GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 3.00 ಕೆ.ಆಲ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ onsucon of CC road @ Garudapalya village Anthallti GP in Srinivaspur tq, Kolar 5.00 | ಂತಎಿವ್‌ | ಂಂ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ onstruction of CC road @ Mathikunte village Anihallii GP in Srinivaspur tq, Kolar 5.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
120 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Construction of CC road @ Nenumanahaili village Anjhallii GP in Srinivaspur tq, 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
121 Construction, of CC ond @ Chikkakurubanahall village itharasanahalll GP in 3.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
124| ಕೋಲಾರ | ಶೀನಿವಾಸಪುರ [ಯಗಗ oF CC road @ Nayakarahalll village [tharasanahalli GP in Srinivaspur ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
125 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ onenmuction of CC road @ ChillapanahaHi village Itharasanahatli GP in Srinivaspur ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
126 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Consuction of CC road @ Shettimadamangala village Madanahalli GP in ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


127 


4128 


ಭವವ 


Construction of CC road @ fangamagurjenahalli village Jannagatta GP in 
Srinivaspur tq, Kolar Dist. 


Construction of CC road @ Thuranahalli village Jannagatta GP in Srinivaspur to, 
Kolar Dist. N 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


7 [ Fy | 
| ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Consmction of CC road @ Byppanahatlt village Hurigill GP in Srinivaspur tq, Kolar 5,00 ಕಿಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 
ಗಾ p —— 
Construction of CC road @ Banthiganahallf village Hurigili GP in Srinivaspur tq, ಕಿ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 


Kolar Dist, Hl 


EE 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Matnahalll village Sugatur GP in Srinivaspur tq, Kolar 
Dist. | A 


ಪೂರ್ಣಗೊ | 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


50.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ETM EA ETN TNS 
ETN ETT 


ತಾತ 
|2950.00 


— 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 
ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಹುರ Construction of Check dam ೩01098 nala ncar kammasandra in kolar tg, Kolar Dist. 
ಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಎಸ್‌.ಒ.ಪಿ ಮೊತ್ತ 


ಅನುಬಂಧ 
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವವರ 


ETC ಾನಾದನಾರ ಕಾದ್ದಾನ 
(೪ ನಣರಣೆರೆ ಪಂಟಾಂಖತಿಯ ನಗರಗೆರ(ಸೈಶಾನದ ರಪ್ತು 
(2) ಮೆೇಳ್ಯೇ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವೆಚಿ ಗ್ರಾಮ 

(3) ತೊಂಡೆಬಾದವಿ ಸಂಚಾಯುತಿಯೆ ಬೆಳಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ 
(4) ಮುದುಣೆರೆ ಪಂಚಾಯುತಿಯ ಹಳೆಉಪ್ಪಾರೆಹಳ್ಳ 

(5) ದೊಡ್ಡಕುರುಗೋಡು ಪ೦ಚಾಂುತಿಯ ತುಡುಮಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ಏ. ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ(177) 


Sri VC 
Bramhanand 
areddy 


ನಟದನೊರೆ 'ತಾಲ್ಲ್ಲ್ಲಕೆ 


ದೆದರೆ ಗ್ರಾಮ 
(2) ಬಂದದ್ದಹಳ್ಳ ಗಾಮ 
(3) ಕಾದಲವೇಣಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮರಟೂರು 
(4ುಂಡಾಮುರ ಗ್ರಾಮ 
(8) ಉಡಮಲೊಂಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಖ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ(178) 


Sri. VC 
Bramhanand 
areddy 


ಸಾ ನಾನ್ನಾತ್‌ ವರಾಪ್ಥಾಷ ಹಣಾ ಎಹನ್‌ವಾಸ 
ಮತ್ತು ಮಿಣಕನಗುರಿ ಪಂಚಾಯುತಿಯಕನಗಾನಕೊಪ್ಪ, ರಾಯನಕಲ್ಲು ಮತ್ತುಎಂ.ನಾಣಿನಹ' SrLHT 
'ಜಕಾಲೋನಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ.ಪ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ ನಂ.634) Raghavendra 


Fl ವ್‌ ಇತ್ರದ ಸರ ಪರಡಾಬತ ಇವರ ಕವ್ಹಾಕಗಾನಸ್ಯಾ ಮಾನನಾಾನಷ್ಟಾ 
ಮತ್ತು ಅರ್ಳುಂದ. ದೊಡ್ಡಪೈಲಗುರ್ಕಿ ಪಂಚಾಂತಿ ವ್ಯಾಜ್ತೆ ಬರುವ ಗೌಡನಹಳ್ಳ. ಬೊಮ್ಯಹಟ್ಯ ಲ್ಸಿೀಪತಿಹಳ್ಳ. 
'ಮೊಡ್ಡಪೈಲಗುರ ಮತ್ತು ಕಮೃಪನಹಳ್ಳ. ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಲಬತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸಿದ್ದಗಾನಹಳ್ಳ, ಹೀರೆನಾಗವೇಲ. 
ಮುದ್ದಲಹಳ್ಟ. ಬೋಡಿನಾರೆೊನಹಳ್ಳ. ಉದಗಿಲಿನಲ್ಲಪ್ರನಹಳ್ಳ. ನಾಗಸಾನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಒಂಟೂರು. ಅಡ್ಡಗಲ್‌ ಪೆಂಚಾಂಬತಿ 

ಗೆ ಬರುವ ಬೊಗಪರ್ತಿ. ಬಂಡಹಳ್ಳ. ಶೆಟ್ಟಗೆರೆ. ಮಂಡಿಕಲ್‌ ಪಂಚಾಂತಿ ವ್ಯಾಜ್ಟಿಣೆ ಬರುವ ಮಂಡಿಕಲ್‌, 


M/s. 
ದೆರಬೂರು. ಗುಡಿನಲಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪೈಯೂರು. ಮಿಣಕನಗೀಂ ಪಂಚಾಲಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂ.ಗುಂಣ್ಣೆಹಳ್ಳ. Jayaprakash 
[ಪಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಂಪುರ ಪಂಚಾಂಖತಿ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಾದೊನಶಹಳ್ಟ ಮತ್ತು ಗುಯ್ಯುಲಹಳ್ಳ, ಗೌಡಗೆರೆ Engineers & 
[ಪಂಚಾಲುತಿ ವ್ಯಾಜ್ದಿಣೆ ಬರುವ ಗೌಡಗೆರೆ. ಅದೆಕೊಪ್ಪ. ಹೊನ್ಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವರವಣಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟ Contractors 


ಕಾಲೊನಿಗಳಲ್ಲ ನಿ.ಪ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ ನಂ-೦2) (ಇಂಡಂಬ್‌ ನಂ.638) 


» ಶಿಡ್ಯವ್ಟ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಜ್ಜನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆೆರೆಯಿಂದ ಎ.ಹುಣಸೊನಪ್ಳಿ ಗ್ರಾದುದ ಈಡೆಗ ಜಾದು 100.60 
ಢಫಟ್ಟ ಡಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ * 


ಶಿಢಿಟ್ಟ ಘಾಲ್ಲ್ಧಕು ಜ೦ಡಿಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲೆರೆಬುಂದ ಹೊಸಖುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಜಾದು`ಹೆನಾಗುವ ಪೋಷಕ 
[ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ K 
am | |am | om | 


' 


ಶಿಡ್ಗಲಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅನ್ಟಿಮಂಗಲ ಇವರ ಕದೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮೋಷ 
ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಮಣಾದಿ 
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಮೊತ್ತದ 


1 


s 


——— 
ಗಗ ಸಿ 


| 
1 


ದ್‌ ತ್ರೂನನಾನಪರ ತಾಲ್ಲೂ ತೆಕ್ಲೆಹ್ಳಾ ಬಾಳ. ರ್ಥಾಪರ. "ಹಾಹಾ ಹೊ TF ೊರ್ಗಹ್ಯಾ ಯಮಾವಷ್ಯಾ; - | 
8 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |ಚನ್ನಪಣ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮೆಂಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಬ್‌ ಪಂ.433) 29.00 N Sn V R 21.11 7.89 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ‘enkates] K ” § 
j 
ಶೀನಿವಾ: ತಾಲ್ದಾಕಿ: ' ಕುಂಟೂರೆಪ್ಲ. ಕರಬಾಲಖ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾ. ಒಳ್ಲೆವಾರಿಪ್ರಾ ಆಲಕಲನರ್ಪ. 
py ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಪುರ |ಮೊರಮರಂದಪಲ್ಲ. ಎಸ್‌.ಗೊಲ್ಲಪಳ್ಲಿ. ಮಾಲಗೊಲ್ಬಪಣ್ಲ. ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು. ಕಲಿಪಣ್ಲ, ಕೊರ್ನ್ವಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟ Sri V 12.65 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
= ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೆಂಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.431 Venkatesh * 
ರ 6 A MN ಲಃ ಟ್ಛ, ಹಳ್ಳಿ, ಇಂರಗಾ ಹ್ಯಾ ಮ 
10 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ನಡಿಗೆಪಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಲ ಕಮೆಂಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. .(ಬಂಡೆಂಬ್‌ ನಂ.432) 25.00 Ki CR 18.36 WN ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
H ivaraja " 
ಶಾನವಾಸಸಾ ತಾರಾ ನಾರ್ಯಾನಾನರಮ್ಯನಷ್ಯಾ ಇವರಪಂಡಿನಗುವನ್ನಾ ತೋಡ 
ಮಂಚನಿಂಆಕೊಂಟ, ನಂಬುವಾರಿಪಲ್ಲ. ಭಕ್ಟಿಯುರ. ಕೈಕುರುಪಲ್ಲ. ಸಾತನೂರಪಾಳ್ಯ, ತಂಡಾಲ್ಲಪಟ್ಲ. ಅಂಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿ. R 
11 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ [ಾಡನಹಳ್ಳ. ಬಗಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. .(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.43೦) 49.00 v KAM R 35.26 13.74 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
; enkates 
12 | ಕೋಲಾರ | ಶಿೀನಿವಾಸಪರ [Consiruction of CC road @ Ariltunte village Arikunte GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 3.00 KRIDL 300 | 00 | 000 | ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
13 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪರ [Construction of CC road @ Bypall vilage Arikunte GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 KRIDL 50 | 00 | 00 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಹುರ | 
14 ಕೋಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ Construction of CC road @ Nagadenahalll village Arikunte GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 KRIDL | 500 | 00 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Construction of CC road @ Alavatta village ].Thimmasandra GP in Srinivaspur tq, Kolar 
15 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ; 86] purty 3.00 KRIDL 3.00 0.00 0.00 ಷೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರ ೇನಿವಾಸಪುರ 
16 ಕೋಲಾ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ: Construction of CC road @ Shettihalli village Nambihalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 KRIDL 5.00 0.00 0.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಪುರ 
17 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪು Construction of CC road @ Yaliavakunte village Nambihalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 KRIDL 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ್ನ | 
18 ಕೋ ಶ್ರೀನಿ Construction of CC road @ Bagalahalli viilage Mastenahalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 KRIDL 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ; | 
19 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Construction of CC rvad @ Bangavadl village Mastenahalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 KRIDL 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—— Construction af CC road @ Buruganahallf village Mastenahalli GP in Srinivaspur tq, Kolar 
20 | ಹೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [cons " ೬ 8 purty 3.00 KRIDL 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
FN SS K 
ಲಾರ ನಿವಾಸಪುರ | 
21 ಕೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ Construction of CC road @ Hetbata viilage Chaldiganahalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 KRIDL 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Construction of CC road @ Metsaganahalli village Chaldiganahalli GP in Srinivaspur tq, 
22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ರಟ j ೫ 8 5 pu 5.00 KRIDL 5.00 0.00 . 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Construction of CC road @ Mogalahatli village Chaldiganahalli GP in Srinivaspur tq, Kolar 
23 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಗೀ « & 8 purty 5.00 KRIDL 5.00 0.00 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ H 
24 ಶೀ Construction of CC road @ Palya village Chaldiganahalli GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. 5.00 KRIDL 5.00 0.00 ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [Construction of CC road @ Seegahalll village Yaldur GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. KRIDL 5.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Construction of CC road @R: ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Kolar Dist, 
27 ಶ್ರೀನಿಮಾಸಪುರ ಗಂsucಗon of CC road @ Shagathur village Jakshmisagara GP in Srinivaspur tq, Kolar 'ಜೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 } . 
ಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ } 
28 ಕೋ ಶ್ರೀನಿ Construction of CC road @ Yadaruru village Lakshmisagara GP in Srinivaspur tq, Kolar Dist. ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Construction of CC road @ Berinaguru village Itharasanahalli GP in Srinivaspur tq, Kolar ಮೊಗ್ಗಗೊಂಡಿದೆ 
g | _} 


ಅನುಬಂಧ 


2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಲಯದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಕ್ರಸಂ 


ಜಿಲ್ಲೆ 


— 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


—] 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ವೆಚ್ಚ 
ಬಳಕೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನ 


ಷರಾ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಜ್ಜವಾರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
[ಬರುವ ವರದಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕಿರಗುಂಜಿ, ಮತ್ತು ನುಗ್ಗತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಶ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ.ನೆಂ.860} 


Sn. Manjunath C 


35.00 


27.00 


8.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
[ಬರುವ ಗವಿಗಾನಹಳ್ಳಿ . ದೊಡ್ಡಮರಳಿ, ಡಿ.ಹೊಸೂರು, ಯಲುವಹಳ್ಳಿ 
[ದೇಎಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.69) 


Sri. Prathap T.C 


50.00 


39.36 


10,64 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


- 


ಬರುವ ಅಗಲಗುರ್ಕಿ, ಜಡಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಮರ, 
ಚಿಕ್ಕಕಂಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.೩ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.870) 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
ಬರುವ ಕೊತ್ತನೂರು. ಅರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಸಾಗರಹಳ್ಳಿ. ಅಂಗಟ್ಟ 
ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಲ.371) 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಭಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗಲಗುರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಗೆ - 


Sri, D Ramanjinappa 


45.00 


36.19 


8.81 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Sri. C.V Srinivasappa 


50.00 


38.63 


11.37 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
[ಬರುವ ಮೃಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಚ್ಛಹಳ್ಳಿ ದಿನ್ನೂರು .ಕ೦ಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ. 
'ಚೀಗಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು'ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.881) (2ನೇ 


ಕರೆ) 


Srl. H.T Raghavendra 


40.00 


31.93 


8.07 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


' ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಜಾ [Ne ಬೋಪೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 


ಬರುವ ಮೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ. ರಾಗಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ 'ಜೊಡ್ಡೇಗಾನಹಳ್ಳಿ 'ಮತ್ತು 
ಬಾಲಕುಂಟಹಳ್ಳಿ. ಪಮೋಶೆಟ್ಟಿನಳ್ಳ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರವ 
[ಗುರುಕುಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳ. ಮೋಟ್ಲೂರು, ಮತ್ತು 
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಸೊಣ್ಮುಪುರ, 'ಅಜ್ಜವಾರ. ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, , ಮತ್ತು 
'ಮನ್ಮಾರಯರ,  ಹೊಸಮುಡ್ಕ! ತಮ್ಮಹಾಯಕನಹಳ್ಳಿ.. ಚಿಕ್ಕರಗುಂಬಿ 
ನೆಲಮಾಕಲಪಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅವುಲಗರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಿಗ ಬರುವ 
ಅರಕೆರೆ. ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ತಾಳಹಳ್ಳಿ ನಕ್ಕಲಬಚ್ಸಹಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ತೌಡನಹಳ್ಳಿ,  ಕಣೆತಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಸೀಗೇನಹಳ್ಳ 
ಸಂದಿ. ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. | ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪೇಚೆ, 'ಸಿಂಗಾಟಿಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ 
'ಮಡುಕುಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 'ರುಪ್ಪಪಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 
ತಿದ್ದಹಳ್ಳಿ. ಪಾಶೂರು. ಮರಳಕುಂಟೆ, ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆ. 
'ರಾಮಚಂದ್ರಹೊಸೂರು, ನಂಿಜಾಪುರ. ಬುಡಗನೂರು ಮತ್ತು 
[ಬದನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.೩ಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಕಸೆ 
[ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾನುಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.873) 


Ms. Jayaprakash 
Engineers & Contractors 


280.00 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ " 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿಧಾನ ಸಧು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುದೂತಿ. ದೊಡ್ಡಕುರುಗೋಡು, 
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಚಂದಣದೂರು. ಶಂಬೂಕನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಇ.ನಂ.897) K 


Mis, Mahalakshmi 
Constructions 


284.05 


4,05 


9,79 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿಧಾನ ಸಃ ಸಭ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾದಿಮರಳೂರು. ಅಲಕಾಪುರ. 
ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ. ಮಿಟ್ನಿಲು ಗ್ರಾಸಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
'ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. "(ಇ.ನಂ.898) 


Sri. T Ganesh 


32.00 


25.38 


6.62 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿಧಾನ ಸ ಕ್ಷೇತದ ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಶ್ಸಿಯನ್‌ 
ಕಾಲೋನಿ. ಯರ್ರಗುಂಟೆ. ಂದಿರಾನಗರ, ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ, 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋ: ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.930) (as ಕರೆ) 


Sri. H.T Raghavendra 


42,00 


35.29 


6.71 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ರಿಜಿದನೂರು ಎಧಾನ ಸು ಕ್ಷೇತದ ಎಂ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ 
ಳೆರೆಒಳಗಿನಹಳ್ಳಿ. ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ 'ನಕ್ಷಹಳ್ಳಿ . ಕೋನಾಪುರ, ಗೌಡಸಂದ್ರ, 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಶೋನಿಳಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.934) (ನೇ ಕರೆ 


Sri. H.T Raghavendra 


48.00 


40,40 


7.60 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


11 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಡಗೂರು, ಕುಂದಿಹಳ್ಳಿ. 
ಜೋಡಿಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಕಾದಲವೇಣಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ 
[ತರಪ್ಪನಕುಂಟೆ... ತೊಂಡೆಬಾವಿ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ, : ತೊಂಡೇಬಾವಿ, 
ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ  ಜಿ.ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ  ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೀಪುರ... 
ಕಾಚಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ.  ಮೇಲಿನದಿಮ್ಮಘಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ  ಕೋನಗಾನಹಳ್ಳಿ, 
[ನಂಚಕುಂಟಿ, ನಾಗತೇನಹಳ್ಳಿ.. ವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೂಡಿ, 
ಅನೂಡಿ, ಚೆನ್ನಬೈರೇಸಹಳ್ಳಿ.. ವೀರಗೊಳ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಬಿದನೂರು, ಸದಾಶಿವ 
ಬಡಾವಣೆ,  ಗೊಟಕನಾಮರ, ಗಂಗಸಂದ್ರ, ಚಿಳ್ಳಕುರುಗೋಡು... 
ಚೆಟ್ಟಾವಲಹಳ್ಳಿ, ಮೇಳ್ಯ, ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು , ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಪಂಚಾಯತಿಯ 
'ರಾಳಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ, ನಂಜಯ್ಯಗಾರಹಳ್ಳಿ, . ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. 
ಶೀನಿವಾಸಚಾಧ್ದಹಳ್ಳಿ... ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು , ಕಡಬೂರು, 'ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ಸಿದ್ದೇನಹಳ್ಲಿ, ಅನಘಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-5) 925 


12 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ 


Mis. Jayaprakash 
Engineers & Contractors 


332.00 


332.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಭಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವಪಲ್ಲಿ, ಪಲ್ಳಿಗಡ್ಡ, 


ಕೊಂಡ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಬೋಡಲಂಪಲ್ಲಿ, 
ಗುಡಿಸಿಲಹಳ್ಳಿ. ದಿಗುವಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೋಡನಮರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 


Sn. Ramesh Reddy 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ 


ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.693) 
kd ಎವೆ 


— 


14 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ 


ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ.ನಂ.695) 


[ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುರಗಮಲ್ಲ, ಕಾಪಲ್ಲಿ, 
ದಿಗವಕೋಟ, ಜಿ.ಧತ್ತಲಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡದವಾಡಿ, ಮಿನಿಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ, 
ಊಲವಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಗತಿ: ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೃಷ್ಣಾಮುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.694) 


Sn. Ramesh Reddy 


50.00 


49.00 


37.80 


12.20 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


37.09 


11.91 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನ. ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿಂಗಸಂದ್ರ, 
ಚೆನ್ನಕೇಶವಪುರ, ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ  ನಾಯಿಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, 
|ಹುಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಲಾಪುರ ಮತ್ತು ನಾಗಜೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 


Srl. Ramesh Reddy 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಚ್ಚರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


15 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ 
16 
Hl 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಕಳ್ಳಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Mo 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


49.00 


36.50 


12.50 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಅಲ್ಲಿಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


18 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


[ಸೋನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸೋನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


19 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


20 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


J: ಗೌರಿಬಿದನೂರು 
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21 ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಲಿದನೂರು [ಣು Re 'ಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನ ವಳ್ತ ಕೆ.ಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 1000 | 1000 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
N Rn | SE ———— —k- 
22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದದೂರು ತಗರ ವಾಲ ದಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
23 . ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು id ಯತ್ರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿನಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು EN ಜನ್ಯಬರುಗೋಡು ಹೊಸ ಕಿ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 NS 0.00 — ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
25 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನ ನ ಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ.ಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
26 ಚಕ್ಕಎಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬದನೂರು eg yee ನಳ ಗನಿ SR ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ | 1000 10.00 0.00 } 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
27 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹರಿಬಿದನೂರು ನನ್ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ರಿಷ್ಟ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
28 ಮಾ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನ್ನಲಪಳ್ಳ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಬಲಿಕಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
p 
29 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು Wied ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 IN 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
30 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬದನೂರು ಪಪಾತ ಪಂಜಾಮಾಂವ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
31 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು NO ee ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆದ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 000 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
32 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸ್ನ ಮಂಜಾ ಬಸವನಸಳ್ಳ ಗನಿ ಸ್ತ ವತ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 | 1000 | 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
33 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸಾ ಪಂಚಾಯುತಿ ಲಗಾ ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 TT ——omennon 
34 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಗದು ನಾ ಗಾಮಪನಿ ಸಸಿತನ್ನೆ ನತ್ತು] ವಡಿಎರ 1000 | 1000 000 | 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ 35 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ es Re 'ಿಜಿಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
36 |  ಚಿಕಬಳ್ಳಾಪುಂ ಚಿಳ್ಳಳ್ಯುಂ ತೆ ಮಂಚನಬಲೆಯುಂದ ಕಾವಿನ ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 60.00 60.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[3 ಗಾಂ ಬ್ಯಾಂ [ ps 3 ಸ್ಟಮಾಂದ ಪನಗನಿಯವ್ಪನನ್ಳಿ ವರಗ ರ್ಥ ದ 2500 2500 96 | 00 | ದವೆ 
38 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ Mi NW oe ಸತನಾ್ಳ sR ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 I 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
39 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುಂ Mand ಜಮಾ ರಾರ ಹಾ | 75.00 75.00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೀತ್ರದ ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆಯಿಂದ ಯಾಲಗೆರೆ ವರೆಗೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 L 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೊಬಳಿ ಶ್ಯಾಂಪುರ i 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರಿ [ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬಿಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪೋಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಬಾಲಕುಂಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ  [ಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮದವರೆಗ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕ.ಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 35.00 35.00 0.00 0.00 'ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷಿತ್ರದ  ಅಂಗರೇಖನಪಳ್ಳಿಯಂದ — 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿ್ಕತಿಮ್ನೇಗಾರಹಳ್ಳಿ ವರಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.06 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
N ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಿಕಲ್‌- ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ 
44 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ b ಸ್ವಯಿಂದ ಕಾಚಕಡತ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
FE 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವುಲಬೆಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
45 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಚ್ಛೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಡ್ಯದ್ದಿ" $ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ರಾ.ಹೆ.- - Wi 
234 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, 8 
46 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾವಿನಕಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದ್ವಾರಗಾಸಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 175.00 175.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
r ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಬಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ " 
47 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 100.00 100.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
~—————— 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾವುರ  ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ 
48 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರಿ ಗಿಡಗಾನಹಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೆಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 | 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ - ಚಿಕ್ಕಅರೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
"49 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ _ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಓಸವನವರ್ತಿ (ಗಟ್ಟ ವರೆಗೆ ಶ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 75.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
50 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮಂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮಂಿ ಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರೂರು ಪೆಂಚಾಯ್ತು ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
65 ಅಳವಡಿ _ 4 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ 
ಚಿಕ್ಕಬ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 35. 35. X ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
51 ಕೃಬಳ್ಳಾಮಂ ಕೃಬಳ್ಳ ೈಪ್‌ಲೈನ್‌ KY _ 00 00 0.00 0.00 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ ಡೆ +] 
'ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವಲಗುರ್ಕಿ ಂಚಾಯ್ತಿ ವಡ್ರೇಪಾ: ್ಯ 
52 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಸಿನ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೀತ್ರದ  ಹಾರೊಬಂಡೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ಸೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ವಧಾನಸಭಾಕ್ಷೀತ್ರದ ಮಂಡಿಕಲ್‌ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
4 ಯಾಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ನತ್ರದ ಪೋಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
55 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಿ , ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚೆರುವುಕಿಂದವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. koe 
A] _ H 8 
ದಿಬ್ಕೂರು ಹಳ್ಳಿ ; ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಹಕೋಂಡಪ್ಪಗಾರಹಳ್ಳಿ !ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸೆಯಿಂದ 
56 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡಫಟ್ಟಿ ಶಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ, ವಸತಿ ಶಾಲೆ ತಾಲೋನಿವರೆಗ|  $ಳರ್‌ನಡಿಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
೩.೫ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ! 
L ea | E 
ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ: ಪಂಚಾಯಿತಿ ತುರುಕಾಚನಹಳಿ 
57 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
i 
ಈ ತಮೈಸಂದೃ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಲಸಿಟ್ಟಹ್ಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ir 
58 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಿಡಘಟ್ಟ ಭೋವ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ | 
Ip ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರ ಹುವಾಯಾದ ಹಾ ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 
59 ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಷಘಟ್ಟ ಲ Ms ನಥ leila ಕಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ke i T [್‌ | 
ತಲಕಾಯಳ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಚಾಯಿತಿಯ ಟಿ.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
60 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ fy Eri ಸಾಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್ವ:ನಿವಃ ಮ 
ದಿಬ್ಬೂರು ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚಂದಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ y 
61 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟಿ ಮ EO SaDete ಸ ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ | 7000 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
FO ಲ ——— 
ಭಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ; ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ಭೋವಿ 
62 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಡಘಟ್ಟ ak Wa Py ಹ Bw ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್ವ ನಿಮ್ಮ; | 
[ಎಸ್‌.ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ; ಪಂಚಾಯಿತಯ ದೇವಗಾನಹ' 
63 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ವಘಟ್ಟೆ EA ಕಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪ್ಯೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
3 ಸಸಾದಲೆ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಲ್ಲದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ 
64 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ Rp Ro k- 9 ಸಸಿ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿ i 
ಗತಲಕಾಯಲ ಬಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ !ಜಂಜಾಯಿತಿಯ ಗಾಂಡ್ಗಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ 
65 | ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ k gd ಢಃ ಮಃ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮ i ಗ್‌ 
ೆಲಕಾಯಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾ ನಂಚಾಯಿತಿಯ ಬುಡಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ 
66 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಗಾ ಮ್ತಿ ಪಾಡ ನಮ ಳ್ಳ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 160.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಲಕಾಯಲ' ಬೆಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ E 
67 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ a ರಸೆ ಪತ ಗಾನ ಸಂ ರಾಸನಹಳ್ಳ.ಕ ಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
a y ನ 
[ಜಲಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾ ಸಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ g 
68 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟೆ ಕಾಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ Wad ವಿ ಥ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ: | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
* le) 
"ನಮನಹ್ಸ್‌ ಗಾಮ ಪಂಜಾಯಾಯ ಚಿಂತಡಕಿ (ಗುಟ್ಟೂರು) ಗ್ರಾಮದ — 
[69 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ . ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ BBE ಕಸೆ ps (ಗು್ಲೂದು)' ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾನಾರ ಇ ಸಮಾ ಇಾವನನ್ನಾ ಸಾಹ — 
70 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ pe J ನಿರ್ನಾಣ ರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ | 500 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
aE’ 
Tr [ನುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
71 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ i 'ಾಮಃ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


72 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ | ಶಿಡ್ಣಘಟ್ಟ i ಕಕ  ಅಮಾನಸ್ನ್ಳಿ ಕ್‌ | ಕತರ ಐಡಿಎಲ | 5.00 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
73 ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಶಿಡ್ಛಘಟ್ಟ Mic Me ಜಾಯಿತಿಯ ಜೌಡರೆಡ್ದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
74 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿತ್ನವಟ್ಟ [nn Mere ಉುತಿಯ ಇದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 500 0.00 |] 0.00 'ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
75 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ '. ಕಡ್ಗಘಟ್ಟೆ ಸಾತಿ ಗೆಡ್ಜಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ (oo 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಶಿಟ್ಟ We ಗ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮುದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಆರ್‌ಎಡಿಎಲ್‌ |: 500 500 | 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ie A Pn ಗೊದ್ದಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 TY 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

78 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಞಧಟ್ಟ ಯ ನಡತಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ರಗಡ 
79 |  ಚಿಳ್ಳಬಳ್ಳಾುರ ಶಿಡ್ನವಟ್ಟ eed Me ಎ ಾಯಿತಿಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ | ್ಯರಬಡಿಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
80 |  ಚಳ್ಳಬಳ್ಳಾಹರ ಶಿಡ್ರಘಟ್ಟ We) Mn ಸ ರಾಯಿತಿಯ ಟುವಾಕಲನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
81 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚ್ಚ ನ ಸಬಾಯಿತಿಯ ಶಿಕಲಗುಟ್ಬ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
82 |  ಚಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಣಘಟ್ಟ [ed Pein ಅನ್ಪಾಸಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
83 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಷಘಟ್ಟ Se ಕ್ಷ ನಂಚಾಯುತಿಯ ಗೋನೆನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
84 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟಿ ನಳನ Wn 3 ಸ ನಂದನವನ ಗ್ರಾನುದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
TT SS 
86 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ ನಳ ವರಾ ಶತ ಸಡ್ಲ ದ $.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 IN 50.00 0.00 : 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
. 87 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಾ ತಳ್ಳಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5000 | 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
| | 
+ [ಚಿಕಬಲ್ಳಾಯರ ಜಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರಯಣೇಸನಹಳ್ಳಿ —— 
88 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.0೦ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿ, SN | ol WO 


T [ಪಬಳ್ಳಾಪುರ ಬನ್ಸ್‌ ನಿಡಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ TT 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋದಿಯಃ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ೯ ಗೊಂಡಿಃ 
89 ತೃಬಳ್ಳಾ; ಢಧಟ್ಟ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ky 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. j - 
N ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಞಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಜ್ಜಿಗಾನಹಳ್ಳಿ J IN 
90 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರೆಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50,00 50,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. H 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಳ್ಳೆ ಢಿ ಎಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ * 
91 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋ; ನಿಯಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. H Wi 
j § 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಿಲ್ಲೆ ನಿಡ್ಗಘಟ್ಟ' ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ದಾಗಾನೆಹಳ್ಳಿ ‘ 
92 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ‘ | 
| 
| - 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ K ” 
93 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಛಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸಿಸೆಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆಆರ್‌ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Rl lj 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಛಘಟ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ i 
94 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ, ji | . 
— — ; 
ಠಟಳಾಮರ ಶಿಡಘಟ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ 'ವಿಭಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಆರ'.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ | ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
95 ಚೆಕ್ಕಬಳ ಫಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮುಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅರ್‌. ಐ.ಡಿ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಗೂ 
IN 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಲ್ಲೆ ಇವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಲದುಮ್ಮವಹಳ್ಳಿ 
96 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋ ನಿಂ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿ. IN 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಿಡ್ದಭಟ್ಟ! ವಿಧಾನ ಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ | | 
,' ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇ ತ್ರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ 
97 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| H 
ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ If 
98 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಂ.277 ಎಸ್‌.ಸಿ ಪೂಜಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಸಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ನರ ಜಮೀನಿನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 40.00 40.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
Ul 
ಮೀಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚೌಡಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಜ್ತಿಯ 
99 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ನಘಟ್ಟ ಕಂಚಪ್ಪನ ಗಮ ಬಳಿ ಚೆ ರ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನು ವ್ಯಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಾದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಂು ಸೊಣಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.22 
100 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡಘಟ್ಟಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಪಾಪಣ್ಣ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ pedo ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} 
[ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಜಾಯಿತಿಯ ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
101 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸರ್ವೆ ನಂ.19 ಎಸ್‌.ಸಿ ವೆಂಸಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಟೆಕ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ - 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ i 
al — 
[ಮತ್ಯಾಲದಿನ್ನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆ 
102|  ಚಿಕಳಾಪುರ ಕಡಪ  ನುಶದನ್ನೆ ವ್ಯಾ್ತಯಿ ವಂಳಟದಾಯವ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಜೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಅರ್‌ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 009 | ನೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 


[7 


103 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಢವಟ್ಟ keke po ನ್‌ಗಡಿದಳ್ಳಿ ನನ್‌: 'ಪನಪನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ | 500 5.00 0.00 0.00. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
Me hose ಸಸ್ಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹರ a Ke ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 SS 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಮವ ಬ RR 

Writ ಮ ಗರು ಗಾವುದ ಎಸ್‌. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Pee ಗ hye Su ಸಹತ ಎಸ] ' ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
is Renee ೨ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
BN beep ಎಸ್‌ಸಿ ಕೇಆರ್‌.ಖ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ti ied ಸತಾ ಘಾ ಗ್ರಾಮದ: 1ಎಸ್‌ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
esa Be bod ವ ಇಸ್ಟ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

od 
Cyt Jape seh. ಗ್ರಾಮದ "ಎಸ್‌ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
113 ಬಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ Head ರ್‌ ಸ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[re a | Fein ಸಕು ಗಾನತ ಎಸ್‌ಟಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 “iz ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಗಭಟ್ಟ Rat ನಾ ಗ್ರಾನುಡೆ,ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | Dead bossa rd Bg ಎಸ್‌ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ EE 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

117 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ bean Pe ಗ್ರಾಮದ: "ಎಸ್‌.ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

118 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಶಿಡಘಟ್ಟ Mo real ಗಾನಧ ಎಸ್‌ಸಿ ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

PRs ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮ [gp ಗ್ರಾಮದ: ಎಸ್‌.ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 RS 

120 | _ಚಿಕಬಳ್ಳಾರೆ ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ J ನಸ ರಂಗಾದ ನಾದ ನ್‌ ಕ.ಆರ್‌ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

[a ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ les ron ಸ್‌ ಕರಣಡಎs | 500 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
122 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ based Mme. ಗಾಮದೆ- ಎಸ್‌ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 090 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮ 4 
123 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಕಡಪಟ್ಟಿ [ಟೀಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡಟೇಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
ಕಾಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ.ಆಥ್‌.ವ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 2.50 2.50 0.00 
124 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆನೇಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ - ಹ ರಾಸ 
MN [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಫರ್ಸ್‌ಬಿಡಿ ಅಲ್‌ 2.50 2.50 0.00 
125 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಣಘಟ್ಟಿ ಎಸ್‌.ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ prreeey ಇರಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಟು ಮ 
np ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 
DES ER TN 
fk ಅಭಿಷ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
_ Jade ೃದ್ಧಿ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಕೈಬಳ್ಳಾಹರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ Ra ಫು Me ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಗವತಾಂಡ Ps 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ರ: ಅಭಿನ್ನ ದ್ಧಿ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
_ ರ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
128 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಗ್ಬಾಂಪಲ್ಲಿ-ಬಿಳ್ಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 7 p kg | 
[ಯಗದತಾಂಡ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಿರ .ವೃಡಿಸಎಲ್‌ 15.00 15 
129 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ: ್ಧ ಸ 2 ಹ HR 
|i ಇತ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಾಲೋದಿಗೆ pd ವೃದ್ಧಿ ಸಥನ :ಗಾಮದಿಂದ; :ಗಡ್ಡಂವಲ್ಲಿ: ಎಸ್‌ಸಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ 
A ಸ ು.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
15. 
130 ಟಿಕೆಬಳಾಮರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇ ಲಬಾರವಃ 0 ಮ ಸ pe AE 
ಬಳ್ಳಾ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಇದ್ಧಿಲಬಾರವಲ್ಲಿಯಿವಿದ ದಿನ್ನಮಿಂದಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ, y r 1 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಆಭಿಷೃದ್ದಿ ಕೆ.ಆದ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 : 15.00 0.00 
131 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೆದ್ದೂರು Ca esc ಪ ಅನ್ಯಹನಾಸ ಎ] 
5 ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ.ಆರ"ಮಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 Cy 
132 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ J ಸಲ ಸಾ್‌ಜವಲ್ಯಬಾಂವ ಚಾಕವೇಲು ಎಸ್‌ಸಿ. ರ - - ಸ ls 
ಆಗುವ ರಸ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
ಸೆ 25.00 25.00 0.00 ಧು 
ಭ್‌ ಸ ವಾ್‌ ಮ್ಯಾ ಸಾ ಹಾ - . — 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
eB | .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4, IN 
ರ ನ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಾಗೇನಲ್ಲಿ ವ ್ನದಥಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ Ie FRE 
ಎ .ಆರ್‌.ಐ.ಢಿ.ಎಲ್‌ 
| _ 10.00 10,00 0.0 
135 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗಚಿನ್ನೇಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ‘4 ರ್‌ an 
ಣಿ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ r 
K i 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
136 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇವಲ್ಲಿ ನಾ ಹಲಸು ಚೇಳು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ bees ಎಸ್‌.ಸಿ. ¢ ನ 
ನ: ದಬ್ಬರವಾಂಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ Mi ಕಾಲೋವಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಭಹ್‌ಖೃಢಿಎಲ್‌: 
ಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 20,00 0,00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
137 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹ pr ಎಸ್ಸ್‌ಸೂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ | 
138 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಕವೆಟ್ಟವ: ಸ್ತ ಕ ಸಿ 2 (ಹ I 
ಬಲ್ಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ht ಸನ ನ ಗ ಟ್ಟ ಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಾಕಪಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಫಿರ್‌ ಐಡಿ.ಎಲ್ಲ 
ಮ ಮ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೈಟಳ್ಳಾ; ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [tid ಲ್ನ! 'ಲಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌,ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಫ್‌ — 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
5.00 5.00 0.00 
140 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗಾ rd ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಲ್ಲಸಾನಂಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. F = pe i 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ES 1 1 .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
141 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕವೆ: ನವ ಪೇ ಸ ಸ ಟಟ ಸ [ BE 
NE ಚಾಗೇಪಳ್ಲಿ [ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ Sa ಸಫರ್‌ನಾಡಿಲ್‌ ! 
) .ಆರ್‌.ಮು.ಡಿ.ಎಃ 
5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L 


142 |  ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ ಬಾಗೇವಲ್ಲಿ suis pnd ಂಶಬರಾನಣಿ; ಕಾಂಡದ, ಅಸ್‌ ಕೆಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
143 |  ಜಿಳ್ಳಬಳ್ಳಾವುರ ಸಾಗೇನಲ್ಲಿ ans ಮ ನ ಕೆ.ಆರ್‌ ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 _ 5.00 0.00 ' 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
144 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ bed ಆಚೇವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ :ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ'ಸಿಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
145 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ops 'ಚಾಳವೇಲು ಗ್ರಾಮದ 'ಎಸ್ಟ್‌ಸಿ:ಕಾಲ್ಲೋನನಲ್ಲಿ ಸ ಶ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
146 |  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರ ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ Rec Fa ನಂಹಾರಾಸ್ಸಿ ದೇನರನಾಸಲನನ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿ.ಎಲ್‌ " 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
147 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ Ht ಸ ಹನಗೋಡು: ಎಸ್‌): ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ: ಚರಂಡಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
148 |  ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ ke Bo A ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೋರಣಾಲನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. FrSE 5.00 500 | 00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ys ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ esta i ತ ಕತರ್‌ ಡಿ.ಎಲ್‌: 5.00 5.00 0.00 0.00 —| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
150 |  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ee) ii ಕೆಆರ್‌. ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 000 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
151 |  ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾನುರ ಬಾಗೇವಲ್ಲಿ pig no ಸ ಸಂದಿ ಕ್ರಧಾಲವಾರತಲ್ಲಿ ಕೆಅರ್‌.ಎಡಿ.ಎಲ್‌ "500 5.00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
152 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ hud Pend ಲ Wie ವಂಜಾಯಿತಿ” ಮೂಗಿರೆಡ್ಡಿಲ್ಲಿ | ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
153 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ERI ನ Bs mis RoR ಪಂಚಾಯಿತಿ"; ರಾಜವಾಂಡ್ಞಪಲ್ಲಿ ೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
154 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ Ri ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಂಕಪಳ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ -ರೆಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
155 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ Ketipa ತಾಲ್ಲೂರು:ರಾಮೋಜಿಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ." ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ: ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
156 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇವಲ್ಲಿ ನಾನ್ನ ತಾಲೂಕು ಮಂಡ್ಕಂನಲ್ಲಿ: ಎಸ್‌.ಸಿ," ಕಂಯ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ:ಸ೫-ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[; ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ae ಕು Na ಪಾತೂರು- ಎಸ್‌ಸಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ. [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶೇರ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟೆ ಕ್ಷಿಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|ಎಸ್‌,ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ y 

Imauod ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ Sor HS 000 ಜನಸದ 

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 5.00 0.00 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ese ಡಿಪಿ ಗ್ರಾಮದ: ಎಸ್‌: ಉಡ್ದೆಜನಿಯಲ್ಲೀಟಿ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ lard ಸರ ke ಮ ಕ ಸೆ.ಆಥ್‌ ಎಡಿ 'ನಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದ ಎಸ್‌ 25.00 0.00 0.00 
ಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂ » ಕೆ.ಆರ್‌.ಖ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 25.00 . Bi 8 
162 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| — ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಚಾವಣಕಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ೩ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 . MANS 
163 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ : 000 IN 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಗುಡಿಬ೦ಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಲ್ಲೋಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 - 
ಬಾಗೇಪ ೀ: | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
164 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಗೇಪಲ್ಲಿ [ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ —— 00 500 000 0.00 
A ಸಿಸಿ ರಸೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5. kK 
ಗೇಪ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರದಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ ee ೧೦೧ದೆ 
165 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂ: 
[MN - ಡಿಬಂಡ ತಾಬ್ಲೂಬ ಸದಾಕಿನನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕಆರ್‌.ಬಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 “ NN IW 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Hl 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
166 v [Wed SEN] 5,00 0.00 . 
te ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 . | SN 
167 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ j ~— 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—— ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮಂತಪುರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ.ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 K | 
ಗೇ ! | ದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ : IN 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ। 
i Tr - [ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಪ್ಪರ್ತಿ! ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಖ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 
169 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 000 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
— [ನನಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾದಧಿಮಾಕಲಪನ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 - _ Pe 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
179 | —— 'ನಾಬಂತ ಇನಾಸ ಕೂಂಡುವಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಶೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ I ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 
: ಇ ಡೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ : 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ। 
NN ನಬಾಡ ಕಾಮನು ಸವಗಂಟನ್ಕ ಮುವ್ಯನಸೆಮಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ | ಬಡವರ 15.00 15.00 0.00 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ; — 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
172 " ~ ಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 - 
ಕು ಬತ್ತಲಷಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಃ .. A WOE 
173 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಕ್ತ: f — 090 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ನಾನು ಮ್ಯಾಳಕರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಥಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 . 
ಗೇಪಲ್ಲಿ ಸ ಅಬಿ ” ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ | 0.00 
blk ನಾಡ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಧ್ದಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌,ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 | 15.00 0.00 
175 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಸಿ ರಸ್ತೆ : 1 ೦೦0 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಾಸ್ಕಣರಹಳ್ಳ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 - 
ಇಳು ಬ್ರಾ We 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ  ಗನ್ನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾರೋಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ —T 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! 
176 ” [ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಚೆಗುನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 I 
¥ ಗೇಪಲ್ಲಿ ಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ, ನ್‌] 0.00 
17 ನಾಗೇಪಳ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಸುರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ದರವಾರಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಖ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 
ಪಃ ಪ ದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ: 
78 - [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈರಪ್ಪನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 
ಸಾ y ದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ! 
179 | - ೋಟಗಲ್‌ ಪಂ ವೀರಪಲ್ಲಿ: ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 | 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಮಗಾರಿ | —— 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
180 “ 0 ಕ್‌ 6.00 0.00 . 
[ಕೋಟಗಲ್‌ ಪಂ ಕೋಟಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 - 
ಣಿ i ( 
181 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಚಿಂತಾಮಃ [ಕಾಮಗಾರಿ l 4 


182 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಿಡಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ದ್ಹಾರವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 To 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
183 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾಯ ಮಹಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಡ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
184 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ _| ಚಿಂತಾಮಣಿ ನೀವಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 9.00 9.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
185 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ" ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅ ನಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ | 5.00 5.00 Tr 0.00 ~~ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
186 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ WR ಮಸ ನೀಲನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 — 0.00 — 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
187 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ pve ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ |_500 5,00 TF 0.00 0.00 SRE 
188 L ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಲ್ಲ ಗಾಂ ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
189 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ Seta ಬಿರ್ಜೇನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ 290 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಾರ ದ ಉಸ್ಕವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ Wi 10,00 10.00 | 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

191 eee ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಾಗತಿ ಪಂ ಜೊಳ್ಳರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ,ಎಲ್‌ 
ಣಮಗಾರಿ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 192 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂಶಾಮಣಿ ಕಾಗತಿ ಪಂಟ ಕೃಷ್ಣರುಜಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 000 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
> ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಾಗ ವಂಗ ಬಡಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌..ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 IN 8.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
194 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಾಗತಿ ಪಂ ಶಿಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಇ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 
5 ಲ ಚೆಂತಾಮಣಿ ಗಾನ 'ತನುದ ಎನ್‌ಸಿ ಕಪಾಳೆ ಸರ್ಪ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
196 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ೂಮಿಶಟ್ಟಹ್ಳಿ ಪಂಸಿದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 8.00 0.00 T 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
197 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸ ಮೊಡ್ಡಗಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋಗಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
198 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದ ಕು ಪಂ ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌, 8.00 600 | 00 0.00 TT ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 399: ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಥಗಳಬೂರು ಪಂ॥, ಗೊಲ್ಬಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 | 000 0.00 KN ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
200 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಭಾ ಪಂ, ಹೆಬ್ಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 NN ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಲಿವಾ ಪಂ ಮಾಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ IE 10.00 ೧0 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

UL 


[ಊಲವಾಡಿ ಪಂ ಬೂರಗಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
202 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಳ್ಳಿ ಗಾನುಃ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 8.00 L_ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
WW ಲಾಡಿ ಪಣ ಗೋಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ಸಿ ಕಾಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ § “ I —f 
203 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ; ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 7.00 7.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
-- ಪಾಡಿ ಪಃ ಮನಿಕ ವ ಬ್ರಮದ ಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಗಲ: ಪಂ 'ಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕೌಲೋ 
204 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಖುರ ಚಿಂಶಾಮಣಿ [ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಳ್ಳ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
WE 2 
A —— 
205 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ ಬ್ರಾಹ್ಟಾದನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌ .ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ R 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆನೂರು ಪಂ.ಆನೊರು ಸಾ ಎಸ್‌.ಸ.ಇ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ N W Wi 
206 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ IN ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಗಾರೆ'ಂ py 9 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
; — 
207 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆನೂರು ಪಂ॥.ಚಿಕ್ಕಮುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಾಮಗಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 L ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
J 
—. — — 
208 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಾ ಸಾಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಖ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 8.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಿಂಡಿಗಲ್‌ ಪಯ. er ಹಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ NW 
209 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ... ¥ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| dl 1 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾನುಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮ 1 
AN [ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿ (ಖಅ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ 
210 |  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ ಚಿಂಶಾಮಣಿ [ದಸಯಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಲೆಗೆ ಧಾ ಡಿಗುವ Med ಡ್ರೈನ್‌ ಕ.ಅರ್‌ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗುರಿ, 
| 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್‌.೩.ಪಿ ಮೊತ್ತ, 4060.00 |: 3949.83 110.17 [- 0೨೦ | 
—T , [ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ಸಾಲೂಕ್ಕಿನ ಆರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
211 ಕೋಲಾರ ಮಲೂರು ಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಳ್ಳಿ ಗಾಮ: ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 ° 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 Ct dt | 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು [ತಾಲ 'ಲೂಕ್ಕಿನ ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
212 ಕೋಲಾರ ಮಲೂರು Bese ಸಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. '್ರಮ | ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— - | | 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು; ಾಲೂಕ್ಕಿನ ಚೆಂಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ | 
213 ಕೋಲಾರ ಮಲೂರು ರಾಲೋನಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಸಖಿ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಮಾಣ ೬ ಕಾಮಗಾರಿ. 'ಮಃ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 . 15.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 [ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ y 
214 ಕೋಲಾರ ಮಲೂರು id ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಭರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ: ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
H_- RE 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು 'ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ವರದಾಷುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
215 ಕೋಲಾರ ಮಲೂರು del ಸಸಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. '್ರಮಃ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 1200 | 12.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿ: ಮಾನಕ: ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಕೆ.ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ Ki 
216 ಕೋಲಾರ ಮಲೂರು ಎಸ್‌ಸಿ es ಸಿರೆ Ai ವಾರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಫೋಲಾರ ಜಲ್ಲಿ ಮಾಲೂರು| ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
217 ಕೋಲಾರ ಮಲೂರು  [ಗ್ಲ ತಾಲಾ್ಲನ ಅಕನ ಮಃ ಕೆಆರ್‌. ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 8.00 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
k- ws 31 \- dh 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಯಶವಂತಪುರ ದ 
218 ಕೋಲಾರ ಮಲೂರು ಎಸ್‌ಸಿ von NS ಪಸ rei ಕಾಮಗಾರಿ. ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4— [se 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು [ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
219 ಕೋಲಾರ ಮಲೂರು ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮ: ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 9.00 9.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
tk 


ಕೋಲಾರ 


'ಮಲೂರು 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ಅಾಲೂಕ್ಕಿನ ಂ.ಉಪ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರುಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


10.00 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Ri 
ಮ [ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಬೈರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಲೂರು 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


6.00 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಅಂಚೆಮುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೊರ್ಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕೋಲಾರ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಕುಡಿಯನೂರು ಗ್ರಾಮದ 
[ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಸೀಠಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕೋಲಾರ 


ಮಲೂರು 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಹೆಚ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


0.00 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕೋಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


—— 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕ್ಕಿನ ಹೆಚ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 


[ಪಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೋಪುರಹಳ್ಳಿ 
[ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ತಿಮ್ಮರಾವುಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಪ್ಲಾಲಡಹಳ್ಳಿ 
[ಕಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಟಿ.ಅಗರ ಮತ್ತು ಶಿರುಮನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


K 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


50.00 


50.00 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕೋಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕ್ಮಿತ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ 
[ಡಿ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿ ದೂಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
[ಬಿ.ಹೊಸಹಳಿ ಊ.ಮಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಿಣಚೇನಹಳ್ಳಿ 
[ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಿ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ 
[ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೀಗೆಹೊಸಹಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
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ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಮ್ಮೇನತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಲಾಗಾಣಿ 
'ಕರಡಗೂರು ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೇಗಮಡಗು 
[ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ದೂಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ 
[ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಡ್ಗಂಚಿನ್ನೇನಹಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


50.00 


50.00 


50.00 


0.00 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


50.00 


0.00 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಮುಳಬಾಗಿಲು 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕ್ಕಿನ ಅಂಿಭ್ಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರಹೇದು 
ಕೊತ್ತೂರು ಹೆಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಚಾಯಿತಿ ಮಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಕುರುಡುಮಲೆ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುರುಡುಮಲೆ | ಗುದಿವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಒಳೆಗೇರನಹಳ್ಳಿಲೂ.ಮಿಟ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಟ್ಟಬಾವನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


50.00 


50.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕೋಲಾರ 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಮ್ಮೆನತ್ತ ಗ್ರಾಮ 
[ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕನ್ನತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


0,00 


0.00 , 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕೋಲಾರ 


[ಕೋಲಾರ - ಜಿಲ್ಲೆ. ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಮ್ಮನಕ್ತ ಗ್ರಾಮ 
[ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಜರಾ ಕನ್ನತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಏಸ್‌.ಹಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| 
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ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಕೋಲಾರ ಜಿ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಮ್ಮೆನತ್ತ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಮರಾಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಏ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


25.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಕೋಲಾರ ಜಿಳ್ಳೆ ಮುಳವಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಮ್ಮೆನತ್ತ ಗ್ರಾಮ 
[ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೋಗಲಕಾಷ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


15.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
[ಜೋಲಂಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.೩ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, ' 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


15.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


ಕೋಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗೀಖ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
|ಕಾಮಗಾರಿ. ; > 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


20.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುಶಿ ಬಟ್ಟಬಾನನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


30.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಲ್‌ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ |ಕ್ಷೇತ್ರಜ ಉತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಅಳಗನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.45 ಆಲ್ಲಿ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
1 


ಬಂಗಾರಖೇಟೆ 


— ~——— 
[ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಲ್‌ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ |. ಕೆ.ಅರ್‌.ಖ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮಸ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೋಲಾರ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


[ನಲೋನಿಂಬಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಪಜಾತಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


5.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಲಾರ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮಸ್ತಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟ್ಟರಾಗಡ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ |" 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


5.00 : 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


244 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರವೇಟಿ (sd ee a ಪರಿಶಿಷ್ಟಡಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 —] 8.00 0.00 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
245 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ efealy PY ಮ ದ: ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 ನ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
246 ಕೋಲಾರ ರ ಅಲಲನ ise Popes kG ಕೆ.ಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ 710 | 700 _| 0.00 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
247 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ wed byes Bn pf ಪರಿಶಿಷ್ಠಡಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
248 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ Eos PY sk ಸ Pb ಪರಿಶಿಷ್ಠಚಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 3 0.00 | 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
249 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ he ರ ದ್ರ; ನರಿಶಿಷ್ಠಡಾಪಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 [000 0.00 ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— 
250 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ Eee ene ಸ WK ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ & 6.00 6.00 0.60 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
251 ಕೋಲಾರ ” ಬಂಗಾರಪೇಟೆ BHR eg pn ದ: ಪರಿಶಿಷ್ಟಡಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ oR | 00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
252 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ bie pcm so ಪರಿಶಿಷ್ಠಪಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
253 PE ಒಬಂಗಾರವೇಟಿ ಅರೇ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಮಾದಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ WS I — 
ರಿಶಿಷ್ಯಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 8.00 8.00 0.00 0.00 ನಾಗಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರವೇಟಿ ಲ is ದ p ಪರಿಶಿಷ್ಠಹಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4,00 4.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
255 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಖೇಟೆ ate be Bi aa ದ-ಎ'ಪರಿಕಿಷ್ಠಹಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 ig 8.00 0.00 0.00. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ll ್ರು 
[28 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ wre bps Bias (a ನರಿಕಿಪ್ಟಹಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 500 NE 0.00 _| 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ sheep ಮ ನ ಫಧಿಶಿಷ್ಯಡಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 r 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
258 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ pide bop Ee ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 2 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
259 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ mite bee Bn ಸರಿತಿಷ್ಠಬಾತಿ ೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
260 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ weed ಭಗ ವರಿಶಿಷ್ಯಡಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
261 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಖಪೇಟಿ ans ಮ di ನಂಶಿಷ್ಠಬಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 8.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[eS 
262 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ eis pg ಸರಿಶಿಷ್ಠಡಾಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
263 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಖೇಟೆ mins bd Foe ಪಧಿತಿಷ್ಟಡಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


264 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ eed ಸ ್ಲದ ನರಿಷರಾತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ; 
265 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ Bie Poa a ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
; _ ಷಃ 
[366 | ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಂಗಾರನೇಟಿ ವಿ ಮೆ Wi ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌. 6.00 6.00 0.00 [ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
267 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ Ee be ಸು ನಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 600 | 000 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
268 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ Bisse RONEN ದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
269 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟಿ Med ee ಎನ್ನೆ Nyda ನಳಿನಾ ಕೆ.ಆರ.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 iN 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
270 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ied ep ದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೇಆೆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
271 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ed en ದ ಪಂಿಶಿಷ್ಠದಾತಿ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
272 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಮೇಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಡ್ಯ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕಲರ್‌ ಏಡಿ.ಎಲ್‌ - 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ.ಸಿರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5.00 0.00 000 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
273 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ eioned pce ಎನ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 274 | ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಾತ ಲ್ಲಿ Poe ia ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
275 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರವೇಟಿ ಲ್ಲ ಚರಂ eR ಉರ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
all ಸೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಲ RO ನಾಸಾ ಕೈಆರ್‌.ಖಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
277 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ Mit bore opp ದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 278 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ kaise ದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 1 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
279 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಖೇಟಿ ಬ್ಲ ತಾಲ್ಲಾನು ದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0,00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
280 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ eet po ಗಮ ಸಿಸ್ಯಾ IN ಕೆ.ಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
281 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ oS Ke ರನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಶೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . 
282 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ been pec ed My ಗತ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 7.00 7.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
283 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ peel ಸಮಂತಾ ದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 ' 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[284 tne ಬಂಗಾಂಪತ [ರಾ ನನ ವಷ್ಯ 10 | 700 0.09 090 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
285 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಖೇಟಿ ನದ ಪರಿಶಿಷ್ಯಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಔಿ.ಎಲ್‌ 5.00 | 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
286 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ We ಹಾ ಪರಿಶಿಷ್ಠಡಾತಿ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 | 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
287 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಲ ಎವೆ Rian ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 4 
288 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನು ಪಠಿಶಿಷ್ಟಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
[289 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಬೇಟೆ ಲಾರ ಮ ರ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
290 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರವೇಟೆ to pod Pepa ಸರಿಷರಾತಿ ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
291 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಲದ ನದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
292 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಲ ತನದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 [a 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
293 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರವೇಟೆ ನ aed ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 7 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
294 ಕೋಲಾರ | oಗಾರಜೇಟ ಕಾ ನಯ ecg ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1 
295 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರವೇಟಿ ದಾರ Wd ವಾ ದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[5 ಕೋಲಾರ . ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಲ್ಲ ಎಮ Rian ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
297 ಕೋಲಾರ ~~ ಲಾರ Me Pope ದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ -! 
298 | ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಲಾರ Wei ಮ ದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಯಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
299 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರನೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಮ ರ ಸ ಅಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಠಿಶಿಷ್ಟಡಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 oo 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[300 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ Mey epee ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[301 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟಿ ed ಮತೆ Wad ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌. 5.00 500 | 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
302 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ eed ಪನ ಸ್ನ ದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5,00 0.00 0.00 | ನರ್ಣಾಗೊಂಡಿರ | 
303] ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನ ಮನ್ನ ನದ ನಂಹಿಷ್ಯರಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 "5.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


304 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [eR ತ pia ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ T 5.00 5.00 0.00 0,00 1 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಟಿ 
( ಿ ಸ್ತ 
ಕ ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನ Fe yaa ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
306 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಮ ಕರು ಪರಿಶಿಷ್ಯಡಾತಿ ತಾನ] ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 1 5.00 ಕ 0.00 ಗ್‌ FE ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
+ 
| 307 ಕೋಲಾರ le ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ass ಕ ನ ದ.-.:ಪರಿಕಿಷ್ಯಹಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 sl. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
208 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರ ವಧಿಶಿಷ್ಯಜಾತಿ:ರಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.-ಏ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
309 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹ್‌ ಮ 4 Ri ಪರಿಶಿಷ್ಯದಾತಿ:ಸಾಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 500 | 500 0.00 000 | ಪಂರಗೊಂಡರೆ 
EE Pe ಬಂಗಾರಖೇಟೆ sy ಪರಿಶಿಷ್ಠದಾಶಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5,00 0.00 0.00 FAROE 
pens ಕೋಲಾರ Er ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ncn ಹ ಗಾದ ಪರಿಡಿಷ್ಠದಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 8 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
312 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ in bn Si ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
( - - ಬ ವ 
313 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ slams ra ಪರಿಶಿಷ್ಠಹಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 & 5,00 0.00 0.00 ವ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
314 ಸಸನಾರ ie pid bd ಲ ಕೆಆರಐಡಿಎರ್‌ [| 1000 | 1000 | 00 | 000 Wy ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
315 ಸೋಲಾರ. ಬಂಗಾರರ್ಪಟಿ ಗ ಭು an Rd ಕ.ಅರ್ರ್‌ವಡಿಎಲ್‌ “T2500 25.00 0.00 I 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
316 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ oss Pra ಜನಾಂಗದ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 |” ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
317 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಖೇಟೆ DH es ಸಾನುನ ಸರಿಶಿಷೃಜಾತಿ ಕೆ.ಅಲ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 3k 10.00 0.00 i. 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಾಷೂರು ಗಾಮ ಪಂಜಾಯಿತಿ ತಿಮ್ಮಸಂಡ್ರದಿಂದ ದೊಡ್ಗಹಳ್ಳಿಗೆ 1 [7 ಕಾ 
318 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ el rssh ಮ fi ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನ ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ eis hn ns ಸರಿಕಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 TY ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
320 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ Es ಳಿ belo ಹ ಪರಿಶಿಷ್ಯದಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0,00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
321 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಲ್ಲ ed yp ಗ ಪಂಶಷ್ಯದಾತಿ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 [—aeenonದೆ 
5 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಬಂಗಾರಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂವರಾನತ್ಯಾ ಗಾಮದೆ'  ಪರಿತಿಪ್ಪರಾತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ sip Gi 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮಸ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಲ್‌ಐ.ಡಿ, 10.00 10.00 0.00 0.00 Reais 
ಮ 


[_- [ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
$ಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
323 ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗುರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ೯ರ್ಕಿಗೊಂಡಿಃ 
ಸ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ! ಮೂರ್ಜಸನಂಡಿಟಿ 
324 [_ ಸಸಲಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಮೀನುಗಳ ಬಳಿ) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ರಾ: 
K [ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಿಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
325 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ES y ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಎ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0,00 Tec 
[ಶಾಪೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೀರೆಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ನದಂಬಳ್ಳಿ ತುಮ್ಮಲು 
326 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಬೇಟಿ ಕೆರೆ (ಬ್ಯಾಲ ಕೆರೆ) ಪಾಲಾರ್‌ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 
ಹುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇರಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
327 ಕೋಲಾರ . ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪಾಲಾರ್‌ ನದಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚಿಕ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಂಕತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ : ನನದ 
328 ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ [ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ.ಅ ವಡಿಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ನಾಗಲ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರ ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
329 ಹೋಲಾರ ಕೈಟಿ.ಎವ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕರ: ಐಡಎಲ್ಸ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಹ 
§ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ Ftd 
330 ಸಾರ ಕ.ಜೆ.ಅಫ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌. ಐಡ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಹ್‌ 
¥ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ? Uanefnctd 
331 ಕೋಲಾರ ಕೆಜಿಎಫ್‌ [ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಫಿರ್‌ವೆಡಿಎಲ್‌ 20.00 2000 000 0.00, ಮ 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
332 ರೋಕಾರ ಸೈಜಿನ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗರ್‌ ಎಡಿನ್‌ 10.00 10.00 0 0:00 ki 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನನಗಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ § ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
333 ಸೋಲಾರ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ 12ರ ಹತ್ತಿರ ಟೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸರಸರ 0.90 0.90 oe 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹದೆವಮರ ಗ್ರಾಮದ Etc 
334 ಸೋಲಾರ 4 ಕೆಜೆ:ಎಫ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆಳ ನಿಢ್ರಿನರ್‌ 200 29 id 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಕೆ, ಕೆ.ಜೆ.ಎಫ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಡ್ಡಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
335 ಶೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ರ ಗೊಂ! 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
336 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಮಣಿಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮದ್ದೇರಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಖೋಷಕ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
K [ಕೋಲಾರ ಜಿಳ್ಗೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ, 
337 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಸೀಪುರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೂಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
338 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬೆಳ್ಳಂಬುರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕ.ಅರ್‌ಐಡಿ.ಎಲ್‌ - 50.00 50.00 0.00 0.00 ಸ 
| 4 ್ಹ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. [ನ್‌್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೆಗ್ಗಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
N 'ಪಲಿಚಾಯಿತಿ, ಬೆಗ್ಗಿಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಂದ ಕೂಡಗಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎರಡು 
339 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿವರ್ಣಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರಿದ ಕ.ಆರ್‌.ಎಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ). 
; 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉರಿಗಿಲಿ ಗ್ರಾಮ 
340 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಪಂಜಾಯಿತಿ ಮಾದವಗೆರ್ಜಿನ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
; —— 
R N ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉರಿಗಿಲಿ ಗ್ರಾಮ K 
341 ಕೋಲಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳ ಗ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ಚ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ONN - - pi 
ವಿದಾ [ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉರಿಗಿಲಿ ಗ್ರಾಮ 
342 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ  [ಂಜಾಯಿತಿಯ 'ಹನುಮಂತಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. Nas 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— | | 
§ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮ 
343 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ [ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಂಕತಟ್ಟೆ ಗ್ರಹದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00. 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿ ಸಮರ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮ IN 
§ ೀಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾ; 
344 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಪರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸುಗಟೂರು ಗೊಮುದ ಹತ್ತಿರ ಚ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0,00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1— ; 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಛಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಕಿನತ್ತ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ 
345 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮೀಲೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ದನ್ನ ನಿಮಾಗಣ. ಕ್ಷತ್ರ ks ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
346 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಶೆಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ" ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
— y- 
ಮಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರನಿವಾಸಮತ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ 
347 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ  ಜೊಮ್ಮಸಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾನಿ ನಿರ್ಮೌಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— | — 
ಎ § [ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ 
348 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಜೇನಹಳಿ ಗ್ರಹದ ಹತಿರ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
/ K 
ಸ ವ ಕೋಲಾರ ಜಿ ಪೀನಿವಾಸಪ! ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ 
349 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗೊಟ್ಟಿಹಿ ಗಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಳ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
A A 
f 
ದಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ - 
350 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹಂಚಾಯಿತಿಯೆ ಅಗ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನುದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಗ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
j - 
4 
W ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ | , 
351 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗರುಡವಾಳ್ಯ ಗ್ರಾನುದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ರಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10,00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 - Ad dl OS 


py 


352 


ಕೋಲಾರ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
[ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಇಲದ ಅಗ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


353 


ಕೋಲಾರ 


ಶೀನಿವಾಸಮರ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ 'ಶ್ರೀನಿವಾಸಮುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತರಾಸನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತೊಂಡಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಶರಾಸನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸೋಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. - 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


10.00 


0.00 


0.00 . 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಜೆಲಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ 


`ೋಲಾರ ಜಲ್ಲಿ ಶೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಞೇತ್ರ ಎನರಾಸನವನ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


——— 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


357 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ 


[ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಭಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ' 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


358 


359 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಾನರಾ ಸ ಗ್ರಾಮದ ಬೆ೦ಕಟಾಪುರ ಚಿಕ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಣ. \ 

SS 


ೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಲಾರ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಛಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಳೂರು 
ಗಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹೆಚ್‌.ಜಿ. ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 

HH 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಲ್ದಾಡು 
[ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


RS 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸರ 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಲ್ಲಾಡು 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೊಟಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌. ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯರ್ರಂವಾರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಉಪ್ಪರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಶೀನಿವಾಸಪುರ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯರ್ರಂವಾರಿವ್ಪಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಂಶವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


364 


ಕೋಲಾರ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಯರ 


SR 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10,00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10.00 


10.00 


0.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯರ್ರಂವಾರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 
-|ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ” 


ೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


ಕೋಲಾರ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯರ್ರಂವಾರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆ.ಪಾಶೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಕಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| 
| 


R ೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಎಭಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಡೆ 
366 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಟರಕೊರಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಂಬಿವಾಂನಲ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಈ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ! 
— —— —[- 
ಲ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ :ಶ್ರೀನಿವಾ: ಸಮಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುದಿಮೊಡಗು ಡದೆ 
367 ಶೋಲಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೂಲಗೊಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಕ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂ। 
[ | | un TL | 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಲಾಡು 
hs .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
368 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಣಕಲ್ಲು ಗಮದ ಹೊಸಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗ್ಗೌರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ೯೯ಗೊಂ: 
dt . RN 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಎಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂರಿಗೇವಲ್ಲಿ _ 
369 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಡಿಎಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 - 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. [ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿಪಾಸಪುರ ಎಛಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚಿಲ್ಲಾದ್ದಪ" ದ "ಹತ್ತಿರ ಚೆಳ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
370 ಶಿ ಸಧು ಗ್ರಾಮ! 15.00 15.00 0.0 
ನಿರ್ಮಾಣ. H 
§ ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ನಾಮ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ಕಂಚೊರಮ್ಮ KN 
371 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕರೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10,00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| y ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿ;ಾಸಮರ ಎಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ \ 
x ಪೂ ಡಿದೆ 
372 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಡಕಾಪಿಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ರ್ಗಾಗೊಂ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರೀ: ನಿವಾಸಪುಥಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಮಲಗೂರಕೋಟೆ — x 
373 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಶಿಯ ಮದ್ಯೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. | § 
_— Uy TT ed — 
} 
ಮ § ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮುಸ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ K KN ಗೋ 
374 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀವಿವಾಸಪರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಇಲಸ್ಪಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
——— . — + 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲಗೂರಕೋಟೆ 
375 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಪ್‌: ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|ನರ್ಮಾಣ. | - 
IN ನಾತ ಜಳ್ಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಭಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲಗೂರಕೋಟಿ | 
376 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿಣಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗಂಗಾಪುರ `ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. | 
| ರ — 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ' ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ 
ನಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಿಶಿಯ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 00 .0 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
377 3 ಗ್ರಾಮ 10.00 10.00 0.01 0.00 
k 
ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ‘ 
378 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಪಲಟಾಯುತಿಯ ಗುಂಡೆಡು ಗಮದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ 1 
R [ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 'ಗೊರವಿಮಾಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗೊರವಿಮಾಕಲ _ ಡದೆ 
379 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ರಸೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾರಡರೆಗೆ ಅಚ್ಛಾಗಟ್ಟ ( ಒತ್ಕಿರಿ) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. H 
JS 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


380 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಸೋಮಯಾಜಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪೆಗಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
' ಹತ್ತಿರ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
381 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದೇವಾಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 . 30.00 0,00 0.00 , ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ. I 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ 
382 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊದಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ” 
W ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೋಣೂರು ಗ್ರಾಮ 
383 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಮರ ಜಂಜಾಯಿತಿಯ ರೆಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— NS 
ನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಡಿಗೋಳು | KN 
384 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕತೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ | 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
& [ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮ, K 
385 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ದಂಚಾಯಿಕಿಯ ತಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| [ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಕ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ್ತಳನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ 
386 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚನ್ನಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ” . 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ - 
387 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 'ಹಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಟ್ಟಕನ್ನಸಿಂದ್ರ ಗ್ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಯಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[_ lu SN 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಎ 
388 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕ.ವಡಿಗೆವಲ್ಲಿ ಗ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
389 3 ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಖಾಕಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಳ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 'ಅರ್‌ಐಡಿ. 10.00 10.00 0.00 0.00 
— 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲೂರು ಗ್ರಾಮ 
390 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಹುರ ಪಂಚಾಲುತಿಯ ನೀಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ 
391 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚೆಂತಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ) 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ 
392 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ನಂಟಾಯಿತಿಯ. ಬೀರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


EN os 7 ದಾ ಸ್‌ 
pe: [ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ 7 ಗೊಂಡಿದೆ 
393 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಶಾಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಸುದ ಹಕ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ! 
' 4 
ಲಾರ ಜೆಲ್ಲೆ ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ 'ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ 
394 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ಳಾಮದ ಹತ್ತಿರ - ಫೀಡರ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದುರಸ್ಲಿ t H § 
bw H 
ಸೋನಾರ ಎಲ್ಲೆ ಶೀನಿವಾನಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಸ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ 2 | 
395 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಿತಿಯ ಗಾಂಡ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ _ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. - 
| 1 D 2 | 
ಕೋಲಾರ ಜಿಳ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಸ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ 
396 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಂಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
N ನಿರ್ಮಾಣ. : 
| wis ಎ 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಸ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ 
397 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಗಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. i - 
- ~ . 1 
id | 
§ p ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ; ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮ y 
398 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತ 'ಗುಮೆಡಿಮರ. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- — — 
F ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ನ 
399 ಕೋಲಾರ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ  [್ರಲಚಾಯಿತಿಯ ಓಳಗೇರ್ಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಲರವ ಎಲ 10.00 10.00 0.00 0.00 'ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pe 1 ; ಾ 
E ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
400 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಂಜಾಯಿತಿಯ ಯಲುದಕುಂಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— | 
Ne | p ಸೋಲಾರ ಠಾಲ್ಲೂಕು ತೊಳದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ 
401 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ [ಯಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗಾಮದ ಫೀಡರ್‌ [ಚಾನಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಲ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—- y ——— as 
ನ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಮಣಿಘಟ್ಟ Ane 
402 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲರ್‌ ನದಿ ಐಟಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ. : ಕೆ.ಆಬ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂ: 
+- — [ — + 
¥ p ಕೋಲಾರ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ನೆನುಮನಹಳ್ಳಿ 
403 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಲನಹಳ್ಳಿ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತ ಮತ್ತು.ಚೆ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ | [5 | 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಜನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
404 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಗಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. } 
[eT ನಾವ ಮಡನಾನ ಸ್ರಾವ ಪಾಣಾಮ್ದಂು ಕೊಂಡಸಂದ್ರ 
ೀ ಲ್ಲೂಃ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ದೀ ದ್ರ 
405 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಗ್ರಾಮದ ಚಾನಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಮಗಾರಿ. ಫೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
IF ನಿವಾನಪರ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಪುರಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ Iu 
406 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಟಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿ. | L L 
1 H 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ 


'ಶಂಡಿಗೋಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 


421 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 
422 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮುಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

[ಸೋಮಯಾಜಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೋಮಯಾಜಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 


ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


407 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಅಡಿವಿಚಂಬಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
§ [ತಾಡಿಗೋಳ್‌ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುರುಕಮಾಕಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
408 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮಗಾರಿ ಕ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 
ಜೆ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
409 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ನ ಸ ಠಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಲ್ಲಿ ಗ್ರಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Me Wu 
ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವರ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
410 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 5 MeN ಮೆಂಟ್‌ ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಳ್ಳಿ ಗು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಾಡಿಗೋಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಡಿಗೋಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
411 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ he ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಶನ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SS SS EN ಸ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊತ್ತಬೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ 
412 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ, ಆನಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೋಮಯಾಜಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಡನಿಚಂಬಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಷ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಸ್‌.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ q 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ ಹೆಂಚಾಯಿಪಿ ತೊಪೇ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
414 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿ: Me ಮೆಂಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ Re ಗಾಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಲ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ | } 
415 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಕಾಲೋನಿಯ ಜನತಾ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ, ವೆದ್ದವೆಂಕಟ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಮನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
OS SS pd ER 
ಹುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಟಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
416 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ Riad ಅಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ "ಒಬ್ಬನಲ್ಲ ಇಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 | 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|ಆರಿಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಗದೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
417 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ Ms Ms ಪಂಚಾಯುತಿ ನಾಗದೇವಹಳ್ಳಿ ಮು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆರಿಗುಂಟೆ ಗ್ರಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಂಬಾಲಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
418 ಕೋಲಾರ ಶಿನಿವಾಸಮರ ರೋನಿ. be ಮೆಂಟ್‌ ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವ್ಲ ಗ ” ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ [ 5.00 5.00 0.00 6.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
NS ಸ 
ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಿ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ R 
419 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾ ಹಳ್ಳ We ಮೆಂಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 | 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| SS ವ 
[ಆರಿಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. 
420 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ | Me ಹ ಅಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇಾಮ ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


R [ಮುದಿಮಡುಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚ್ಸಯಿತಿ ಪಾತೂರುಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ 
424 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಸ್ವಯುಂದ ಎಸೆ.ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆನಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ.ಅರ.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 3.00 0.00 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
] 
ಜೆ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
425 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿಯ ಕ.ಎಸ್‌.ನಾರೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕಪಿಲ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4.00 400 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾ ಪಂಚಾಯುತಿ ನುತ ಕೂಂಡಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
[226 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಉಲೊ ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದ್ರ ಗಾನು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— ಡಿಗೋಳ್‌ 3 ಕಮಲವಾರಿಷ: ದ + TT 
[ತಾಡಿಗೋಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲಿಃ ಲವಾಃ ಗ್ರ ಎಸ್‌.ಸಿ 
427 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ MWe ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಿವನ್ನೈ ಇವು: ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ I 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
[ಲಕ್ಷೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ನನಾದ ಮಿಮಾಕಲಪ್ನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ 
428 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲನಲ ಕೆ.ಆರ".ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 KR 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— —— —— 
ಆರಿಕುಂಟಿ ಗ್ರಾ ನಂಣಾಮ ಬಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ » 
429 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಯಂ pe ನಿರ್ಮಾಣ ನನ ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾ ನೆಲವಂಕ ಗ್ರಾಮ ನಾನಾಮತ ಕುಪ್ಪವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ - | Wi 
ಲ: ಪ ಪ್ಪ ಸ್‌ 
430 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
———— 
ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿಸಿ ಗೊರವಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ T 
431 ಲಾರ ಸನಿವಾಸಮರ Mei 6 ನಿರ್ಮಾಣ ನಲಲ Ke ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 | 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್ರಿ 
— —— | + 
ಚಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಸಯಿತಿ ಚಲ್ಲಿಗಾನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
432 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆನಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 fT —L 
433 ೧ೀಲಾರ ಪ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮಾ: ಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| | [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಸಿ ಮುಂಚಿನೀಳಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
434 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮಃ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 3.00 0,00 TT 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— J r 4 —— 
'ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಿ.ರೆಡ್ಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
435 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ss ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ; ಧಾ ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 
436 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಾಲೋನಿು he ಮೆಂಟ್‌ ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಡಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 3.00 0,00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
f [ 
TT ನೋಡಿವಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತಿ ನಕ್ಕಲಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ TT 
437 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಹುರ [ನ ಡವ ನಂಟ ಅ ನಿಮಾರ ಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 3.00 0.00 0.00 | arೊಂಡಿದೆ 
N ವ ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ನಾತ ಗಾಂಧೀನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ _ ದೆ 
438 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಾಲೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4.00 4,00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ: 
ನಲವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾ ಪಾಶೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
439 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಎನ್ನ ಗಾಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
A ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೌಡತಾತಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
440 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ನಾ ಸಾ ರಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಾತಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 3.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|e  ಗಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮಿ ಎಸ್‌. 
441 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಠಕ್ಷಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆಶ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Se 
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45.00 36,24 


8.76 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


~— 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ" ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕುಡುವತಿ ,ಅಗಲಗುರ್ಕಿ 
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಗಮರಳಿ ಪಂಚಾಲ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೀಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
|ಅಂಗರೇಖನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪಾತೂರು, ಮರಳಕುಂಟೆ, ಅಂಗರೇಖನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ೈನ್ಯಾಪ್ಪನೆ ಬರುವ ಕಂಚಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಲಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಪಂಜಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸಹುಚ್ಯ 
'ಗಿಡ್ದಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣೂರುಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಜಾತವಾರ, ಅಜ್ಜವಾರ 
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ನಾಯನಹಳ್ಳಿ, ಅಜ್ಜವಾರ, ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 


ಅಣಕನೂರು .ಮಂಚನೆಬಲೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದಿಬ್ಬೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
[ಬರುವ ದಿಬ್ಬೂರು ಮತ್ತು ಗೊಳ್ಳುಚಿನ್ನವನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಜೆಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಂಗೀಧ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 
[ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಜ್ತಿಸೆ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಕಿರುಗಂಬಿ, ಎಸ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 
ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ,ಕಟಾರಿಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಕೇತೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಖಾಳ್ಯ (ದಿನ್ನೆ ಮತ್ತು 
ನ್ಯಾಸತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಹಾರೊಬಂಡೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮರಸನಹಳ್ಳಿ , ಆವಲಗುರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯ್ತ 
[ನ್ಯಾಪ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಕುರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಹರಪುರ ,ವನಗಿರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ರಿಗ 
[ಬರುವ ಹನುಮಂಕಮರ ಮತ್ತು ಅಂಕಣಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ. 880) 


M/s. Jayaprakash 
Engineers & Contractors 


255.00 257.16 


“216 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ, ಗುರಪ್ಪನಹಳ್ಳ. ಮೈಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುದುಗೆರೆ, ಮತ್ತು ಆನೂಡಿ 
ಗ್ರಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.928) 


Sri. T Ganesh 50.00 


10.17 


0,00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಚಕೂರಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್‌.ನಾಗಸಂದ್ರ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಇಡಗೂರು. ಮತ್ತು 
ರಮಾಮರ... ತೊಂಡೆಬಾವಿ , ಕುಂಟಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿಬಸವಾಪುರ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಲ್ಲೇಕೆರೆ... 
[ಜೋತೇನಹಳ್ಳಿ' ದೊಡ್ಗಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಿನಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಸದಾಶಿವ ಬಡಾವಣೆ, ಗಂಗಸಂದ್ರ 
-ಟಿಕ್ಕಕುರುಗೋಡು, ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತನಗರ... ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳಕೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ನಗರಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ, 
[ಮುಸಲ್ಮೂನರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ, ಗೊಟ್ಟುಕುಂಟೆ... ಪೈವಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷೀಪುರ, ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು, ಗುಂಡ್ಣಹಲ್ಲಿ. 
ಕಡಬೂರು, ವಿರೂಪಸಂದ್ರ, ಯರ್ರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-6) (ಇ.ನೆಂ.926) 


Ms. B.N.N. 
CONSTRUCTIONS PVT. 
LTD. 


250.00 


-6.32 


0.00 


— 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


_ 
ಹ೦ತಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೆರಯಾಸನಹಳ್ಳಿ. ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಜರಾ ಹೊಸೂರು. ಕೈವಾರ. R 
5 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಖರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ | ದಡ್ಡಡಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಗನಹಳ್ಳೆ ತ ಸಸಿರಸೆ [ei ಮಾರಪ್ಪ (ಇಸ) Sri. Ramesh Reddy 35.00 26.42 8.58 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಸೇನ'ಮರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ net | 
| ಾ: ೧ನ ಸಭಾ ೇನ'ಮರ. ಕ್ರಿ . p 'ಗೊಂ! 
6 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ | ್ಯಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂಡಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (೩.ನಂ.697) Sri. Pratnap T.C 31.00 25.62 5.38 0.00 ಮೂರೂಗೆಂಡದೆ 
| 
gi ಜಂಕಾಮಣಿ ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊತ್ತಹುಡ್ಯ ಕರಿಂಯಿಪಲ್ಲಿ. ಮರಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ R le 
7 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ [ದೊಡ್ಡಕರಕಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ, ದಿಗವಮಿಂಡಿಗಲ್‌, ಸಲ್ಲರಾಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ Me: Mahalakshm5 34.00 2815 585 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.698) f onstruction ) 
ಧನಾ ಾಾಮಾಮಾವನ ನನಾದ ಎನ ಇಮೋನಿಯನ್ನ ಸನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಸಫಟ್ಟ [£ರ್ಮಾಣ Y e ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— | 2 nl ಮ (SEM 
ಸಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಮಾನಿಯ ಬಂದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಾ.ಟ. ಕಾಪೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಗಾ ; 
9 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ರ್ಮಾಣ 7 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
A i 1} 
ಸ, Ni ನಂಜಗಾನಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕರಿಯನಪುರ (ಹೆಚ್‌.ಕ್ರಾಸ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ ಭೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡಘಟ್ಟ ಸ್ನ ಮತು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ : .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 8.00 8.00 6.00 0.00 ಗ 
(BS ನ್‌ L [os 
ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
11 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಪಡ ನಿಮ್‌ [fs j ಳಿ ಸ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
~ ss Tk ಟಿ ದೋನಿಯ ಸ್ತೆ ಮತ್ತು — - - 
p ಗಂಜಿಗುಲಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಾಹ್ಗಣರಹಳ್ಳಿ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ: ಸಿಸಿ ಪಸ್ತೆ ಮ: 
12 | ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ .ಶಿಡ್ಷಫಟ್ಟ [ರಂಡಿ ಸ ಸ ಹ 3 ಶೋಹವ್ಸ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ke M L 1 J 
ಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಬ್ಲೂಡು ಗ್ರಾಮದ [ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೊಃ ಸಿಸಿ ರಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
13 | ಚ್ಮಲಾವುರ 1 ಶಿಡ್ಞಟ್ಟ ಸದು ಗನ ನ ಇಮಾ ತನವೃ ನನನ ಉಂ ನತ್ತ ನರರ ಕೆಆರ್‌.ಖಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪ ಮ ಸೂ ಸ Es | CE TY i 
[ಸೆಲಿಟೇರ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಏಲಿಚೇರ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
18 | ugpeas | ogg [ದ i ಸ 3೫ ರತ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌ ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
r si ವಾಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಟಾಮಿಯ ವಂಗಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು Wi 
15 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ರಿಡಫಟ್ಟಿ [ರಂ pd in Se ಕೆ.ಆರ್‌ ಐದಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 [ SN ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
£ ; el! 
[ಹಂಡಿಗನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಶಿಯ ಅಪ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ: ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು y 
16 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ರಂಡಿ ನ ಸ ಪ್ಲೇಗೌಡನಡಳ್ಳಿ. ಗಮ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಪಕ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಂಗ: ಮಾಯ ಪಮಾಂಗ ಹಾಯು ಸ್ಪ ಮತ್ತು [74 
ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾ: ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಯುದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ; R 
17 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡಘಘಟ್ಟಿ [ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ A - ಇ ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.60 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
ತವಲಸ್‌ರ್ಮ ಗಾಮ ಪಂಪಾಮುತಯ ಬ ಇಮಾನಿಯನಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು - re — T 
[ಚೆಲಕಲನೇರ್ಮು ಗ್ರಾ 'ಂಚಾಯಿಃ ಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರು 
18 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡಘಿಟ್ಟ [ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ! Fad aids 5,00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
T ಗದತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚೊ ಧಾರಾ ಸಸ ರನ್ನ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ B 
19 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ jd ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾ ಕೃನಹಳ್ಳಿ ಗಾನ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕುಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 | 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
r ಚೆಲಕಲನೇರ್ಪು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದ್ದಾರಪಲ್ಲಿ ಇನ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
20 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ iy k ಹ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ನನಾ ನಾನ ಪುನಾಮಾನ ಡನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು - 
py ಬು! ಲಟೆ ಗ್ರಾ ಎಚಾಯಿ: ಬು! ಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ೀವಿೀ ಸಿಸಿ 
pt | prs ರಿಡ್ಷಘಟ್ಟ ದಿ ವಿಮಾ : ಗ್ರಾಮ: ಳ್ಲಿ ಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 500 5,00 0.0೦ 0.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
~l | 


ಗಲ . 
[2 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳನುರ ಕಢಫಟ್ಟ [ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಲ್ಲಪೈನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 500 500 100 100 'ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
23 | ಚಬಳಾಮರ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗಂಜಗಂಟ ಗ್ರಾಮ' ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕೆಆರ್‌. ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 500 500 000 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SS 
'ಕುಂಬಿಗಾನಹ' ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
26 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಢಘಟ್ಟ [ರಾಣ ಇ ಗಾನ ಸನ ಳಿ ಸು ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌ ಐಡಿ.ಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 
|ಹೊಸವೇಟೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎದ್ದಲಶಿಪ್ಟೇನಹ' 'ದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ನ ಗಾಮ ್‌ 'ಡ್ಹಲತಿಪ್ಟೇನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ರ ಮತ್ತು ಕೈಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 000 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
'ದೊಡ್ಡಟೇಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೊ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾವರ | ಕಿಡ್ಞವಟ್ಟ [ ಡ್ಡಟ N me ಗಮ ಸೆಮಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಳಿ ಸಿಹಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಾದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಂದಾಧ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ: ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
27 | ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸಾದಲಿ ಗ್ರಾಮು WN ಇನ್ನಹಳ್ಳಿ ಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ೆ.ವೆಂಕಟಾಮರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
28 ಶಿಢಘಟ್ರ್ಟ [ಸಣ ಸಮರ ಗ್ರಮ - ನ ಸಸ ರಸ್ತೆ ಮ್ತು | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
+ 
[ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋಧಿ: ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
29 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾವರ | ರಿಡ್ಗಟ್ಟ [ಡಂ ಗ. ಗಮ ಯಳ್ನಿ 4 ಸ್ತ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಟೆ.ವೆಂಕಟಾಪರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ: ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು _ 
30 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ರಭಟ್ಟ [ನ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಮ ಮಃ 'ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 50 000 00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಶೆಟ್ರಿಹ' ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಿರಿಎಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
31 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ರಿಡ್ಞ್ಟ ಸಕಳ ಮು: ಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ: ಳಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು - ಕಆರ್‌ಮುಡಿಎಲ್‌ 5.00 500 0.00 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲಮಾಕಲವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸೆಯಿಂದ ಮೂಗಚಿನ್ನೇಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌,ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
33 | ಅಕ್ಕಟಳ್ಳಮರ | ಬಾಗೇವಲ್ಲಿ [ನ್‌ by ಲೂ ಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ್ನೇಷಲ್ಲಿ ಸ ಕೆಆರ್‌.ಖಡಿ,ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 060 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
33 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾತವಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಸಾನವಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20,00 20.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— [Wa 
34 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ |ದಾಗೇಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನಗಮಾಕಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SS 
35 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ  |ಬಾಗೇಪಳ್ಳಿ ಶಂಲ್ಲೂಕು ಗಿರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಈಶ್ಚರಘಟ್ಟದಿಂದ ನಲ್ಲಪಾನಂಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 ] 15.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಿಂದ ಪಿಲ್ಲಗುಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SS 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮದ್ದಲಖಾನೆ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಮೋನಿಯಂದ ಸದ್ಗುಪಲ್ಲಿ RN 
39 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಮುಖ್ಯಧರಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15,00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟ್ಟಂವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥಪುರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ಕ್‌) .ಆಲ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ ಪೂಃ 
೩0 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಆೆಲ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 ಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಬಾಗೇನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೫ ದಾಗೇಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 
43 [ಬಾಗೇಪಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಗಿನಾಯ್ಯನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌,ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
M ದಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಿಗಲ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಗವದೆಲ್ಲಾಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಲರ ಎದಿಎಲ್‌ 500 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪ; ಬಾಗೇಪ ಕು ರಾಶ್ಥೆರವು ಪಂಚಾಯುಪಿ ಮುಸ್ಲಿಗಾನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
45 ಕೃಬಳ್ಳಾ; ಶಾಲ್ದೂ ಸ್ಟಿಗಾ್‌; 5,00 5.00 0.00 0.00 
ps (bs u £ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾ ಬಾಗೇ: [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ: 'ಎಚಾಯಿತಿ ಗುಂಢಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟೆ, ಕಾಲೋನಿ A .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ೯ರ೯ಗೊಂ! 
46 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೇಪಲ್ಲಿ ಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲಗುಟ್ಟವಲ್ಲಿ ಪ ತಿ ಗುಂಣ್ಣಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌. 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
42 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಕಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಣಾಲನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟೆ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಓ॥ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 500 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
48 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯೆಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೌನಿವಾರಸಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಠಸ್ತೆ ಶೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
he — 
49 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ |ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ವೈ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಖಲೋನಿಯ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
50 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಾವಲಖಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನ್ಸಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
51 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಟ್ಟಪರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Dy _ EY pm sR 
52 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇರ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಪ್ಪನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಶಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 54 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಓಬನ್ನಗಾರಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ3, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
55 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಯರ್ರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 - 500 0.00 0.00 ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
56 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 'ಬಾಗೇಪಳ್ಳಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆದಿನಾರಾಯಣಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
57 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿರುಮಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
58 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕಲಮದೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟೆ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L_ _ 
59 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಸಡಿಟಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಮ್ಮರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
60 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 'ಬಾಗೇಪಳ್ಲಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನನಂಚೆರ್ಯು ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
61 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಮದ್ದರೆದ್ದಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
62 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
63 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರಗರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
64 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ oಡಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಯದ ಮುಖ್ಯರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟೆ.ಕಾಲೋವನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಮೊತ್ತ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕ್ಕಿನ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ "ಪಂಚಾಯುತಿ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಎಮ್ಮೇನತ್ತ ಗ್ರಾಮ 
65 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಲಾಗಾಣಿ ಆಲಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚ್‌ಯಿತಿ ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ದಿ.ಎಲ್‌ 45.00 45.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮ ಮು ನ ಅಗರ k ಪ 
ಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 'ಮಂಡಿಕಲ್‌ ಕುರುಡುಮಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
66 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು sk ಸ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.0 30.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಖದ್ದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 0 
2 [ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕ್ಮಿನೆ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಿತಿ ಟಿ.ಅಗರ ಪಿಚ್ಚಗುಂಭ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ 
67 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| — ; — 
68 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು [ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಊರುಗುರ್ಕಿ 'ಗ್ರಡುದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
r—— ——— . ‘SEE -- 
69 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು [ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ಅಲೂಕ್ಕಿನ ಮುತ್ತೇನಹಟ್ಟಿ' ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ J. 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 
70 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನ್ಮುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ — ರಖೇಟೆ ಕು ಮಳ್ಲೇಃ ಳ್ಳ | ನ್‌ mas — 
7 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ lk ತಾಲೂ; ಪ:ಪಾಳ್ಳ ಗ್ರಾಮವ:ಗಿಜನು,ಕಾಭೋನಿರುಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ 'ಮತ್ತು ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2 | ted | vom [ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಯೆಲುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಶೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಸಿ ರಸ ೌಲರ್‌ಬಡಿ ಎಲ್‌ 0 [ 0 000 000 | ಮೂರಾಗೊಂಡಿದೆ |] 
73 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ leorsses ತಾಲ್ಲೂಕು ತನಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ದಿ.ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
74 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [oomeses ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
25 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರವೇಟೆ 'ಂಗಾರವೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
%6 | ಕಹಲಾತ | ಬಂಗವನೇಟಿ ಗಂಗಾರೆಪೇಟ ತಾಲ್ಲೂತು ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಗಂಜನ ಕಾಮೊನಿಯಲ್ಲಿ ಬರಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಸ ಸ್ತ ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 000 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
77 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರವೇಟಿ ಬ ಲಗಾರವೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂ ತನಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಅರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 -T 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 | ಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಂಗಾರದ ನರು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡಾ ಕೆಆರ್‌. ಬಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 000 ೦೦0 | ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

9 | tmens | womddd ಂಗಾಸತವ ಪಾ ಹುಳ್ಳುಂದ ಗ್ರಾಮದ ವರಿಶಿಷ್ಠಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಬಮಾಧಗಳ ಹತ್ತಿರ ಪ ಡ್ಯಾಂ ದಿ 5000 3000 29 ೦೦0 | 'ಮೊರ್ಣ | 
$0 ಕೋಲಾರ -| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಳು ಗುಬ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 000 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
si | sees | womdset ಬಂಗಾರ ತಾಲಿ ಹುನುಂದ ಗ್ರಾಮದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಆರ್‌ ಐಡಿ ಎಲ್‌ —r 30.00 30.00 200 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರವೇಟೆ ಯಂ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟವಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆ ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ | 000 | 0.00 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 | ts | words ಬಂಗಾರನೇಟ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಕಿನ ಬನಹಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಪಂಗಡ ಇಾಲೋನಿಂಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ.ಸಿರಸ್ತ ಕಟರ್‌ ಐಡಿ ಎಲ್‌ £0.00 10.00 0.00 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ga | toed | womdವೇಟೆ 'ಂಗಾದನೇಟಿ ತಾಲೂಕ್ಕಿನ ಬೊಡಿಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿರ 1 ಕಲರ್‌ ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 1000 10.00 000 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
F 5 | tres ಬಂಗಾರಬೇಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಮಿನ ಕದರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕೆಆರ್‌. ಐಡಿಎಲ್‌ 1000 1000 0೧ 000 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
g6 | toed | wondses ಬಂಗಾಪನೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಕಿನೆ ಬಾಬಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಸಿನಸ್ವೆ ಕರ್‌ ಐಡಿ ಎಲ್‌ 10.00 1000 000 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಂಗಾರಪೇಟಿ [ನಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಮಿನ ದೊಡ್ಡರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂದ ಮತ್ತು ಸಸರ ಕಲಲ ಡಿ.ಎಲ್‌ — 1000 10.00 000 000 'ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

| A ಬಂಗಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಕ್ಕತುಮಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಣಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಪಸ್ತೆ t್‌nnಲ | ೦೦ ಸ ಸ ಸಾ ] 
$9 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಂಗಾಂವೇಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲಮಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಿಆರ್‌ ಐಡಿಎಲ್‌ 1000 1000 000 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
90 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 'ಲಗಾರವೇಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನ್ನುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಣಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.60 000 § ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
91 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರವೇಟೆ Mee ನಂಬಾಯುತಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮನರನ್ನೆ ಗ್ರಮಡ ಫಸ್‌ಟಿ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ omar 40.00 uo | 00 0.00 IN ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮ 
ನಾಮೂರು ಗ್ರಾಮ ಐಂಜಾಯಿತಿ ಶಾಖೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ 
ಕೋಲಾರ ಗಾರಪೇ। ತ್ತಿ ಡ್ನ 
92 ಬಂ; ಟೆ ಣಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ : ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
fy [ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಉಶಾಸಖರ ಗ್ರಾಮದ ಖರಿಪಿಷ್ನಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಮಾರ್ಕೊಂಡಯ್ಯ — 
ಶೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವ 1 ಸ ಲ 
WN i ಉಪಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮಗಾರಿ N ಕತರ ಎಡಿಎಟ್ಟ್‌ 40.00 40.00 0.00 0.00 ನೂಸೂಗೊಂಟದ: 
94 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತನಿಮಡುಗು ಗ್ರಾಮಬಲ್ಲಿ ಇಮಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ i ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ” 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಲಾರ ಚಳ್ಪ ಕವಎಭ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರ ಚಿನ್ನನಗನಹಳ್ಳಿ. ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು, ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಕೋಲಾರ ಕೆಜಿ.ಎ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿನ್ನನಗನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು. ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ತಿ ಫ್‌ [ಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.  ; ಕರ್‌ ಎಡಿಲ್‌ 40.00 40.00 0.00 0.00 ಫೂರ್ಣಗೆಸಂಡಿರೆ 
Tr [ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ, ಕೆಜಿ. ; | TT 
Fe ಕ ಗರ ಜನ್ನ ಕವನ್‌ ವಿಧಾನಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಶಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 33 ರ 
96 ಎಫ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಮಗಸನ ; ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
R| 
psd ಸ ಲಾರ ಅನ್ನೆ ಕಜಿಎನ್‌ ನಧಾಸಣಾ ಕ್ಷತ್ರ ಎಸಂದ್ರನಿಟ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಖ ಕಾಮೋನಿಗಳಲ್ಲಿಸಿಸಿ KS r |: 7 
1} ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. : ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
is ; = ———— 
[ಸೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಳು. ಮಬ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮ "ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಸೇಗೌಡ ಕೆರೆಗೆ 
ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 9 ಗ ಸಯಿತಿ, ಮದ್ದ ಪಾ 
98 'ಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಖಡಿ.ಎಲ್‌ 100.00 100.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ೋವಾರ ಪ್ದ ಶೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾ ಪಾವನಾ ಬನನ ಾವವ 1 r 
ಕೋಲಾ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [| ks ನಳನ ನ '್ರನು(ಪಂಣಾಯಾತಿ ಟು 
99 ಶೀನಿವಾ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. Ad ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 pe 
ಜಾರ ಎಳ್ಳ ನನವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೇತ್ರ ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುರುಬನಾಗ! ee 
ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಸತ್ರ ಸಗದ ಗ ಜಾಗ 
100 L 'ಲಾ! ಶ್ರೀನಿವಾ; ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ೯: » ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
fe ಕಾ 
'ನೋಲಾರ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಗಟೂರು 
ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ 2 ಕ್ಷೇತ ಸು; 7 ಗ್ರಾಮದೆ 
101 ಲ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ: [ಪತರ ಚಿಕ ಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ms ——— ——— 
52 | ಜೂೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ೋಲಾರ ಪನ್ನ ರ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ FT ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಬ್ಟವ್ಪೂ Ht —] 
ರೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಫೀಡರ್‌ ಜಾನಲ್‌ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ES OE ME J 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 'ಹಾಲೇರಿ (ಚನ್ನಾಪುರ ಮಜಿರ) ಹೊಃ ಕೆರೆ 
ಕೋಲಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯರ ಸ ಷಿ i ಮು ) ಹೊಬ್ಬಪ್ಪನ 
103 8 ೀ Cb ವಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ. | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ § 
Ep F | 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮದನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಕಿ ವೆ" ರ್ರೆ 1 
ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ks ಕ್ಷೇತ್ರ ವುದನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮು ಟಗಲಬುರ್ರ ಗಾಮದ ೬ 
104 ಶ್ರೀ: y [ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[8 ul is 1 
ಕ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮುರ [ಸೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮದನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ a oy 
5, (ಪಶು ಆಸ್ಪ) ಹೆತ್ತ ಪೋಷಕ ಇಲುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಡುವನಪ I 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಯರ ಆಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ( 
106 § ಶ್ರೀನಿವಾ: [ಹತ್ತಿರ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. } ಳ್ಳಿ ಗುಮ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
IW ರಾರ ಪ: T- | 
[Rs ರ ಹನ ಕೀನಿವಾನಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತರಾಸನಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇಣ್ಣಂಗೂರು 1 
107 ಶೀ [ತಾನಾದ ತಿರ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— I 
ವಾನ ಜಲ್ಲಿ ಹನಿವಾಸವುರ ಎಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುದು: y T 
ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ (ತ್ರಿ ಈ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
Ms ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಃ ತ್ತರ ಬೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ky » ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 Ki 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pe ಮ | 
MN ee ಪಾಕ ಪನ ಪಾನಿವಾನಮರ ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 1 I 
Buds ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 L 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
FR ERE eee ಗಾ ಇ ನನನಾರ ಪಾನ ಹಾನನರು ಹೋಬಳಿ ಮಮವಾದಿ ಹೊಸಯ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ -! sp | 
ಶ್ರೀ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಭೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Oo ಗೋಲಾರ ಬಳ್ಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ; ಗ್‌ 
ಕೋಲಾರ ರೀನಿವಾಸಪು ಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 'ದಾದಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
111 ಶ್ರೀನಿ: ರ [ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಳ್ಳ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
US 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಸನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ > ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಟು ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 0.00 R 
ಚೂ | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರನಿವಾಸಮೆರೆ | ್ಲಗಡ್ದವಲ್ಲ ಕರೆ ಸಮೀಪ ಚೆಕ್‌ ರ್ಯಾಂ ನಿಮಾಣ, 10.00 4 
| [ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಡಿವಲ್ಲಿ ''ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಕ್ಕಲಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾ: ಸ ಶೇ ನನನ ಮ ಕೆ.ಆರ್‌ ಎ.ಡಿ.ಎಲ್‌ . 0.00 0.00 0.00 ಗ 
1೫3 | ಕಲರ | ಶ್ರಿನಿವಾಸಮರ [ಮ್ನ ಬರುವು ಹಕ್ತಿರ ಚ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 4 
dd 
[ಕೋಲಾರ ಜೆಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯರ ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲವಂಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಂಚನೀಳನೋಟೆ ಸಂರ. ನಡೂಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಫ್‌: .ಈರ್‌.ಐ.ಡಿ.. K 20.00 0.00 0.00 
114 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹತ್ತಿರ 'ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 20.00 0.01 _} 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಂಡ್ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ {Sinai 10.00 000 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
135 | ಕೋಲಾರ | ಶೀನಿವಾಸಮರ [ಾನೊಡ್ಡು ಕರೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. 1000 j p 
— 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಏಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮಯಾಜಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಿತಿಯ ed hse 0 06 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
316 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರನಿವಾಸಯರ [ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಸ್ನರ ದೇವಾಲಯನ ಹತ್ತಿರ. ಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.90 2000 ) 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮಯಾಜಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2! .ನರ್‌.ಐ.ಡಿ.. X .00 0.00 0.00 
117 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರನಿವಾಸಮರ [ೀಮುಯಾಜಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಣ. 2000 20 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಇಮರನುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವ್ಯ ks ೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ . 10.00 0.00 0.00 es 
೫18 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರನಿವಾಸಮರ [ಮ್ನುರಕುಂಟಿ ಹತ್ತಿರ ಜರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 1000 
[ಕೋಲಾರ ಜೆಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೂಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ REASS ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವ ಷಿ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.. . 10.04 0.00 0.00 
119 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಪ್ತಿರ ಚೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮೆಣ. 10.00 io 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವೀರತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ Leah ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
& ಶ್ರೀ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. | 10.00 0.00 0.00 
120 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಿನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆ. ಕುರುಪಲ್ಲಿ ub. 28d idoo 6 oi ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1210 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 . . 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಮಿಸಿಯ ರಾಜಗೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ RANE on ರ 606 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
122 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ; ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ul 10.00 . 4 
ಗಾ: ಘು; 5 ಯೇ ಬ್ರಮದೆ % 
Re ಜ್ರನಿವಾಸಮರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇಶ್ರ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ವಂಚಾಯಿಫಿಯ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ: ವಿರಹ 4ರ 1406 0 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. i 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ; Cl .ಆೆರ್‌.ಐ.ಡಿ. . 0.00 0.00 0.00 
ಕೋಲಾರ | ಶ್ರನಿವಾಸಯರ [ಬುದ್ದ ಅಬೆಂವಲ್ಲಿ ಅಚ್ಛಟ್ಟೆ ದಸ ನಿರ್ಮಾಣ 1000 
[ಕೋಲಾರ ಜೆಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಸ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ` ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತೆರ್ಗಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಆರ್‌. ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ f 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
125 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾನ. 10.00 10.00 4 
| SONU; 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸತ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. . .00 0.00 0.00 
126 | ಕೋಲಾರ | ಶೀನಿವಾಸಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 10. 
127 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಕೋಲಾರ ತಲ್ಲೂರು ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಬಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಾ 'ದ ಚರಂಡಿ ದುರ) 
128 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ನಿವಾಸ ತನನು ನೊರಿಮೊಡಸು. "ಗಮ ಪನಫಾಸಂತ`ಯನ್ನಂನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ Kd ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
: SONG! 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಯಶ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಗುಡಿಸಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿ ಕೆಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 9 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
129 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಗ ಚಿ ರುರಸ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 5.0 . 
್ರ 'ಚಾಯ್ದಿಯ ರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುರ; 
130 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ” ಮ ತಾಲ್ಲೂರು ಬೈರಗಾನವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಚೆಲ್ಲಾರವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ve ಕು ಕೋಡಿಪಃ ಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ರ 'ದ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 000 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
131 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಶಾಲ್ಲೂ! ೀಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ: ್ರಿಯ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ: ಸಿ . .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 0 |. x 


i 
| 


ರ ಗು: ಇ! ಘಂಟಾ 
132 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ನನ ಕಾಸಾ ಮಲಗೂರಕೆೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಿಜಾಯ್ದಿಯ ಕಮತಂವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಾ | 
HH : e — 
ನಿವಾ: ನಿಲ್ಲೂಕು ಫಿ ಗ್ರಾ ಯ ಗೀ ಫ ಗ್ರ 
134 [eta ನ ನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ದುಯ ಗೋಖಾಲಷುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ಥಿ MASTER ME 
[ಕಂಮಗಾರಿ. HK 
ಶಿ ಸಹಃ ಗಾಯಿ 
134 | tes | ಶೀನಿವಾಸರ [ನಿವರ್‌ ಪಾಟು ಮೊದಲ "ಗ್ರಾಮ -ಪಂಚಾಯ್ದಾಯು, ಇಮುರಳುಂಟಿ, ಗ್ರಾಮದ CN ERS ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— —— l RE (ASS 
135 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಡಿಗೋಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ತಿ ಉಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—— ನೀನವಾಸವಾರ ವಃ ವಸ [x 
ವಿ: ಪಂಚಾ ತ ಗ; ಗಃ 
136 | ಕೋಲಾರ | ಪ್ರಳಧಿವಾಸಮರ [ಶನಿವಾಸಮರ ತಲ್ಲೂರು ಮುತ್ತಳವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲ್ರುಯ ಕ.ವಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ತೂಬು ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಆರ್‌ ಬಡಿ.ಎಲ್‌ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. |: 
| p | ಜಿ I 
ನ ಗಾಲ ಪಳೆ ಗ್ರಾ ಸು ಮ: 
137 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಹೀನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಯ ಪಾತಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಸನದಿ ಡ್ರೈನ್‌ ಕಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
PRN ET | | A 
138 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಆಅಗ್ಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
[4 TT f= —— p REE 
139 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಕೋಲಾರ ತಲ್ಲೂಕು ಸುಗಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಂದ ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ದಿ.ಎಲ್‌ ಘೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
— Js ಸ ; P| 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಆಣ್ಣೇಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Kl 4 ¢ 4 .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಡಿದೆ 
140 ಸತಾರ |; ಶರವ ಸಶಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಟ್ಟಪ್ಪನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಸರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಕರ್‌ ಎಡಿಎ ಪರಾಗ 
ಸಾರ್‌ i 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ'ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳ ವಿಷರ 
. ರೊ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ವೆಚ್ಚಃ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ತಸಂ| ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು Wb ಬಳಕೆಯಾದ dE ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಷರಾ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
ಮಂಜೀನಷ್ಸಾ ಹೋಬಳಿ ವಾಲಕೂ್ಣಹ್ಸ್‌ ಗಾಮನನರ ಕಾವಾಲಷ್‌ವರಗ ಕ್‌ I 
1 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ WE ME ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 35.00 35.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ೈದ್ಧಿ, 
ಸ 3 
2 [ee ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ ನನ ನನ್ನಾ ಸಾರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ೈದ್ಧಿ. 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೋಲಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯು ಗೊಂಡಿದೆ 
3 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೇಡಿಮಾರಲಹಳ್ಳಿ "ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ" ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ: 
4 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ KAA Qi i Ly ಮಃ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 ಕೃಬಳ್ಳಾ; ಬಳ್ಳ; ಸಿ ರೆ y 10.00 10.00 0.00 0.00 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ' 
py ks ) 'ಗೊಂಡಿ 
6 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 4 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಐ.ಡಿ. 'ಮಗಾರಿ ಪೂ: ಡಿದೆ 
7. | ಚಕ್ಕಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬದನೂರು ಮ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ)ಇರುವ ಹಳ್ಳಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಬರ್‌ ಐಡ್ತಿಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೂರ್ಣಿಗೂಂ 
a L_ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟಗೂರು .ಬೀಮನಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
. ಪೂ 
8 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು [ನ್ಯ ನುಗಳ ಬಂ ಹಳ್ಳ್ಕೆ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಜಮೀನುಗಳೆ ಬಳಿ 
9 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸಕ್ಕ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನ ide ದ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ns OS | 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ A 
pe .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಸರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು (ಯೂಗಿನ ಹಳ್ಳ್ಕೆ'ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂ। 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಿದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ 
, - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
11 | | ರಿದ ಇರುವ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸೈನಲವಡಿನ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಸೊಂ 


Freee? T ಜ್‌ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಆಶ್ರಯ ' ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
12 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬದನೂರು [ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರು ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೀಮರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ . 90.00 90,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
N ” ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದಲವೇಣಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಃ ಕ್ರಸುದ ಎಸ್‌, ಹತ್ತಿರ ) . ) 
13 | ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಹ ರಳೂಧ್ಗು ಗಾನದ “:ಎಸ್‌ಸಿ:ಜಮೀನಿನ ಹತ್ರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 00೦ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Kf ಗರಗೆರೆ ಪ: ತಿ ಮಲ್ಲೇನ; ವ ಹತ್ತಿರ ಚೆ! | 
ಯಿ: ಮಃ 
14 | ಚಕ್ಕಬಣ್ಗಮುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ H ಮ ಛ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗು ಎಸ್‌ಸಿ ದಿಮಾನಿನ ಕ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 000 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
MM de 
x ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡಿ.ಪಾ ್ರಮದ ' ಎಸ್‌, ರ 
15 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ie ತಿ5ಡ-ಪಾಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ, ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮಾನ: ಥತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
£) H 
| ಗಚಿಕಕುರುಗೋಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕಕುರುಗೊ!ಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಜಮೀನಿನ 
16 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ತೆ ೫ ನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
. ರ Ie ——— |S 
ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪ: ಮದಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮಿ ಹ ಶ್‌ 
17 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು Rh ಚರಿತ ಅನುಢಿ: ಗ್ರಾಮ್ಯ, ಜಮೀನಿನ ಹರ ಚಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pe ee ¥ (8 
ಕಳ್ಳಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಳ್ಳಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ « 
18 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಳ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
H ———— | 
ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕಭುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
ip [i .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
19 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯುರ ಗ್‌ರಿಬಿಢನೂರು ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಸ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ.ಅರ್‌ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮ 
] 
ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಲಂಬಾಣಿ 
20 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ | 15.00 15.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
= | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಳ್ಳೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತಿ r 
21 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಶ್ತಿರ ಪಬೆಗುಂಟಿ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 125.00 125.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
—— ; 2 OS ಕ್ಸ If 
22 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ನೃಡಿ.ಎಲ್‌ 100.00 100.00 0.00 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| T —— 
23 ['ಚಿಕ್ಷಬಳ್ಳಾಹುರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ" ಮಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿಗದೆಲೆ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ A 
24 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳ ಅಡ್ಣೆಲಾಗಿ ಚಿ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ————] 
5g ಎಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ r 
25 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ i 
1 eh i. 
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ಶಿಡ್ಡಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಲ್ಲೇಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಗಾರಿ ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
26 | ಚಿಕ್ಳಬಳ್ಳಾಹುರ | ಶಿಡ್ಠಘಟ್ಟ [ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ - ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಈ: ರ್ಣಗೊಂ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಬ್ಲೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
27 | ಜೆಕ್ಳಂಳಾಸುರ | ಶಿಡ್ಗನಟ್ಟ' ಗ ಬರುವ ಹಳ್ಳ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಸ್‌ ಡ್ಯಾಂ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎ 50.00 50.00 0.00 0.00, 
OS SN 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಲ್ಲೀಚೆರ್ಲ್ಸು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
28 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ  |ಸದ್ದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌, ಸಿ. ದ್ಯಾವಪ್ಪರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.61 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.06 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. § 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಶೇಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ . 
29 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ (ಪಂಚಾಯತಿ ಅಮಾನಿ ಬಂಡೆಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಹುಚ್ಚಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - 
—— — em 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ 
30 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಪಂಚಾಯತಿ ಗಾಂಡ್ಗಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25,00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
| ಸರ್ವೆ ನಂ.2 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
31 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ  |ಯಲಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಸಿ. ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.57 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 . | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಛ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೈ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
32 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಪಂಚಾಯತಿ ಗೆಜ್ಣಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೂನಕದಿರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಡ್ಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, . 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆ.ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ಣನಟ್ಟ [ನ್ನಮಂಗಲ ಕರೆಗೆ ಬರುವ ಪಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ.ಲರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 
SN [ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಳ್ಳೂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ y ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
34 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಖ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುದಪಕುಂಟೆ | 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಣಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ.ಆರ್‌.ಬಡಿ.ಎಲ್‌ 500. 5.00 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
36 | ಚಿಳ್ಳಳ್ಳಾಯರ | ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಘಫೂಸಗಾನದೊಡ್ಡಿ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
37 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿ್ಷಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌,ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಆ ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದಲಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯೆತಿ ಕೋಟಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಸ Boo 000 ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
38 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡಘಟ್ಟಿ ಾತೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 300, 900 - 
- [4 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೊರಮೊಡಗು ಗ್ರಾಮದ pS fee ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಘಟ್ಟ ತ್ತ f ,ಜರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ f H 0.00 0.00 
39 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ [ಸಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ; p00 A | 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ NS ರಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಖಾ £ ಮು | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ . 0.00, ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂಣ। 
40 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಡುರ ಶಿಡ್ಗಥಟ್ಟ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ; in [ 5.00 4] 5.00 0.00 : 
T 7 —— 
ಶಿಡ್ಡಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ . ಗುಡ್ನನರಸಿಲಹನಹಳ್ಳಿ SP i NE ಕಾಮಗಾರಿ ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
41 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾವುರ | ಶಿಡ್ಗಫಟ್ಟಿ [ಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 39ರ 3.00 00 } 
| ಗೆ ದ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ E 5 06 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
42 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ | ಶಿಡ್ಸಪಟ್ಟ [ಸ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮೇಣರ 5:00 ೨00 00 
Rl 3 | BY MRS 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆ.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೆ.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ p 00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
43 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Wi 240 ಮ ಯು 0 
ನ 3 We 4 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಟೆ.ಬುಸನಹಳ್ಳಿ aS fol ಸಮಗಾರ ಹೂರ್ಣಗೂರಡಿದೆ 
44 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟಿ [ಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ i ? 20 80 " 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಡಿಮಿಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
45 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಶಿಡಘಟ್ಟ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ bide 3.00 000 00 y 
5 ; ಕ್ಟೇನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಜುಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಕ್ಕೇನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಃ ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
46 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹಯರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಯ .ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎ! 5.00 5.00 0.00 0.00 
್ನ I 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಈ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಆರಿನಡಿಎಲ್‌ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
47 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಿ ei 390 5.90 0.00 4 ್ಕ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ಚೆಲಕಲನೇರ್ಫು ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಜಾರ್ನ ಗ್ರಾಮ 
48 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಡೇಗಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
k ನಿರ್ಮಾಣ | 
[5 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಲ್ಲಿಚೀರ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ FEE 106 ಧರ ಪಣಣcಡದ 
49: | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ತಿಡಥಟ್ಟ [ಎಸ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Ra 5.00 500; 09 ‘ 
ಾ್‌ ———— 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಶೇಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡತೇಕಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
50 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ದ 300 5.00 0.00 y 
| 7 ——— Me 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ :ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೇವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ PN NS 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
51 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಸುರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಸಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಿ ಫಾ [ 2 5,90 00 - 
1 ಶಿಡ್ಸಘಟ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಮಳ್ಳೂರು ನನು ಪಂಮಾ ಸೋಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ IN ಮತ aoe icad 
p] Kd Ky [) ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 00 ಕಾ: 
52 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ಗಫಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 9 B00 0.೧9 00 
; Hl 


53 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ EW SRE pea ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ" ಎಸ್‌ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[3 ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ Wo a ಜಯಂತಿಗ್ರಾಮ: ಗಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 5,00 5.00 80+) 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
55 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ra ego EL ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ ws 5.00 5.00 0.00 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
56 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ B-pel ಪ ಮಾಂ ನನ್ಯ ಗತ ಮಾ| ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 yr 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
57 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯತ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ Re Ed ei ಚೌಡಸಂದ್ರ: ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 |} 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
58 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ sk Heb ಗಲಗನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಮದ [ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
d 
| 59 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯುರ 9 [ನಾ pe EE ಇನ | ಡಿಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 eis ರ 
r 60 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ Reed ai ತುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
61 Haid ಶಿಡ್ಛಘಟ್ಟ Hs) SSNS ಕ ನನ್ಗ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
62 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ WN ps Rt ಸಾ ಕಂರಎಡಿಎಲ 5.00 5.00 0.00 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
63 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸ Bois SR fh ನಂಜಾಯಿತಿ ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಕೆಆರ್‌.ಖ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 000 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್ತ್ರ NR! ರ 
64 | ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ | ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ ole ee ಒನುಗಹಳ್ಳ :ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
65 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಹರ | ಶಿಡಘಟ್ಟ sina Pee ನ ಹರಬಲ್ಲ ಗಾನವ | ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 000 | ಕಾಮಗಾರಿ RES 
66 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ Sg ಸಾ RE ಬೀಮಂಗಲ: ಗಾನವ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್ತ | 
67 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್‌ Pp Pir Ns ಸ ಅನೇಮೊಡಗು: ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 | 5,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
68 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ eo ಸ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸ | ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 | 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ Se 


: ನಾ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸವಪಟ್ಟಣ F ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
69 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅರ್‌ಪುಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 
ಶಢಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಚಾಯಿಶಿ ಹೊಸಪೇಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ರ ki ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
a ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಯರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ "ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎ' 5.00 ] 5.00 0.00 0.00 
———— p — 
ಡ್ನಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಲದುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ Yur, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
71 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್‌. ಐಢಿ,ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 
| _ ; I 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಕಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನವ N ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
72 ಚಿನ್ಳಬಳ್ಳಾಮನ ಶಿಡಘಟ್ಟ [ಸೂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ' ಅರ್‌ 5,00 200 0.00 ೩೦0 
kc ವ 1 | —— 
ಫಿ ಪಿಡ್ಡಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಶೇಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಲ್ಲಗುಂಡ್ಗಹಳ್ಳಿ ಕೆಆರ್‌. 
ಶ iy) .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
73 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರುರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ! 5,00 5.00 0.00 0.00 
[ನ್‌ a i r 4 
74 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುಲ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 100.00 100.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
MS ee Me } 
75 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡಮಾರವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನುದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಧನ್ಯ ರನಮಾಂದ ಸದ್ದುಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ IW | cd 
0 ಕಾ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ Te! ಣಃ 
76 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗಲೋವಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ k ಕೇಅರ್‌ಐಡಿ'ಎ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕ 
—+ 
- 77 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇ: ೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ' ಎಸ್‌. ಸ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
78 EN ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪ ಡರು; 'ಇಂದುಕರೂ ಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಸಾಶೋನಿಗೆ: ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ,ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಸಾನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ f 
79 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಖಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಸಾನಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 —l RE ( 
80 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವದ್ದಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10,00 10.00 0.00 0.00 [mses ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಾಗೇಪಃ ನ ; 2 Ny ] 
81 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಮಟ್ಟೇಮರಿಯಂದ ;ಚೊಳ್ಳಂಪಲ್ಲಿ: ಎಸ್‌.ಸಿ "ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್‌.೧.ಡಿ.ಎಲ್‌ 40.00 40.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪ ನ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ; . U 
— ; RS + mp 
.82 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ As ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರ್ರಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳೆ ಏಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ r ನ 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ  ತಾ। ಪೋಲನಾಯಕನವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಹೋಲನಾಯಕನವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 'ಸರ್ವೆ ನಂ:13/ಪಿ13ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ 
ನ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
83 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ದ್ರ ಬನ್‌ ಗೂಲಿಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕ ಡ್‌.ಖೃಢಿ ಎಲ್ಲ" 2300 25.00 290 
ನಿರ್ಮಾಣ. , 
i... 


[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ॥ ಪೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 4 
[ಶೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:223ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ 
84 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ ರಮಣವ್ಪ ಮ ರವರ Kr ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಸರಸ ಖಡಿವಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 ೦.0೧: ' || ಕ್‌ಮಗಾಲಿ:ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಸ F 
[ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
— 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ  ತಾ॥  ಪೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
[ಹೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:15 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಶೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
85 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಪವ ಬಿನ್‌ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಲಲ್‌ಐಿಡಿ ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 2 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಂ॥ ಜ್ಯೂಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಂಕಟಾಮರ ಗ್ರಾಮದ f 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಸರ್ವೆ ನಂ:01 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
87 | ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹರ | ಬಾಗೇಹಲ್ಲಿ | ಭಟ ಯಲ್ಲಿ ಈ aR fae ಅಮ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ el eras ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ: ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್ತ್ರ ಸ್ಸ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ 
89 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಿಸಿ ಕಿ ಮಗ ಡ್ಲಿನ್ಲಿ ಗಾಮ ಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
E 90 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ ಗಾನದ ಎಸ್‌ಸಿ:ಕಾಲ್ಲೋನಿಯಳ್ಲ "8.೫ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ 
i a Er ca ಸ ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 [ere ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 el 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಶ್ಥೆರವು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.೪ ರಸ್ತೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ Et ke ಸರವು ಗಾಮ: ಲ್ಲಿ 3 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ . 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
” lk 8 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐವಾರವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ : 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾ: W ನ a ಳಿ ಗಾ ಸಿ ಈ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಸಾನನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸೆ MEE ಳಿ ಗಾಮ ಳಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿಸಿ 
ಚಕ್ಳಬಳ್ಳಾಯರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | Mabaso ಳಿ ಗಾನ ನಿ ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| EE ( |: 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಶುರಾಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
96 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | AGP ಫು ky ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
97 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇನ್ಲಿ [ಗನಿ ತಾಲ್ಲೂಳು ಫು § ಕ.ಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


- ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲಕರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ T ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
98 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾಃ ಣು 
h B - _ NN 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ | ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
99 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌ಬ.ಡಿ.ಎ 10.00 10.00 0.00 ‘ 0.00 
OS | 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆದ್ದಶಾಂಡ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ - ; 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
100. | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌ ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಗಾರಿ 
- Kl ನ್‌ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಮಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೆಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ > |; 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
101 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಗಾರಿ ಪೂ: 
A ——— 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ರಾಶ್ಛೆರವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ K 
102 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 45.00 45.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ| ಗೊರ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
103 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ !ಡಿ.ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ [ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 55,00 55.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಡ್ವಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ k 
dd 
ಚಿಂತ್‌ಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ, ಹಿರೇನಾಳ್ಯ, ತಳಗವಾರ, ಮಸ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ. 
ನಿಡಗುರ್ಕಿ, ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಚಹಳ್ಳಿ, ಣಸಚೌಡಣಹಳ್ಳಿ ಐಮರೆಡ್ಲಿಹಳ್ಳಿ, 
p ಬೂರಗಮಾಕಲಹ' ಮೂಗಲಮರಿ, ಯನಮಲಪಾಡಿ, ದೇವಪಃ 
104 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ [ಡು Ws ಹಡಿ. ಇಾಭ್ರಂಗಧವಸಿ ಲ್‌, pe ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 125.00 125.00 000 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆ.ರಠಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಕಾಮಗಾರಿ j 
— + 
. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
105 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ [ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ನವೋದಯ ಎದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿರುವುನಿಂದ ಹರಿಜನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
| R SN 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ _ 
106 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂಾಮಣಿ |ಗಾಜಲಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ಇಮಗಾರಿ. § 
3 
§ A ಸ. ಕಾ ಸ್ಟೆ 
107 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಾ ನಾ: ಬೇನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 | 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
. H h ಎ 
ಸ್‌ 
108 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಸಾ ಕಾ: ಹ್ಯನಾರ ಗ್ರಾನುದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾರೋನಾಯ್ಲಿ ಕತ್ತ ಅಂವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- - ; 
ಸ: ಸ್‌.ಸಿ, Pp ಸ್ತೆ 
109 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಕೊಂಗನಖಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ; ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌..ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ j § ‘ H HN fy 


— 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಮಡಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರ | 
110 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಳಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
q ಸ 
112 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ ಲಾಮ ತಾ: ತಳಗಷಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 35.00 35.00 0.00 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
: ಸಿ 
112 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಾ ಕಾ; ಕೆಂದನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
tk 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಪೆದ್ದೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಗೌನಿಚೆರುವುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
113 | ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಃ 
114 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ [ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈ: ಕೋಟಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶಾ: ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕ್‌ ್‌ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಮ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
115 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 01 
[ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈಾ: ಕೈವಾರ ಮಜರಾ ಬಟ್ಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
116 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಿವರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 
117 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ  |ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌-1 (ಮುದುವಾಡಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 75.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚೆಲುಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ) 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ T 
ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌-2 (ಮುದುವಾಡಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚೆಲುಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ 
—- AA ) 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಗೆರುಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಗೆ 
ky ನ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 65.00 65.00 0.00 0.00 
[ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಮ್ಮಕೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಶಲಗುಂದ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಗೆ 
ky .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 'ಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಜೆ 
120 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಸ್ಯ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌. ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 60.00 60.00 0.00 0.00 ಕಾ 
. 
121 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ  |ಸೀತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹುಲ್ಲಂಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
122 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ |ಸುಲೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆಂದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10,00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
123 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ವಕ್ಕಲೇರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 | 10.00 0.00 | 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


124 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ  !ದೊಡ್ಡ್ಗಹಸಾಳ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದೊಡ್ಡಹಸಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
y 
125 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ  |ದೊಡ್ಡಹಸಾಳ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಭತ್ತಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ; ಸಿಸಿ ರ: 
126 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ iui ಜಾಯತಿಯ್ಯ; ಮಾಡೀನನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
127 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ  ಮಾರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವರದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
128 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ [ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೇಡಿಹಾಳ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— 
ಂಡರಾ ಪಂಚಾ ವ 
129 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ai ನು: ಪಂಶಾಮಿತಿಯ: ಮರ್ಡರಸಳ್ಳ' ಹತ್ತಿರ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಜೆಕ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[) 
ನ್‌್‌ 
1306 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಸೂಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗರುಡನಣಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
+ + 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
131 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ  |ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಡಿ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಜೆಚ್‌ ಅಚಿಜನಪ್ಪ ಮನೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತನಕ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೋಲಾರ ' ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಳ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
132 | ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ |ಬಲುವನಹಲ್ಲಿ (ಪರಮಟ ಓಣಿ) ಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
7 | 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
133 | ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ |ಬೆನ್ನವಾರ ಗ್ರಾ ಮದ ಪಾಲಾರ್‌ ನದಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
Fl ಕ ನು ಮೊಂಕುವ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂ। ಾರಿಕುಷ ಗ್ರಾ io: M 
ನ Rp .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
134 | ಕೋಲಾರ | ಕೆಜಿಎಫ್‌ [್ಯೋಗುಪ್ಪಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತರ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ 20.00 20.00 0.00 0.00 
l 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಜಿ. ಹುಲ್ಳೂರು ಗ್ರಾ ಮ 
135 | ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕದಿರಿಗಾನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜೆ. ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು . ಎನ್‌.ಜಿ.ಹುಲ್ಳೂರು ಗ್ರಾ ಮ 
136 | ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
: a Ig p 
ಕೊಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಜ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
. .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 'ಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
137 | ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ 'ಡೊಡ್ಡೆಕಾರಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.0 0.00 ಕಾ: 01 


» 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಎನ್‌.ಜಿ. ಹುಲ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ 
138 | ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ [ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, K 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ವೆಂಗಸಂದ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಜಿ. ಹ ೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಪೂ ದೆ 
139 | ಕೋಲಾರ | ಕೆಜಫ್‌ [ಲಸ್ಸಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಳ್‌ ಇಡಲ 5.00 5.00 0.00 0.0೪.. | | ಕಾಮಗಾಲಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು -ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ K 
149 | ಕೋಲಾರ ಕೆಬೆ.ಎಫ್‌ [ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾತರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಕೂ ರು ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ] 
ಜೆ. ಮ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ರಿ ಡಿಜೆ 
141 | ಕೋಲಾರ | ಕೆಜಿಎಫ್‌ [ಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ 30 5.00 0.00 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ೂರ್ಣಗೊಂ: | 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಕೆ.ಜೆ.ಎಫ್‌  [ಮುದ್ಬೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
-|ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ನಿರ್ಲಾನಿ:ಕಾಮಗಾಕ: ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 . 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಮಾಗೇರಿ-ಹಂಚಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕಾಲುವೆಗೆ 8 ಡೆ 
144 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 75.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ। 
— [es 
[ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಮಾಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೆಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ 
145 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ [ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 60.00 60.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ದೊಡ್ಡಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
SS ESR 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ನಾರಾಯಣಪುರ ಮತ್ತು ಸಂಪಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ 
146 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ |ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 40.00 40.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬೋಯಿಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಸೇರುವ 
147 ಬಂಗಾರ ಪೇಟಿ /ದೊಡ್ಡಕಾಲುವೆಗೆ ಪಿಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ 'ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. - ’ 
[ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬೂದಿಕೋಟಿ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮತ್ತು 
3 .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
, ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ | ಮ್ಹಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಠಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೈಳಿರ್‌ಐಡಿ:ಬಲ್‌ 50.00, 0.00 0.00 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗದವರ 
149 ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ [ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಜರ್ಗಹಳ್ಳಿ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ pl 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ¥ ಮಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ie ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ [ನಾಸ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಫಲ ಐಡಿ.ಎನ್‌ 50.00 0.00 0.00 ಸಾವಾಗಾರಿ ಪೂರಣ 


151 | ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು sau ಹೆಚ್ಚ; ಮುನದಾಗಿಲು 3ಾಲ್ಲೂಜು, ಮುಷ್ಟೂರು: ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಸನ್‌ ಕೈಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 75.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—T K — a 
ಗ: ಲ ಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾತಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ! ರ ಚೆಕ್‌ 
152 | ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು po ಮುಳದಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂ ತಾತಿಸಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ "ಹತ್ತಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮ ತಿ ಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆ 
153 | ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಮುಳುದಾಗಿಲು:: ತಾಲೂಕಿನ: ತಿಮ್ಮರಾವುಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ: ಹತ್ತಿರ ಒಚೆಳ್ಸ್‌ "ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(. ಕೋಲಾರ ಮುಳೆಬಾಗಿ! ಮುಳುಬಾಗಿಲು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: .ತಿಮರಾವುತನಥಳ್ಳಿ ಗಾ ಪಂಜಾಲಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
154 | ಕೋಲಾ ಲು [ವೃಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. liar 200 20.00 00 000 
| oU dl _ - —— 
155 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು RUE ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ಹಬ್ಬಣಿ 'ಗ್ರಾಮಣಃ "ಡತ್ತಿರ:ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ: ನಿವಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—! —— ಮ — ಮ 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರಕೂರು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಎಂ ಬೈಯವಲ್ಲಿ 
K by 3 .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
156 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಮುದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎ' 25,00 25,00 0.00 0.00 
+ — —- 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ತಾಯಲೂರು 
K ್ಧ | ನ: ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
157 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು |ಮ್ದದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 40.00 40.00 0.00 0.00 
- ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ತಿರುಮನಪಳ್ಳಿ r 
್ಲ; ಇ § Us ಮ್ತು .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
158 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು |್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎ 20.00 20.00 0.00 0.00 
UW 'ಮುಳುಬಾಗಿ ಕಿನ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಃ ಕೊರವೇನೂರು | 2 
ಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂ! ೀಶಕಪಲ್ಲಿ 1 ಂಚಾಯ್ದಿ 2 2 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
159 | ತೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು [ದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 10.00 10.00 0.00 0.00 
pO ——— ಸ್‌ a 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋತಕನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸುಣ್ಣಂಗೂರು 
kl ವ ಘ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
160 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 10.00 10.00 0.00 0.00 
A . _— - + 
ಮುಳುವಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ki ಈ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
161 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಳೆಬಾಗಿಲು ರಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕ.ಳರ್‌ಐಡಿ.ಎ 10.00 10.00 0.00 0.00 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕುಪ್ಪಾಂಡಹಳ್ಳಿ 
py Ks: ದ ಆರ್‌. ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
162 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಮ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕತರ್‌ ಐಿಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10,00 0.00 0.00 
| ಳು ನ ದೇವರಾಯಸಮು! ಪ 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿ ೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಲಚಾಯ್ತಿ ; 
N 5 ಈ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
163 | ಕೋಲಾರ ಮುಸಬಾಗಳು ಕೀಲುಹೊಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಕ್ರ್‌ನಡಿನಲ್‌ 60.00 60.00 0.00 0.00 } 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
§ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
164 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು |ುಚ್ಞವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕ್ಲಿ.ಪಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 . 0.00 0.00 
[oe — i— dl 
ಮುಳುದಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಊರುಕುಂಟಿ ಮಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮುತ್ತೇರಿ 
ಕ ೨ kl ಪಳ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
se ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾನುಗಾರಿ. | ಭತ ಐಡಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 
1 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತು 
ಗ ನ > .ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
166 ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ್ಯ್ಯುಗೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ರಸಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಅರ್‌ಐಡಿ ಎಲ್‌ 40.00 40.00 0.00 0.00 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಟೌನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.4 
ರ ಹೊಸ ಎ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತನಕ 


MEE 


.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಮ: ಪೂರ್ಣಗೊ 
167 | ಕೋಲಾರ ಪಟಾಗಿಲು ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸನ್‌ ವತ ಎಲ್‌ 10.00. 10.00 pe 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತನಕ) 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ 
168 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಹೋಳೂರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
—— ( 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ § 
169 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಹರ |ಚೆಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬೆಣ್ಣಿಂಗೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,.ಎಲ್‌ 75,00 75.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
—.- ———— 
ಕೊರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರೆಡ್ಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
170 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸೌಲನ ಎಡಿಎ 10.00 10.00 0.00 0.00 
[ಯರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆ.ಪಾತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ K 
ನ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಡುರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೈಳಲ್‌ ಎನ್‌ 40.00 10.00 0.00 0.00 ಗಾ * 
[ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚಿಲ್ಲೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗದ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
172 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾಃ ರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದುಗ್ಗನಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ್ಸ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
173 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10,00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾ! ೯ಗೊಂ। 
| [ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
174 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 'ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೈಅರ್‌ವಡಿಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 
ಸ [ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚನ್ನಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
_ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಮಃ ೯ಗೊಂಡಿದೆ 
175 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮೌಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ: 
ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜೊನ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್‌.ಹಿ |] 
ಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾ 'ಚಾಯಿತಿಲ ಗ್ರಾ ಎಸ್‌. 
- £1 .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಮ: ೯ಗೊಂಡಿದೆ 
176:| ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಃ 
ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗುಂಢ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 'ಮಗಾರಿ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ: 
ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೊಲಗುಕಿನ್ಷ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
178 | ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಮರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00. 0.00 0.00 
ಸೋಮಯಾಜಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪುರ್ಮಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
179 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ [ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. - 10.00 0.00 0.00 ಮಗಾ ಕ 
EE | NRE a 
ತಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕನಿಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕ ik 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
180 | ಕೋಲಾರ ತೀನಿವಾಸಜುರ [ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 0.00 0.00 bi ರ 


ಫಾರ ಸಾಮ ಪಂಜಾಮಾಯ ಇಮ್ಮಸಂಸ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಇನಾಂಗದ ನ್‌ 
181 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಹಯರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ 
1 RR dl - 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
182 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ' 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ i 
183 |: ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಥಮತಂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಗಡ್ಡೆ ಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳ ಡ್ಯಾಂ ನರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
A — 
KM ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ } 
184 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಮ್ಮಗುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
185 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಕೋಟಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: 
Ll 
' [ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಗೂರಕೋಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ K 
186 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಲಸ ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—— : — ei 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
187 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಲಸ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಶಿಯ - “T 
188 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |ಮಲಮಟಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಪನಕುಂಟೆ ' ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು, ಕೆರೆಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಟ್ಟೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗೋಕುಂಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ > 
Le 
ಕೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮದಿಮಡಗು - 
189 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಯಕ್ರಗೊಟ್ಟು ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10,00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ 
190 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಚಿರವು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 . 
ಚಿಲುಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಣಿಫಘಟ್ಟ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪಾಲಾರ್‌ ನದಿಗೆ ಚೆಕ್‌ 
191 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಉುಪನಹಳ್ಳಿ Ka < ನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 1 - - - - 
ಬೆಸ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮತ್ತಿಕುಂಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಗಿ ಚೆಕ್‌ 
192 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ Wk Ml $ಬಂ' ಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 35.00 35.00 0.00 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
್ಸೀ 3 
I 


» 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುಲಗೂರಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ದಾಸಾಧಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ - 
193 | ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಹರ [ಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 2.50 2.50 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 7 * 
್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
194 | ಕೋಲಾರ .| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 2.50 2.50 0.00 0.00 ಗಾ ೧೯೦ 
' Fr 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
Fd ka .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
195 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 2.50 2.50 0.00 0.00 [ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಮದ r - ಮ: 
3 .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
196 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 2.50 2.50 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೊಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ 
yd ್‌ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
197 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಯರ [ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಗಾ 
- ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೊಡಿಚಿರವು ಗ್ರಾಮಜ ಎಸ್‌.ಸಿ 
fa .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
198 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾ ೯ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೆ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಮ ಮ್‌ ರ್‌ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.. 'ಮಗಾರಿ ಹೂ: ಡಿದೆ 
199 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 400 4.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾ! ರ್ಣಗೊಲ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರಿಕುಂಟೆ' ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯನಮರೇಖಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕ. 
Ke .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.. 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
200 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಬರುವ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0,00 ಕಾ: ರ್ಣಗೊಂ 
W ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
201 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ.ರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾ ೯ಗೊ 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಡಿಗೋಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೂಸಚಿದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ 
kd .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
202 | ಳೋಲಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 5.00. 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾ 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ - 
್‌ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 'ಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
203 1 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾ! ರ್ಣಗೊಂ 
SS 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
204 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಣಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಗಾಃ o 
ಕೋಲಾರ ೀನಿವಾಸಹುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
205| ಕ 3 ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 'ರ್‌.ಇ.ಡ. 5.00 5.00 0.00 0.00 ಈ 
dl - 


: Mj 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಡಿಗೋಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾನಗಮಾಕಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 
: .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಡಿದೆ 
206 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌" ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 2.50 2.50 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂ! 
| ————— — 
ಕೋಲಾರ ವಲ್ಲೆ ಸೋಮಯಾಜಲನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ | 
207 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |ಎಸ್‌.ಿ ಕಾಲೊನಿಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ - ಮನೆವರೆಗೂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4.00 4.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಳಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿ " 
| . 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಟಾಯಿತಿ 'ವಳಗೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ R 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಡಿದೆ 
208 | ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಹುರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
| RON SE (SE | - 
- ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ - 
209 | ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಹುರ |ಗಂಗುಲಪ್ಪ್ತ ಮನೆಯಿಂದ ತಲಾರಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4.00 4.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ 
210 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌" ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 2.50 2.50 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ "ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿ.ಜೀಡಮಾಕಲವಲ್ಲಿ 
211 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 450 4,50 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ > § 
| —— 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದುಮಡುಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಾತೂರುಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ | 
212 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ . 2.50 250 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಳಗುರ್ಕಿ 
213 | ಕೋಲಾದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಮೆಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕ ಲಾರ ಜಿ ಇ ಬಾಮ ಖೆ \ , . - 
214 | ಕೋಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ 
215 | ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ “ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಣ್ಣಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ | 
A ಲ! 3 ಗ್ರಾ; ೦131 ಥೀ ಗ್ರಾ; N 
ಬೆ id id ್‌ - .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 
216 ಕೋಲಾ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ g ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಬಿಲ್ಲೆ ಮುದಿಮಡುಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಂಠಮಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಲಾರ ಜಿ: ಥು; ಗ್ರಾ 
217 | ಕೋಲಾ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಳಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಟವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಜರಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ » 
ರ & ಏ.ಡಿ.. 
218 | ಕೋಲಾ ಮಾಲೂರು ಚಿಂಕಟಿರಾಜಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 125.00 125.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


pe 


219 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು Bio aA ಮ ba ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 | 10.00 0.00 0.00 [ pares ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

220 | ಕೋಲಾರ ಮಂದ [ಯ pS ಗ್ರಾಮದ, ಪರಿಶಿಷ್ಠ "ಹಾತಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ys 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

221 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು SS ನಾವ ಕೆ.ಆರ್‌. ಎಡಿಎಲ್ಸ್‌ ll, 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿೆ | 
E ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು suneis is Melk ಗ Poss (Se . ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

223 | ಕೋಲಾರ ದವೆ Pion Fis ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 1] 10.00 10.00 0.00 000 Kl ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

224 | ಕೋಲಾರ ಮಾರಿ [ಕನ ಬ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

Fe i 

225 ತ! ಮಾಲೂರು Sp RU ಗಮದ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

226 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು pean ನ ys ಗಾಮದ"ವರಿಶಿಷ್ಟ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 W 5,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

227 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಮ ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಿಷುಹಾತಿಯ' ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹ es ಗಾಮದೆ;ಪರಿಕಿ್ಯ: ಹಾತಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು : ಗ ಗ್ರಾಮದೆ ವಳಿಕಿಷ್ಯ:.ಜ್ಞಾತಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

230 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು Mtns Pe. ಘಾ ಶೈರ್‌ ಬಡವಿಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

KR ಮುಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾಡದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಿನಷ್ನ i 

231 | ಕೋಲಾರ ಮುಖಾಲೂರು [ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| SOS SR | 

232 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು el cea ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾನಿಯು ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[233 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು Bde ಗ್ರಾಮದ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ "ಜಾತಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 | 20 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

234 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು sen; ನ ಸನ್ನ ಇನ ನಚ ಕಳ | ರ 5.00 5.00 0.00 . 000 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


_ ತೊರ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೈರೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
bd pa k) .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
235 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು [ಟೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 
ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗೇರುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
bx ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
236 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎ 10.00 10.00 0.00 0.00 
ಶಿವಾರಪಟ್ಟ ಪ ತಿಯ ದೊಮ್ಮರಣಃ ದ ಪರಿಶಿ Hl KN 
237 | ಕೋಲಾರ ಮುಂಲೂರು ಪ ಗ್ರಾಮ ಂಬಾಯಿ Wl ್ನರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಷ್ಠ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ L_ 
J Ss er ON lL 
TT ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಶಿವಾರಪಟ್ಟ 
LAS ೌರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
238 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು [ತ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 'ತರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 10.00 10.00 0.00 0.00 
Wi ಕೋ ಮಾಲೂರು ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕೆ.ಆರ್‌. ಐಡಿ.ಎಲ್‌ I ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
239 ಲಾರ ಲೂ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Nd 5.00 5.00 0.00 0.00 
ದೊಡ್ಡ: ಮ ಯ ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ T 
ಡ್ಡಶಿಮಾರ ಗ್ರಾ ತುಂಚಾಯಿತಿಃ ಚಿಕ್ಕಶಿವಾರ ಗ್ರಾ: ರಿ. ಜಂ 
kd kd .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
240 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು [ಟ್ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 
RS 1 
ಡೂಡ್ಡಶಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
SOL ಈ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
241 | ಕೋಲಾರ | ಮಸಾಲೂರು [ಲ್ಟೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 
L 1 | ME i 1 
ದೊಡ್ಡಶಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಐಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೊಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ” 
pe = .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
242 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು [್ಲೀನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 
| + —— — 
ನೊಸಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದೊಮ್ಮಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
243 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು 1 ಟೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎ 10.00 10.00 0.00 0.00 
ನಾ ಮಾವಾ ಚಕ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ | | ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬ; 7 ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ' ಕಾಮಗಾ ರ್ಣ: 
244 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು ಟ್ಟೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 
ನೊಸಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಯಿತಿಯ ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ TF | 
ಸೆ; ಗಾ; ರಿಚಾ: ಬೊಪ್ಪನ ಗ್ರಾಮ ಷ್ಠ ಜಾ 
ಖು ್‌ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
245 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು | ಟ್ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 5.00 5.00 0.00 0.00 
-f — + I 
ಕುಡೆಯನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹುಡೆಯನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ _ 
hy ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
246 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು [ಲಾಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 
|- — —— — — 
ಕುಡೆಯನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಾಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ - 
if .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
247 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು [ಯು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 
SS | SO _—— SU T 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋಲಾಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಮೊತ್ತ 
2018-19 SCP Kolar & Chikkaballapura District TOTAL 


ಅನುಬಂಧ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಟಿಎಸ್‌ ೩ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಐವರ 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
bo 7] — 
ವೆಚ್ಚಃ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡ 
ಡುಗಡೆಯಾದ 
ತ್ರಸಂ| ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಯಾದ | ಬೌ ಉಳಿದ | ಮ್ಹೂಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಷರಾ 
hs Kd ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
K ; § 
ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಣಿಬೀಳು ಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
1 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 35.00 35.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
[ - 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡನಂಚೇರ್ದು ಂಡಿದೆ 
2 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ೩ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಪ್ಪರ್ತಿ ಎಸ್‌.ಟಿ § 
3 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೈಬಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.06 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಡಿ.ಜಾಳ್ಯೆ ಗ್ರಾಮದ 
Wy ky Ki .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 1 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಮಪದನಹಳ್ಳಕ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 40.00 40.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾ! ೯ಗೊಂ: 
— J —— 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೊಂಡೆಬಾವಿ ಹೋಬಳಿ ತೊಂಡೆಬಾವಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ 201/3ರ ಎಸ್‌.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಶಾರದಮ್ಮ 
ಐ.ಡಿ. ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಂಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಬೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 35.00 35.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾ! ರ್ಣಗೊಂಃ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಲ್ಲೀಚೆರ್ಲ್ಸಾ ಗ್ರಾಮ § 
6 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಲ್ಲೀಚೆರ್ಯು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
. { 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೈ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
7 |.ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೆಜ್ಣಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ - 25,00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬೆಳ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಧಡ್ಡಂಘಟ್ಟ ಮಗಾರಿ ಡಿದೆ 
8 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಂ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌'ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂ/ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಲ್ಲೀಚೇರ್ದು ಗ್ರಾಪಂ ಸದ್ದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ; 
Wy pl ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
. "ಬಂ ಬರುನ ಜಳ್ಳಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ'ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಃ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂದಲಗರ್ಕಿ ಗ್ರಾಪಂ ರಪಾಧ್ಷಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಗಾ " 
'] ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡತೇಕಲಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಅಮಾನಿ ಬಂಡೆಮ್ಮನ್ನೆ ಎಸ್‌.ಟಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ - ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.28 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆನ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌ ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, » 


A 
ರಿಡ್ಲಭಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
12 | ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ಷಘಟ್ಟಿ | ನಟ WN Meuse ee Mo ಗ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ | SSE ———— J 
- ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಾಯಕನರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
13 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿ le —————————— 
N \ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಲ್ಲಿಚೇರ್ದು ಗ್ರಾಮ 'ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಿನ್ನಮಂಗಲ K 
14 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಡ್ಡ Ki ಸು ಪನ್ಲಿಸೇದ್ದು ಗಾಮ ೩೫ ರಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡತೇಕಹಳ್ಳಿ ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರಿಹಳ್ಳಿ | 
Kd ನ ಕ Ke 
15 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ Wy ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಯೋನಿಯ ೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
16 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಯನಡುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌ ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೂಂ 
- ———— 
ಪಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಲ್ಲುಚೇರ್ಲು' ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
17 | ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ದಡೊಗರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ೩ ರಸ್ತೆ ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನು —T ey 
K ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಡಿಗನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ A ಗೊಂಡಿದೆ 
18 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |  ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ ಗನ್ರುಮಂತದುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನಾಣ[ ಕಲರ್‌ ಡಿಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 
————— 
—— R 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಲೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
9 | ಚಿಕ್ಕಳ್ನಾಹುರ | ಶಿಡ್ರಟ್ಟ ನಟ ನಾಲಕ್ಲಿ ಆದ ಸರು ಗಾ en '3 ತಾತೆಷಳ್ಳ 'ಾಮ ಕ್ಷಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಲೂರು ಗೊಂಡಿದೆ 
"20 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಿ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ! 
| ಸ್ತ . A 
, ಶಿಡ್ಣಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಮುತ್ತೂರು . 
೫ | ಚಿಕ್ಕಟಳ್ಳಾಡುರ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ th ಲ್ಲ 'ಸ್ಫೂರು ಗ್ರಾಮ 2 ಬ ST ಕಆರ್‌.ಐಡಿಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ" 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
22 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ hu pen Bi ೬೩ ರಜ ತ ಪುಷ್ಯ ೪ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
\ . 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾಯಿಶಿ ತೊಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ [ 
23 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ೨ಡ್ಲಫ್ಟೂ 153 Fi ಲರು ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಟ ei. ಕೆಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SS Ni 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಂಗಾಪುರ 
24 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶಿಡಫಟ್ಟ ಟ್ರ: ರೋನಿ ಹ ರಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 500 5.00 0.00. 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—— —— Sl 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಫಿ ಅಮರಾವತಿ 
25 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಢಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ ೩೩ ರೆ ಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


y 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿಗದೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ K 
26 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮೋಟಮಾಕನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩೩ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
' ನಿರ್ಮಾಣ 1 
+ — 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಲಕಲನೇರ್ಫು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ' 
27 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಡ್ಹಾಶಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 / 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಫು ಹೋಬಳಿ ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ 
28 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ > 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಹೋಬಳಿ ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ _ 
29 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ - ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೇರಳಿಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00. 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
: ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
30 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಎಲ್‌.ಎನ್‌ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಂದಾಧ್ಲಹಳ್ಳಿ K > “T 
31 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಶ್ಚೆರವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಡ್ಡಂಪಲ್ಲಿ 
32 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಎಲ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 40,00 40.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗವಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ 
33 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 35.00 35.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೊತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ . 
34 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ "45.00 45,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ K 
| ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ತಿಮ್ಮಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ | 
35 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಗವಮದ್ದಲಖಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಜಮೀನಿನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ರಕ. 55,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಕ್ತ | 7 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಳಿ kd ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ky - ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 IN - 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಉಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳ್ಳೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೋಯಿಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ 
37 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಕಾಲೋನಿಯ ನಂಜಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ” ” 
T— — 
ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ವೆಂಕಟಾಮರ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩.೩ 
- .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಪೂಣ ಡಿದೆ 
38 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ೯ಗೊಂ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆದ್ದತುಮೈವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರ್‌ಟ r 0 2 
39 ಬಾಗೇಹಲ್ಲಿ | ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ'ಸಿ೨ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


— — 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಗಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ a. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
40 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 
| I - - — SN RS 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಗುಡಿಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
41 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (| ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ’ 
Ma HO 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಚೆರ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
42 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 | e 
US] ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲವಿ ಬಂತಮಾಕಲವಿನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ | ರಐಡಿರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
43 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. | 10.00 10.00 0.00 0.00 
ನರ | ಬಾಗೇಣಲ | ಬಾಗೇದಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಲೂನು ಚೇಳೂರು ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಆರ್‌ ನಡಿ ವಿಲ್‌ ಧಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
44 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾ ಜಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Nod 10.00 10.00 0.00 0.00 
I Ri IN — 
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಲ್ಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಣ ha kd .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
45 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಜ್ಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡ.ಎ: 10.00 10.00 0.00. 0.00 | 
—l 1 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂರಗಮಕುಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ M 
ನ್‌ Ny ಐಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
46 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ | ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 | 10.00 0.00 0.00 
ON FE 
N ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಕಾಯಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ K ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
47 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಂಗ್ಯಾರ್ಲನಲ್ಲಿ ಏಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩. sf T 
RN ಛ್ರ ಇ ಕ್ಯರ್ಬನ್ಲ < ಹ ಐ.ಡಿ. ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
48 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾ: 
TT | ಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಸಂದ್ರ, ಕಾಗತಿ TT 
ದಿಗೂರು, ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಸೀಕಲ್‌, ಕೋತ್ತಹುಡ್ಯ, ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, 
49 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ ಯರ್ರಕೋಟೆ, ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ, ಎಸ್‌.ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 75.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೂಗಲಮರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
1 | ವನ ನಚನಾವ್ನಾ ಗಾನವ ಎನನ ಎನನ s r I 
೦ತಾ: ತಾ: ಸಂತೇಕಲ್ಲ:; ಗ್ರಾ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋ: 
ಕ್ಯ - Hs .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L 50 ಳನು | ಚಿಂತಾಮಣಿ ರ್ತಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎ.ಡಿ.ಎ: 25.00 25.00 0.00 0.00 kd 
K MS 
Bi ee ; eT — 
51 | ಚಕಲ್ಸಾಹರ | ಚಿಂತಾಮಣ | ಬಂತ್‌ಮಣೆ ತಾ: ಬಟ್ಣಿಹ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್‌ ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| § ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ 3: ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ 
ನಾಳ - ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
52 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ R ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾನುಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ವಿ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 0.00 0.00 
—- 708-75 ಸೇ ಸಾರಿನ ಪಕ್ಯಳ್ಳಾಪಕ್‌ಚಕ್ಷಿಯ ಪಎಸ್‌ ಎ ಮೊತ್ತ 940.00 0.00 0.00 
53 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌನಿಬಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 
- ನ - ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 54 |: ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಹತ್ತಿರ ಚೆರ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್‌.ಎ. 5.00 5,00 0.00 0.00 


I 


ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಎಸ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಲ್ಲಿ 


55 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಉಳಿಕಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ವಿಲ್‌ 6.00 6.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
, k ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಗರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆಎಗೆ 
ನ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
56 ಕೋಲಾನ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಗಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳರ್‌.ಬಡಿಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕ ಸೂಣ ಸ 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ 
ಯ ವ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ, y 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
57 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾ! ರ್ಣ 
ಸಃ ಸಿ. 
58 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತಿಯ PoE a ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Re 
59 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾಡ ತೆಟ್ಟಿಸಳ್ಳಿ ಸಂಚಾಯುಪಿಯ ಸಾವನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೩. ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— tl 
60 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ " | ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೇಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 | 000 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
rl | 
61 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
62 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಮೇಮಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮ: i. ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L k ಬ § 
6 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ se ud ಹತ್ತಿತಕ್ಞಾಲವೆಗೆ ಟೆಲ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ll Bs [R 
7 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ವಿಫ್‌. ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ 
64 | ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ |ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆತ್ತಿರ ಚೆಳ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20,00 20.00 0.00: 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
F ಕಾಮಗಾರಿ. K 
ಕೋಲಾರ ಬಳ್ಳೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ 
65 ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜೆ.ಎಫ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಭುದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಏ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜೆ.ಎಥ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ 
66 | ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
' ಕಾಮಗಾರಿ " 
ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
67 | ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಐವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಳ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
B ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಂಗಾರಫೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ K 
ವ .ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
68 ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 60.00 60.00 0.00 0.00 | 
sl 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗಕ್ತಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
- p .ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
69 ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ೩.೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಏ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 
tl 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ; 
70 ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ಬರಶಕ್ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.60 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
ಹರಿಯುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಗಲಾಗಿ ಟೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ನ IR _ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕ.ಆ 25.00 25.00 0.00 0.00 
ಬಂಗಾರಖೇಟೆ ತಾ: ವಟ್ಟಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ - 
-, .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
72 ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ಜನಾಂಗದವರ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆಆರ್‌ ಎಡಿಎ 20.00 20.00 0.00. 0.00 
ON SS SS 
- ಬಂಗಾರಫೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಾನಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ | 
by .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
13 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ | ಒ್ರಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ ಸ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕ.ಅರ್‌.ಐ. 75.00 75.00 0.00 0.00 
4 — 
74 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಬೆ ಮಾಳಜಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಹು ಶೆಟ್ಟಸಲ್ಲ ಗ್ರಾನುದ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 75.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
$ OB FS 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾಯ್ತು 
ಲ ಳಾ ಕ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
75 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗೂಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 
ಮುಳು: ತಿನ ಮುಷ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ಬಾಗಿಲು ಫಾಲ್ಲೂ; ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾ: 
kg ವ .ಆರ್‌.ಬ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
76 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬ್ಯಾಟಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 30.00 30.00 0.00 0.00 
MN Su I SS 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರಕೊರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ku ನ್‌ ವ .ಆದ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
77 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಯ್ಯುತ್ತನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕ.ಆರ್‌.ಎ. 30.00 30.00 0.00 0.00 * 
p ; ~—— 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ly - .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
78 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಎ್ಮಧ್ಯನಹಳಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಅ 10.00 10.00 : 0.00 0.00 
| SR 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ G 
ku - .ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
79 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೫.೩ ರಸ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌ ಐ. 20.00 20.00 0.00 0.00 Kl 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಯಬೂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ಲ kd bd - .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
80 | ಸೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಿರುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಆ 5.00 5.00 0.00 0.00 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಮ್ಮೇನತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅತ್ತಿಕುಂಟೆ 
[2 ೀನುತ್ತ ಮ್ತು ಅ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
81 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೬.೨ ರಕ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 k 
7 | 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ' ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ki 3 - .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ: ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
82 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಚಿನ್ನಬಾಲೇಷಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೈಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 _} 0.00 i 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಪಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ಕಿ ‘ 
ig kW 4 ಐಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
83 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ವರಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.೬ ರಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 k 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ನಗರದ ಫಾಯಲೂರು 
K Ky .ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ;ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
84 | 'ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ದಸಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂರಿ ಮನೆಯಚೆರೆಗೂ ೩೨ ರ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆಆರ್‌. 5.00 5.00 0.00 0.00 
L 


kK] 


dl 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜೇವರಾಯಸಮುದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ 
Rd .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
85 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 
86 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಹೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ: ಕಾಮಗಾರಿ. . " 
47 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು |ನೇವೆರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಳಿ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ೩ಎ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5,00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- 
88 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎಿಮ್ಮೇನತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾಜ್ಞಾ ಎಮ್ಮ ನತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಸ್ತ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 “10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
” . 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಆವಣಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
89 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೩.೩ ರಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 
ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ನೆಗರದ ಭೋವಿ 
90 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂರಿ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ೩.೩ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 - 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಮಗಾರಿ. 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಳೂರು ' 
ಕು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ _ 
9 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸರ | ಹೋಬಳಿ ತೊಂಡಾಲ ಹನುಮಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 735.00 75.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ) 
ಕಾಯಾಲ್ಪಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೊಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ | 
ನಾ ನಾ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
92 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಹುರ ಎಸ್‌.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 15.00 0.00 0.00 ಸಾ - 
F | ಕೋಡಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಯ ಅಗ್ಗಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ -] 
kd ” ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
93 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ ಡಕ್ಕಿಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ 10.00 10.00 0.00 0.00 
ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೈಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
Kk ,ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಜೆ 
94 ಕೋಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಯರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌ ಐಡಿ.ಎಿಲ್‌ 10.00 10.00 0.09 0.00 
1 ರೋಣೂರು ಗಕ್ರಿಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೋಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
kW ಕಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
95 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 0.00 0.00 
§ ತಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಮತಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 
Ww .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
96 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ . ಎಸ್‌.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 > 
ಶಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಶಿಯ ಕಶೆಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎ 10.00 
ತಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಶಾಡಿಗೋಳು ಗ್ರಾಮದ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 K 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಗ್ರಾಮ "1 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಪಂಚಾಯ್ತಿ ರಾಯಲ್ಸಿಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರೇಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


SO 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಗ್ರಾಮ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


100 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಮ್ಮಾಗಾರಿಖೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರೇಸ್ಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 10.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
————————— 
101 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲಾರ್‌ ನೆದಿಗೆ ಟೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ > 
102 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಹುರ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4.00 4.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮಯಾಜಲವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಓಜಲಪಲ್ಲಿ 
103 | .ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4.00 400 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
p ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ : 
ಕೋಲಾರ ಬಲ್ಲೆ ಸೋಮಯಾಬಲನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ [7 K 
104 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ತೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
105 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಬೂರಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಓ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
pi —— | SEE 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣೂರು ಗಕ್ರಿಮ ಪಲಚಾಯಿತಿ ನಾರಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ K 
106 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಹುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ,ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ 8ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
೨ ed Hl 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶೀಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 
107 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಖುರ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 4.00 4.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿ 
t————- 
ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ರೋಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೋಣೂರು 
p “ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೊನಿ ಮುಂಭಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಿಯ ಪಕ್ಕ 
108 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುತ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಉಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ದೆಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ.ಆರ್‌.ಬಡಿಎಲ್‌ 5.00 5.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
SE NESS | l (ME 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಡಿಗೋಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
109 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದೊಂಬರಗುಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 5.00- 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮಯಾಜಲಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
110 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಪಾತಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 2.50 2.50 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಕೋಲಾರ ಚಿಲ್ಲೆ ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಘುನಾಥಷುರ - 
111 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 3.00 3.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ 


- 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಶಂಶಾರ್ಗಹಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - 


| ಕಾ 


WN [| 
ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಶಾಲ್ಲೂಳು ನೊಟವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಓಜರೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್‌ ವಾಲ್‌ಗಾಗಿ N 
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೂಟವೆ ಗ್ರಾಮ ಧಾಮ - 
ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಸೀತಹಳ್ಳಿಯಿಂದೆ ಕೊಮ್ಮನಹಲ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬೆಕ್‌ ಉ್ಯಾಮ್‌ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. . | . ಇಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೊಂಡರೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಐಂಚಾಯಿತಿಯ ತೊಟಗೌಡನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


EE 
EERE EE EEE 
EE 


ಕಾಮಗಾರಿ ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆರ್‌.ರೆಡ್ಗಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಟೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ . | _ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅನುಬಂಧ 


2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚೆಲ್ಲೆಗಳೆ ಎಸ್‌.೩.೩ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಐವರ 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳ 
sl ಣಾ 
ವೆಚ್ಚ/ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಡುಗಃ 
ಕ್ರಸಂ] ಜಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಬಿಹೆಗಣೆಯಾದ | ಫ್ಯೂಯಾದ | ಬಾಕಉಳಿದ | ್ಹುಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಷರಾ 
3 [ K Kes ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
ಅನುದಾನ ಅನುಜಾನ 
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ `ಅಡನಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ಕಯ - Bl K ಯಂದ | 
ಸ - 'ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ: 
1 | ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ [ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 0.00 20.00 20.00 . 9ಡಕ್‌ ಪ್ರತಿಯಯಲ್ಲಿ | 
2 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ನಂದಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 15.00 0.00 15.00 15.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಅವಲಗುರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರಸ್ಸೆ & 
3 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ | - 10.00 0.00 10.00 10.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ರಾಮಪಟ್ಟಣ- ಜೀಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವಿಲುಗುರ್ಕಿವರೆಗೆ 
pees ಚಕ್ಳಬಳ್ಳಾಹರ [ಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ [ - 30.00 0.00 30.00 30.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಯಂಲ್ಲಿದ 
ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದವರಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ 
ಈ - ದೆ 
[ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 1 ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 0.00 50.00 50.00 . ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 
- — 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | 
6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು [ಜೆ.ಕೋತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 125.00 125.00 0.00 0.00 work completed 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಜಮೀನುಗಳೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
[1 | | 
[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಛಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ 
7. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 100,00 100.00 0.00 0.00 work completed 
[ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
| & 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ 
8 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 work completed 
[ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
& ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಬಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುಳುವನೂರು 
9 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 0.00 75.00 75.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರು್ತದೆ. 
. ಕಾಮಗಾರಿ - 
ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ 
10 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 'ಭತ್ತಲಹಳ್ಳಿ (ಮ್ಯಾಕಲಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 work completed 
_ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - ” 
3 SS 


- _ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಲುವ ಗಡ್ಡ್ಗಹಳ್ಳಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.. 
11 ಚಿಳ್ಳಗನುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 20.00 0.00 0.00 work completed 
ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ ಜಳ್ಲ ವಾಗಾಪನ್ಲಿ ನಾಲ್ಲೂಹು ಗರರದ್ದಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ WS 
Us ಇ [) K 
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [_ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಕಾಲೋದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 work completed 
——— 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಗಾನತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ . 
13 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಲಗಭರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 30.00 0.00 0.00 work completed 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಲ್ಲಾಂಪಲ್ಲಿ 
14 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡಬ್ಬರವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನುದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 work completed 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - - 
— | — RU | 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯಲ್ಲಂಖಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೆನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-7 ರಿಂದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
೨ ್ಯ _ ಸ ಮತ್ತು 
15 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪರೆಗೊಸಡು ಎಸ್‌ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 50.00 0.00 50.00 50.00 [೧ರ್ಟಾಣ ಕಾಮನಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು 
ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌.ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ಕು ದಿಗವಮದ್ಗಲಖಾತೆ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜೆಲ್ಲೆ ಬಾ: ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಗಃ ಲಖಾ: ನಿಗಮದ ವಕಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು 
ಹ k3 - 
16 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಸ್‌ನಿಂದ ಸದ್ಗುವಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ 53.00 0.00 53.00 53.00 ಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
Ca pS ಪ 
A: - 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆ, ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು 
ರ ಲ್ಲಿ ೫ - 
17 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ದಂತೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಒ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 22.00 0.00 22.00 22.00 ಪಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
L — — 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕಿಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ 
.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಮಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
|} ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50,00 0.00 y 0.00 ಕಾಮಗಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
“os 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ _ 
i K .ಟಿರ್‌,ಐ.ಡಿ. » ಪೂ ೂಂಡಿದೆ, 
19 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಳ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ! 
ml J 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲುಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಚಿ: ರ ಚೆಲತಾಮಃ Kk .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. D ಣಃ ಣಂಡಿದೆ. 
20 ಕೈಬಳ್ಳಾಪು: ಂತಾಮಣಿ ಎಸ್‌ಸಿಕಾಲೋನಿಲಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ! 
[& + ] 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಚನ್ನಕೇಶವಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ [A Ky .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
21 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ೦ತಾ: ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ _ 25.00 25.00 0.00 | 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಥ 
[ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ > _ 
2 ಪಃ ಗ .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ಹೂ ದೆ. 
22 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಸುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ |ನಸ್‌ಪಿಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಲವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 . 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
[ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
23 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸ್ತಿ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಇಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
T 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ - 
24 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್ಸ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 | 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. | 


kJ 


“ 


ಚಿಂಜಾಮಣಿ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಜಮೀನು 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 


0.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


27 


28 


ಚಿಂತಾಮಣಿ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಜಮೀನು 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮ 
[ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಲಾರ-ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ನೀಡಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
[ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಸನರಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


i 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 


0.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 60.00 0.00 


[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲೆ, ಚೆಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮ 
[ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
[ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಮತ್ತು ಮೇಸನರಿ ಡ್ರೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ 


I 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 40.00 0.00 


60.00 


40.00 


60.00 


40.00 


Work yet to be started 


Work yet to be started 


ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


hd 50.00 0.00 


2 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 work completed 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮದೇನುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ 

30 | ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 work completed 

NR —— 
- ಕೋಲರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೋಗುವ 

31 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25,00 0.00 0.00 work completed 

ಕಾಮಗಾರಿ 
— 

ಕೋಲರ ಅಾಲ್ಲೂಕು ತೋಕಲಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 

32 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ie ಘಟ್ಟ kd ) ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50,00 0.00 0.00 work completed 

JN | _ 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ r 

33 ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ [ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರಡಗೂರು ಮಜರಾ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ = 25.00 " 0.00 25.00 25.00 Deemed Expenditure 
[ಕುಲುಬೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ > 

(SONGS 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ 

34 ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಬಿ.ಎಫ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಲವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪಾಲಾರ್‌ ನದಿ ಕಾಲುವೆಗೆ 


. 50.00 Deemed Expenditure 


35 


ಕೋಲಾರ 


ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ 


ಕೋಲಾರ ಬೆಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಮಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚಕ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


25.00 


0.00 


25.00 


Deemed Expenditure 


(ee 


ಕೆಜೆ.ಎಫ್‌ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜೆಎಫ್‌. ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪಾಲಾರ್‌ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಗೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


37 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


[ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಮೂತನೂರು ಮಧ್ಯ "ಚೆಕ್‌ 
[ಡ್ಯಾಂ ಕಂ. ಎಲ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


25.00 


0.00 


25.00 


75.00 


0,00 


75.00 


- Deemed Expenditure 


Deemed Expenditure 


38 


ಕೋಲಾರ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಜ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಗೂರ್ಧಿ, 


'ಅಬ್ಬಿಗಿರಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹುನ್ಮುಂದ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಉಮಗಾರಿ 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 


50.00 


0.00 


50.00 


Deemed Expenditure 


39 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 
ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ : 


0,00 


Deemed Expenditure 
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ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


Work under Progress 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊನ್ಸ್ನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಕವತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


42 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರದ ವೀರೌದ್ಧ ನಗರಕ್ಕೆ 
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೈಭೀಮ್‌ ಮ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


Ie 


Work under Progress 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


20.00 


4.00 


4.00 


Work under Progress 
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'ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


4 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


30.00 


6.00 


6.00 


Work under Progress 
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ಕೋಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


_— 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್‌. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
'ಹರಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖುನಿರಾಜು ಬಿನ್‌ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


30.00 


24.00 


6.00 


6.00 


Work under Progress 


45. 


ಕೋಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್‌. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 


' |ಹೆಚ್‌. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇಕಟೇಶಪ್ಪ ಬನ್‌ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ 


ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


20.00 


16.00 


4.00 


400, 


Work under Progress 


1 pT 
KA 


ಕೋಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ನಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕುಳ್ಳಯ್ಯೆಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


30.00 


24.00 


6.00 


6.00 Work under Progress 


ಕೋಲಾರ 
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ಕೋಲಾರ 


ಲ 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಯನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ' ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ: ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


RS 


30.00 


24.00 


6.00 


6.00 ' Work under Progress 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಡುಮಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 


'ಸದ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬನ್‌ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ 


ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


40.00 


32.00 


8.00 


| 


8.00 Work under Progress 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆರುಮಾಳಕನಹಳ್ಳಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


40.00 


32.00 


8.00 


8.00 Work under Progress 
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[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿ.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
[ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


51 


52 


53 


ಕೋಲಾರ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 


30.00 


24.00 


6.00 


6.00 Work under Progress 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜೆಕ್‌ 
[ಹ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


50.00 


40.00 


10.00 


10.00 Work under Progress 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
[ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


20.09 


16.00 


4.00 


4.00 Work under Progress 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರದ ಹೊಸ ಎ.ಡಿ, ಕಾಲೋನಿ (ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 
:4) ರಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ . 


"10.00 


2.00 


2.00 Work under Progress 
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ಕೋಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಕೇದ್ರದಿಂದ ಆಫೀಸ್‌ ಪಾಪಣ್ಣ ಮನೇಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


55 


ಕೋಲಾರ 


[ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ " 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 


2.00 


2.00 Work under Progress 


50.00 


10.00 


10.00 Work under Progress 
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ಕೋಲಾರ 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರದ - ಮುಳಬಾಗಿಲು- ನಂಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
[ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


6.00 


6.00 Work under Progress 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ee 
57 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ॥62 ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 20.00 5.00 5,00 Work under Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 
——— ————— ———— ಮಿ 3 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ FS ' 
58 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5.00 4.00 1.00 1.00 Work under Progress 
ಹಸಿ 
4 [ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ K 
59 | ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೊರವೇನೂರು ಗ್ವಿಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 8.00 2.00 2.00 Work under Progress 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮುಳಬಾಗಿ: ಕಿನ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ N 
? ಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
60 | ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು. ೧ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 15.00 12.00 3.00 3.00 Work under Progress 
4 
ಮುಳಬಾಗಿಲು "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ವ H 
61 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಿಮನಿನದಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಸ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 5,00 4.00 1.00 1.00 Work under Progress 
ಮುಳದಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅನಹಳ್ಳಿ 
62 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಚೀಮವಪ್ಪನವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ನದಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 100.00 80.00 20.00 20.00 Work under Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಜ್‌ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಮಖಿಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ 
63 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 3 5 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 40.00 10.00 10.00 Work under Progress 
ಎ r 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
64 | ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಹಚ್‌.ಕೊತ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಚೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 24.00 6.00 6.00 Work under Progress 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಡುಮಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ 
65 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕುರುಡುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ರ/ಉರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಶ್ತಿರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 16.00 400 4.00 Work under Progress 
ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. B 
8 ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮರಾಪುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ 
66 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 'ಅಂಪಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 10.00 0.00 10.00 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ME . wl 
[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮನಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ 
67 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಅಪ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.». ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 0.00 15.00 15.00 
[ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅ ; BR SNS 
[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ 
68 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎಂ.ಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 20.00 0.00 20.00 20.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ u ಉಚ್ಛವ್ಯಾಯಾಲಯದ 
& 


T- ಾ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಿರುವುದರಿಂದ 
[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೂಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈರಸಂದ್ರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 
69 | ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸಿದಳ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 0.00 20.00 . 20.00 ಹಿಂಪಡೆದು ಏ.ಜೆ.ಎನ್‌ ಎಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
TT - ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು -ಎಮ್ಮೆನತ್ತ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತ್ತಿ ಐದಲಾಪರ 
70 ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 0.00 20.00 20.00 
IR 
[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೋತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ 
71 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 'ದೊಮ್ಮಿರಮೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ: ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 15.00 0.00 15,00 15.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಮುಖ್ಯ 
72 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋರಡಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 100.00 0.00 100.00 100.00 
ನಿರ್ಮಾಣ, 
—— 
[ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟೀಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 
7 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಜೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 50.00 0.00 0.00 work completed 
ಕಾಮಗಾರಿ UL 
_ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 
74 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 'ಹಿಜುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮುದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಷೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 20.00 5,00 5.00 Work under Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
Nu [ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ - 
75 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು [ಮಾಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 20.00 5.00 5.00 Work under Progress 
- ಕಾಮಗಾರಿ 
- ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುಣಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ I - 
76 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ತುರುಣಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 20.00 5.00 5.00 Work under Progress 
& _[ಮಗಾರ - 4 
pa WN [ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಗ್ರಾಮದ — 
ಶ್ರೀಮತ್‌ ಬೆಳ್ಳಾನಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ . ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ N K 
77 | ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು [ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ವಾಟಲ್‌ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ರವರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕೈಆರ್‌ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 50.00 40.00° 10.00 10.00 Work under Progress 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
If 7 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಗೊರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 3 
ರೆ ಶ್ರಿ ಸ; W ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ' 
|” ಕೋಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಗುಂಡ್ಲನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಂಕಟೇಶ್‌.ವಿ 10.00 0.00 10.00 10.00 ಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಠ ಶ್ರೀನಿವಾಸಹುರ p ಎಂ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
7 | ಕೋಲಾ | ೨ [ಬುರಕಾಯಿಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಂ.ಮಿರಡ್ಡ 10.00 0.00 10.00 10.00 - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ 
ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಇ [ನಿವಾಸದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌.ವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
80 ತ್ರೀ ಮಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ « 10.00 0.00 10.00 10.00 ತದ. 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಡಿಗೋಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 1] ಮಗಾರಿ ಪಗ NW ರುತಡೆ. | 
61 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೂಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 0.00 10.00 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
r- . + Js —— - 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ K 'ಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲಿರುತದೆ. 
82 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರಿ 10.00 0.00 10.00 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ. 
| ; 
K ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಲ್ಪಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲಿರುತದೆ. 
6 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯರ [ಹಲ್ಲಗಾನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ರಣಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 0.00 10.00 10.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ: "| 
| SO ee — 
K ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
84 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಹೋಳೂರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 0.00 10.00 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌.ವಿ | 
—— 
ಶೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
85 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 10.00 0.00 10.00 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
- ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ § 
tl 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
86 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ [ಹೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಣ್ಲ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 5.00 0.00 5,00 5.00 ° ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ § 
IF | 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಉಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ 
87 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ' ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 0.00 10.00 10.00 | ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
] TT 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದ ಮೂ ಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲಿರುತದೆ. 
88 ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಚೆಣ್ಣಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆನಃ ರ್ತಿ 10.00 |} 0.00 10.00 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐತರಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ } ವ 
ವ } ಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
89 | ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 0.00 1000 | 10.00 | ಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ: 
r ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು "ತೊರಣೆವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ವೆಂಕಟೀಶ್‌.ವಿ 
90 ಕೋಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಹರ [ನುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲಾರ್‌ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
k- ಮ್‌ PGES ನ dl ಸ್‌ 
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲಯ ವಿಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಮೊತ್ತ 795.00.” 
R NR ಮ we Mp Rp p 
2019-20 SCP Kolar & Chikkabatlapura District TOTAL 1680.00 1220.00: 1220;00- } 


ಅನುಬಂಧ 


2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಲ್ಲೆಗಳ ಟಿ.ಎಸ್‌. ನ ಇಾಷಗಾರಿಗಳ ವವರ 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ವೆಚ್ಚ [ 'ಡುಗಡೆ 
K ತಿ ಬಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ ಕ ಬಾ 
ಕ್ರಸಂ ಬಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಗ ಬಳಕೆಯಾದ | ಬೌ ಉಳಿದೆ ಮ್ಞೂಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಹರಾ 
ತಸ Ko kd ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
| 
|ಆವಲಗುರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆ.ವಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಿಂದ ಬೊಕ್ಳೆಹಳ್ಳಿ - 
| [ರಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜೈಬಾಸ್‌ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( ಕಿಮಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 0.00 75.00 75.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ಮುದುಗೆರೆ - 
2 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು [ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಕುಮುದ್ದರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 75.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ _ § 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ : 
3 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 75.00 75.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೇ" ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - 
[ಪಾಬಳ್ಳಾಮುರ ಜಲ್ಲಿ ಶಿಢಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರದ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು 1 | 
4 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಗಫಟ್ಟ [ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 0.00 25.00 25.00 work yet to be started 
ಕಾಮಗಾರಿ 
[ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಞಘಟ್ಟ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಮ ಹೋಬಳಿ i 
5 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಲಕಲನೇರ್ಪು ಎಸ್‌.ಟಿ.ರೈತರ - 100.00 0.00 100.00 100.00 Tender Re-called 
[ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
| ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಗುಡಿವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಬಾಜು 
6 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ~- 15.00 0.00 15.00 15.00 ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಗಿವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು 
7 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 10.00 0.00 10.00 10.00 ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
r ಗುಡಿಬಂಡೆ ಕೃಶಿಮ್ಮನಹ 'ಲೋನಿಯ 
'ಡಿಬಂ! ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತಿ ಳ್ಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ: ಬಳಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು 
8 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ _ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿರಸೆ 6.00 0.00 6.00 6.00 ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಿರೆನ್ನಗಾರಪಲ್ಲಿ “ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ = 6.00 0.00 6.00. 6.00 ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
1 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಟ್ಟಮಿಂಬವಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಂದ ಅಂದಾಜು 
10 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 6.00 6.00 ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
OS 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, _ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಆಂದಾಜು 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 0.00 6.00 6.00 ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


i 
R [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಾಥ್ಞೆರವು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ _ p ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಆಂದಾಜು 
12 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ" | ಸ್ನರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರ 1400 -,|- 000 “1400 |” 1400 ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
1 | 
\ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ _ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ" ಅಂದಾಜು 
13 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ  [ಗಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 0.00 ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ " ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು 
14 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹ.೩.ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. 
ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಡೆಯಾಚ್ಞೆ. 
ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ: 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಳ್ಳ ಕೆರೆ ಗ್ಲಮ' ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೆದ್ದರಾಜಪಲ್ಲಿ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ 
35 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ದಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ - 100.00 100.00 100.00 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
[ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ 
ಭಾಗಶಃ 
ಹೊರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಎ.ಜೆ.ಎನ್‌.ಎಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 
OO - 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗಾನಕು೦ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಳಮಕಲಪಲ್ಲಿ K Financial evaluation 
16 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದಾಗನಲ್ಲಿ  ದುದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ರ್ತ ಅಭವ 50.00 0.00 50.00 50.00 "Under progress 
ಗೇಪಲ್ಲಿ ಶು ಸದ್ದುಪಲ್ಲಿ £ ಲೊ: ದ ಮುಖ್ಯ 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂ; ಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ Financial evaluation 
7 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪ: ks = 50.00 0.00 50.00 50.00 
1 ಸೃಬಳ್ಳಾ; ಇಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : 0 under progress 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ Financial evaluati 
ಸಕ್ಷಬಳಾಷ ಗೇಪಲ್ಲಿ - 
18 | ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪ: 4.೩, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 70.00 0.00 70,00 70.00 under progress 
J : N 
ಸಿತು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜರೆಡ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನರಸಪರ Financial evaluation 
19 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 0.00 30.00 30.00 under progress 
ಚೆಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ rT 
ಳ್ಳಾಮ MA .ಆದ್‌.ಐ.ಡಿ. ಪ ೂಂಡಿದೆ 
20 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ [ಎಸ್‌.ಟ.ಕಾಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ. ಅಭವೈದ್ಧಿ ಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 L 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ `'ಪೂರ್ಣಗೊಂ। 
. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ "ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
21 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ [ಡ್ಯ ಾವ್ನಗಾತಿ ಳ್ಳಿ ಕೆಆರ್‌ ಐಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
——— 
R A - [ಚಿಂಶಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಪಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4 
22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30,00 30.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಗಮಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
y [W . .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ದಿದೆ 
23 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಃ 20.00 20.00 0.00 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ! 


7 


— 


24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ 


ಚಿಂಶಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
[ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೃಬಳ್ಳಾಪುರ 'ಜಿಭ್ಲೆಯ ಟಿ.ಎಸ್‌ ಪಿ:ಬೊತ್ತ. 


25 


0 
ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ ಇಂ ನಿರಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
PN 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


'ಬತಲಂಸನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಷ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


26 


ಕೋಲಾರ 


ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. 


[ೋಲಾರ ಚಿಕ್ನ ಕಪಎರ್‌. ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಟ್ಟಮಾರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ | 
[ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಉಮಗಾರಿ 


Deemed Expenditure 


27 


ಕೋಲಾರ 


ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೊಡ್ಡಗಾಂಢ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.00 


25.00 


25.00 


Deemed Expenditure 


28 


ಕೋಲಾರ 


ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯುತಿ  ಕಾವೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


10.00 


Deemed Expenditure 


ಕೋಲಾರ 


'ಕಿಜಿಎಫ್‌. 


SS 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌. ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸೆಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ 
[ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


15.00 


ಬಂಗಾರಪೇಟ 


[ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾವರನಹಳ್ಳಿ ಬಲಮುಂದೆ 


|ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಂಗಾರವೇಟ 


[ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂರೇಗೌಡನಕೋಟೆ, ಬೂದಿಕೋಟೆ 


ಬಂಗಾರಪೇಟ 


ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮನಾಯಕಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


50.00 


ಗ್ರಿಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ N 25.00 


50.00 


0.00 


15.00 


Deemed Expenditure 


50.00 


50.00 


Deemed Expenditure 


0.00 


25.00 


25.00 


Deemed Expenditure 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಂಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಹಿರಣ್ಣಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಕ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಕೋಲಾರ ( ಮುಳಬಗಿಲು 


ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಟ್‌. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 


[ನಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ 
[ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಳಂಮಗಂರಿ. 


36 


i 


ಕ್‌ 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಿರಣ್ಣಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
'ಕಂಮಗಾರಿ. 


ಕೂರು ಗ್ರಮ ಭಂಬಾಯಿಕಿ 
ತ್ತಿರ ಸಿ.ಓಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಯಿತಿ 
[ಪಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


30.00 


0.00 


24.00 


50.00 


50.00 


. Deemed Expenditure 


6.00 


6.00 


Work under progress 


30.00 


24.00 


6.00 


Work under progress 


1.00 


2.00 


Work under progress 


Work under progress 


[ಮುಳಲಾಗಿಲು- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಕೂಸು ೧್ರಿಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ K 
37 ಕೋಲಾರ 'ಮುಳಬಗಿಲು ಹಿರಣ್ಣಿಣೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜತ್ಸಿಲ ಬೆಕ್‌ ಡಖ್ಸಿಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ' 30.00 24.00 6.00 6.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work under progress 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಂಧ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಕಿ 
38 ಕೋಲಾರ 'ಮುಳಬಗಿಲು 'ದೊಡ್ಡತ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 16.00 4.00 4.00 


Work under progress 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜೇಂಧ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಫಿ 


39 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಗಿಲು  |ದೊಡ್ಡತ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 30.00 24.00 6.00 6.00 Work under progress 
'ಕಶಮಗಾರಿ. 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಬ್ಬಗ : ಗ್ರಾಮ ಪಂಟಾಯಿತಿ T 

40 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಗಿಲು  [ನಾರಾಯನಹುರ ಮಜರಾ ಎನ್‌.ಅನಮತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಯಿರಸ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 16.00 4.00 400 Work under progress 


1 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ. 


A — 
[ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈಂಲ್ಲೂಕು ಗುಮ್ಯಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಯಿಪಿ ರೆಟ್ಟಿಕಲ್ಲು 
41 ಜೋಲಾರ 'ಮುಳಬಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ದಿ.ಎಲ್‌ 50.00 40,00 10.00 10.00 Work under progress 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
- ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಬ್ಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಿಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುನಿಬಂಡೆ _ 
42 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಗಿಲು [ಮಜರಾ ಲಕ್ಟ್ರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಂಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಓಿ.ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 16.00 4.00 400 Work under progress 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
7 ~— 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಿಣದ ಊರುಕುಟೆ ಗ್ರಾಮಪಂಬಾಯತಿ . 
43 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಗಿಲು  [್ರ್ಯಜ್ಞೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ನೆ ವಿವರಾಣ. ಕೆ.ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 10.00 8.00 2.00 2.00 Work under progress 
[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಮ್ಮಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಟ್ಟಿಕಲ್ಲು I 
44 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಜಪ್ಲಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕೆ.ಆರ್‌,ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 20.00 16.00 4,00 4.00 Work under progress 
ನಿರ್ಮಾಣ. ' K 
——- 
ಎಟಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲುಕು ದೂಲಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೈರಸಂದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ 
45 ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಕಾಸ್‌ವೇ (ಒಟ್ಟು ದಾರಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. K 50.00 0.00 50.00 50.00 ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಬುರುವುದರಿಂದ 
- ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌ 
i ವ ee ವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದು 


ವಿ.ಡೆ.ಎನ್‌.ಎಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲುಕು ಮೇಲಾಗೆಣಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ 'ಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ತೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು [ - ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
46 ಹೂಗುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 0.00 50.00 30.00 ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


\- 
- ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳದೇನಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ T 
47 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂಯ ಕೂರ್ನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಕ್ತಿರ ಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೃಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 20.00 5,00 5.00 

ಕಾಮಗಾರಿ - 
[ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 
48 ತೋಲಾರ ಮುರಿಲೂರು ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಖುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Work under progress 


ಕಾಮಗಾರಿ 

7 en] — 
[ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅ 

49 ಹೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ' |ಲಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಖವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 25.00 25.00 0.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ - 


4 


[ಜಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿಯ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
[| 


[ಅಬ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜೋಪಿಪರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಮಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೊಕ್ಳಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ K 


[ದನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗೊಡಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ 
'ಹುಳೆದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಶಿರುಮಲಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
| | 
[ನೂಟವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಯಿತಿ. ದೊಡ್ಡನಾಯಕನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಸ 
fo | wm [ 
ಗ ಧ್‌ ಬೆಂಕಟೇಶ್‌.ಎ 
[ನೂಟವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ K 
[os | me [| 


15. 


| 1500 | 15.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10.00 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಾಾ 


ಪ್ರಶಾಪ್‌.ಟಿ.ಸ 


ID 
Daan 


ದೊಡ್ಡಶಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 


ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅ 
ಶೀನಿವಾಸಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಕ್ಕಾಥ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮುನಿರೆ 
” ಗನ ಚಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
| eo | ome | [ಚೆನ್ನಯ್ಯಗಾರಿವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ , ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಎಂ 
ಪೀನಿವಾಸಮರ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಿಮೊಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಹಕ್ಕಿ 
61 ಹಕ್ಕಿ ಕುಲೋನಿಯ ಓಬಳೇಶ್ನರ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್‌.ವಿ 
ಅಭಿವೃ 
8 ಎಸ್‌. ತ್ರ ನ ನ್‌ x “|. + 900.00 7 |7: 365.00 
[175000 $5640 


ರ 


| ರ 


ಅನುಬಂಧ 


2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಸವನ ಇ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


"yo 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಹೆಸರು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಬೇಳಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನ 


ಷರಾ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಂಲ್ರ 
'ಹೂವಿನವಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯುಂದೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರಹಳ್ಳ 
ಗತದ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೂ ಸೆಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
'ಗೊಆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹೊಸಹುಡ್ಯ ಪಂಚಾಂ್ತು 
edie ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ತಿಪ್ಪೇಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಲ್ದು ಮುಸ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋಸಿಯುಂದ ದಿನ್ನೆಖೊಸಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಕ್ಷೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 
ಮುಂಭಾಗದ ಉಳಕೆ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ದೊಡ್ಡಮರಆ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಂಖ್ತ ದೇವಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಬಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಗ್ಡಮರಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಉಳಕೆ ರಸ್ತೆ ಆಜವೃದ್ಧಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಯಲುವಹಳ್ಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ 
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ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


SN | 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳ ವ್ಯಾಕ್ತಿಯ 
ಪಿಡೆಚಲಹಳ್ಳ. ಅಲಾಸ್‌ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ:೦4. 

ಬಂಡಿರಾಮನಹೆಳ್ಳ ಮಿಣಕನಗುರಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.೦೦. ಕೊಲುಮೇನಹಳ್ಳ. 

ಪುರ. ವರವಣೆ : ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ. ಆದೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ 

[ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಂಬ್ದ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
“ಕಾಲೋಸಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
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ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 
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ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಣದೆ , 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯರ ಅಲ್ಲೆ ಗೌರಿಣದನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಜ್ಟಿಯ 
ಅ.ಕೊತ್ತೂರು, ಬಾಟದ ಹೊಸಹಳ್ಳ, ಮೇಳ್ಯ. ಚ.ಭೊಮ್ಮಸಂದ್ರ. ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ. 


ಹುದಗೂರು. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ. ಅಲಕಾಪುರ. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ. ಹೊಸೂರು. ಕೆಂಕರೆ. 


ಬೆಳಚಕ್ಕನಹಳ್ಳ. ಅಭ್ಲೀಪುರ. ಹಂಪೆ”ಸಂದ್ರ. ಇಡಗೂರು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭ - ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಜಿಯ ಸೋಮನಾಥಪುರ. 
ಪುಲವಮಾಳಲವಲ್ಲ. 'ಯೂಗಚಿನ್ಮೇವಟ್ಣ: ಹನುಮಂತೆರಾಯವಟ್ಲ. 
ಸೋಲಾಮಾಕಲಪಟ್ಲ. ಏಸ್‌. ಕಾಲೋಸಿಯುಂದ ಮೂಗಚನ್ನೇಪಳ್ಗಿ 
ಗ್ರಾಮಚೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಕುರುಪಟ್ಲ್ಟ ಮತ್ತು ಆಟೇಪಟ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಟ' ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


75.00 


0.00 


75.00 


75.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆ ಕಿಡವೆಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಹಿಯ ಹಂಡಿಗನಾಳ. 
ಚಿಕ್ಕಬಾಸರಹಳ್ಳ. ಮುಗಲಡಪಿ. ತಾದೂರು, ಹನುಮಂತಮರ. ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ. 
ತುಳುವನೂರು. ನೆಟ್ಟಹಳ್ಳ. ಪಂಟೂರು. ಕೆ.ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳ. ಮಳ್ಲರೆಟ್ಟಪುರ 
ಬೊಮ್ಮೇಪಲ್ಲ, ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಕಳ್ಳ. ಸೊಣಗಾನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ 


[ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಿರಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ 
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75.00 


75.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೇಗಲಷಳ್ಳ, ವಡ್ಡಹಳ್ಳ. 
ಬನಹಳ್ಳಿ. ನಾಯುಂದ್ರಳ್ಳ. ಬೊಡಂಪಟ್ಟಿ, ಯನಮಲಪಾಡಿ. 
'ಚೆ'ನ್ನರಾಯಸಹಳ್ಳ. ಶೊತ್ತಹುಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋಸಿಗಳಟ್ಟಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ; ಜಿಲ್ಲೆಯ" ಎಸ್‌.ಓ.ಪಿ' ಮೊತ್ತ 


0.00 


75.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಣ್ಲದೆ 


ಕೋಲಾರ 


- ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


ನೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ. ಶೀನಿವಾಸಮರ ತಾಲ್ಲೂಂನ ಬೈರಗಾನಪಣ್ಲ 


“|ಪಂಚಾಲುತಿಯ ಪೂಲಗುಂಟಪಟ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಪಳ್ಲ 


ಪಲಚಾಯುತಿಯೆ ಜಿ. ತುಮ್ಮಲಪಟ್ಲನಕ್ಸಲಗಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಕೂರಿಗೆಪಟ್ಲ 
ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೂರಿಗೆಪಟ್ಟ. ಪೆದ್ದೂರು. ಯಡಗಾನಪಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಳ್ಲ 
ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಾಮಗಾರಿ. ‘ 


ಕೋಲಾರ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ 


36.00 


ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 


ಜೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ, ಶ್ರಿಃಿನಿವಾಸಮುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದಿಮೊಡಗು 
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚಿಂತಯಾನವಲ್ಲ. ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು. ಉರಮಾದಿಗಪಳ್ಲ 
ಹಾಗೊ ರಾಯಲ್ದಾಡು ; ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಸವನಪಲ್ಲ. ರಾಯಲಬ್ದಾಡು 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 


ಕೋಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪೆಟ್ಟಣದ ವಾಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ, 5. 6 8 ಮತ್ತು ಆ, ಮುಸಿಫ್ಚರ 
ಸಗರದಲ್ಲ ` ಕೆ.ಅ.ಎಫ್‌ | ಮುಬ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳ. ಹದರೀನುರ. ದೊಡ್ಡಗುರ್ಕಿ. ಸಂಗಸಂದ್ರ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರೆ. 
'ವೈಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳ. ಕೆ.ಹ. ಲಲ್ಕೇಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋಸಿಗೆಳಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
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ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 


p 


ಕೋಲಾರ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಅಂಭ್ಞಕಲ್ಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಟ.ಪಿ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಸವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳ ವರೆಗೂ ಪೊಂಬರಹೆಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮಾಪುರ 
ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭ: ನಾಗೂ ವಾಣಿಗಾನಹಳ್ಳ. ಬನಹಳ್ಳಿ. ಉತ್ತನೂರು. ಸಿ. 
ಹೊಸಚಳ್ಳ, ರಾಮೇನಲ್ಗುರು. ಕೆಂಪಾಪುರ. ವರದಗಾನಹಳ್ಳ. ಮರೆಹೇರು. 
ಕಾಮನೂರು.  ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳ. ಭೋವಿಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
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100.00 


100.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 


[ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ. ಕೆ.೫.ಎಪ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂದರೆಚಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ | 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿಮಗಾರಿ - K 
| 


. 10.00 10.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 
ಅಲಂಲಾಡಿ 'ತೇಸೆಹ್‌! ಮ ಪಂಚಾಂಂತಿ ಕಾರಿಮಾನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಟ್ಲ A 
|e | tos | womens | ಸಿ ರಸ್ತ ಎ ಕಾ } - 10.00 10.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 
[es | ons [ರ್‌ 


(3 


'ಕೇಸರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೋಲಾರೆ ಅಲ್ಲೆ. ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ದಕ್ಕತಿರುಪತಿ ದೆಂಟಾಲಬತಿಯ 
ಕಗದೇನೆಹಳ್ಳ. ಜಯಮಂಗಲ ಪಂಚಾಂಬತಿಯ ಸೊಣ್ಣೂರು. ಆಂಆಗಾನಹಟ್ಟ 
ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗಾಮರೆ. ತೊಲ್ಬಹಳ್ಳ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಡಗಿಸಬೆಲೆ. 
'ದಿನ್ನಹಳ್ಟ  ಪೆಂಚಾಯುತಿಯ ಹಳೇಹಾರೋಮಾಕನಹಳ್ಳ. ತುರುಗೆಸಿ 
ಪೆಂಚಾಲುತಿಯ ತ್ಯಾಗನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ. ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅಜ್ಛೇನಹಳ್ಳ ಪೆಂಬಾಯುತಿಯ 
ಜಕ್ಣೆಸಂದ್ರ. ಆರಳೇರಿ ವಂಚಾಯುತಿಯ ಚಾಕನಹಳ್ಯ. ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳ 
ಪೆಂಬಾಯುತಿಯ ಅಕೊಂಡಖೆಟ್ಟಹೆಳ್ಳ ಹುಂಗೇನಹೆಳ್ಳ ಪಂಚಾಯತಿಯ 
ಮಆಯವಪ್ಪನಹಳ್ಳ. ನೊಸಗೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹುರುಳುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಟ್ಲ 
ಸಿ.ಸಿ ರೆಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅನುಬಂಧ 


2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಕ್ರಸಂ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆಣಾರರ ಹೆಸರು 


ವೆಚ್ಚ/ 
ಬಳಕೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
ಅನುದಾನ 


ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಡಕನಹಳ್ಳ. ದಿಬ್ಬೂರು. 
[ಮಾರೇಗಾನಹಳ್ಳ. ಅಜ್ಜವಾರ, ಅಣಕನೂರು, ಕುಡುವತಿ. ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳ 
[ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟ ಶಾಲೋನಿಗಳಲ್ನ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಲೇಜೆಳ್ಳ. ಫರೇನಪಳ್ಳ, ಚಕ್ಕಸಾಗರಹಳ್ಳ, ವರಮಟ್ಲೇನಹಳ್ಳ, ಪೈಯೂರು 
(ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳ ಪಂ). ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ. ಹನುಮಂತಪುರ, ನಶಿಕುಂಟಿ ಹೊಸೂರು 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋಸನಿಗಳಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮತ್ತು ಗರಿಬದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚೇಸಹಳ್ಳ ಹೋರುಳ ಸಾದೇಸಹಳ್ಳಿ 
[ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳ. ನಾಗರಬಾವಿ. ಮಂಚೇನಹಳ್ಳ 6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌, ಬಿರಗಾನಹಳ್ಳ. 
ಹೊಸ್ನದ್ಟನಹಳ್ಳ.  ಕನಗಾಸಕೊಪ್ಪ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟ 
[ಕಾಲೋನಿಗಳಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಠಾಮಣಾರಿ 


200.00 


0.00 


200.00 


200.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಟ್ಲದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು 


'ಚಿಳ್ಳಲಳ್ಳಾಪುರೆ ಕಲ್ಲೆ ಗೌರಿಅದನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ತಿಯ 
[ಹಲಾಕುಂಟೆ. ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು, ಕುರೂಡಿ. ಬಸವಾಷುರ, ಹುಣಸೇಕುಂಬೆ. 


ವಿುರಾಖ್ಛಜ್ಛ ವಿಧುರಕಾಲೋನಿ. 
ಬೊಮ್ಮಪೆಟ್ಟಹೆಳ್ಳ. ನಗರಗೆರೆ ಗ್ರಮಗಳ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮಣಾರಿ, 


ವಿರುಪಸಂದ್ರ. ತರಿಬಾಳು. ಗಂಗಸಂದ್ರ, ಕಾಟನಕಲ್ಲು. ಚೆನ್ನುಬೈರೇನಹಳ್ಳ. , 
ಮರೆಳೂರು. 


75.00 


0.00 


75.00 


75.00 


ಬೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲಟ್ಧದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


[ಲಾಗೇವಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೆಮ್ಯಯ್ಯಗಾರಿಪಲ್ಲ, ಆರ್‌ 
[ನಬ್ಲಗುಟ್ಟಪಟ್ಟ. ಷನುಮಂತರಾಯವಟ್ಲ, ರಾಮಸ್ಥಾಮಿಪಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಗಟಪಟ್ಲ 
[ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 
ತಡೆರ್ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


75.00 


75.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಕ್ರಿಯೆಯಟ್ಲದೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ 


[ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಲ್ಲೆ ಶಿಥ್ಣಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ. 
ಶೆಬ್ಟಹಳ್ಳ ಚಂತಡಪ, ಉಲಬೆಲೆ. ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳ. ತರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳ. 

ಮುತ್ತೂರು, ಅನ್ನಮಂಗಲ. ಕನ್ನಚ್ಚನಹಳ್ಳ, ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳ. ಬೌಡಸಂದ್ರ. 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ, 


75.00 


0.00 


75.00 


75.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ 


ಬಂತಾಮಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಬರುವ ಗುಡ್ಡಂಪಜ್ಲ. ಭತ್ತಲಹಳ್ಳ, 
[ಮಲ್ಗಾಮರ. ಸೀಕಲ್‌, ಮುಜ್ಣೂರು ಪಟ್ಟಣ. ಸೀತಂಪಟ್ಟ. ದೊನಮನಗಡ್ಡ 


ಮಜಲಾ ಬೋಡನಮರಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಪಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌. 
'ಕಾಲೋಸಿಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಬವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


75.00 


' ಮೊತ್ತ 


kx 


ನೇ'ಸಾಲಿನಚಿ 
ನಾನ 


ಸರನ್‌ ನವ್‌ 


0.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಯೆಯಲ್ಲದೆ 


[ಸೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ. ಕ್ರೀಸಿವಾಸಮುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಗಾಸಚಟ್ಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ 
ಬೈರಗಾನಪಟ್ಲ, ನಾಗಲೆಡ್ಡಿಗಾರಿವಣ್ಲ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಪಟ್ಲ ಪಂಟಾಯುತಿಯ - 

ಗಿವಾಸಪುರ ಅವಗಾನಪಲ್ಲ. ಕೋಡಿವಲ್ಲ. ಕರಿದಟ್ಲ, ಕೊಂಚಾಮರಿ. ಹಾಗೂ ಕೂರಿಣೆಪಟ್ಟ ಸ್ವ 47.00 I 0.00 47.00 "47.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಛ್ಲದೆ 
'ಪಂಚಾಂಖತಿಯ ಕೂರಿಗೆಪಟ್ಟ ವಂಗಸಬಂರಿಖಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿ.ಟೆರೆಂಡಿ N | | H 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಯ 


ಕೋಲಾರ 


gy 


[C 


ೋ; 


+ — 
[ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ . ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಿದೊಡಗು 
ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆನೆಪಟ್ಟ. ಗುಂಟಪಟ್ಗಿ, ಮ್ರು ಅಡ್ಡಗಲ್‌ ಪಂಚಾಲಬಶಿಯ p 

ತುಮ್ಯಲಬಾರಿಷಟ್ಲ, ಅಡ್ಗಗಲ್‌ ಹಾಗೂ Flee ಪಂಚಾಯುತಿಯ - 28.00 0.00 28.00 28.00 ಬಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಶ್ರಿಯೆಯಟ್ನದೆ 
[ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಜೆರಂಡಿ ನಿವರ್ಗಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


[ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಡ್‌ ಸಂಬ್ಯೆ ೭8 ಮತ್ತು ಸಾತನೊರು. 
ಹಿರಣ್ಯಗೌಡನಹಳ್ಳಿ. ಬ.ಕುರುಬರಹಳ್ಳ. ಮಹಜದಾ ಬೌಡೇನಹಳ್ಳ, ಗೆಡ್ಡಂಡ್ಲು. x 
ಗುಡಿಪಣ್ಲ, ಅ.ಕೋಗಿಹಳ್ಳ. ಎನ್‌.ಗಡ್ಡೂರು. ' ಪೂಜೇನಹಳ್ಳ. ಕೋಗಿಲೇರು. KN 

ಡೊ್ಣಗಳವಳ್ಳ rn ರ ಮು H 200.00 0.00 200.00 200.00 | ಬೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲದೆ 
ರಂಡಿ ಆಭವೃದ್ಧಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾನ ವೇಗಮಡುಗು ಲೆಸ್ತೆಯಂದ 
ಸನ್ಯಾಸಪಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಡವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ. 


ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ. ಕೆ.೫.ಎಪ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಳ್ಳಿದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
[ಸುವರ್ಣಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತಿರ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮತ್ತು 'ಂಬಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ 
bck ಮಜರ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತಿರ ಹ ಸ ಡ್ಯಾಂ 3 75.00 0.00 75.00 75.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಳ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ > 


ಕೋಲಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್‌ 


7 ಬಾಡಿ ಜ್ಯೋತೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ 'ಮದಃ 1 r 
$ೋಲಾನ | ಬಂಗಾರಪಟಿ [ಲಿಂಬು ಮತನ ಗಮ ವಂಟ್‌ಯುತಿ ಬಂಜನನಳ್ಳ ಮದಲ - 30.00 0.00 30.00 30.00 | ಬೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಯೆಯಟ್ನದೆ 


ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಬೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಟ್ಟ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ಹೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ " [ನ ನಿ ; - 1000 0.00 10.00 10.00 | ಬೆಂಡರ್‌ ಪ್ರ್ರಯೆಯಲ್ಲದೆ 


'ಮಾವಹು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಆಲಗಾನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ಹೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ [ಮಾಂಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡ 10.00 0.00 10.00 10.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಶ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ, 


ಹುನ್ನುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುತಿ ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದಟ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 


'ಹೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ , [ನ ಅನನುಗಾರಿ - 10.00 0.00 1000 |. 1000 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಜ್ಞದೆ 


'ಹೋನಿಮೊಡಗು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಮ್ಗೆಃಶನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಬ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 


ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗು ಕಾಮಗಾರಿ - 15.00 0.00 15.00 15.00 ಬೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ. ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ಸು. ದಿನ್ನಹಳ್ಳ ಪಂಚಾಯತಿಯ 
ಕೊಂಡನಹಳ್ಳ. ಎಳೇಸಂದ್ರ. ಮೇಲನೂರು. ತುರುಣಿಸಿ ಪಂಚಾಂಖತಿಯ 
ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 'ಕಂಲಚಾಳ. ಕುಡಿಯಸೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಾರಿಗಾನಹಳ್ಳ. ಹಸಾಂಡಹಳ್ಳ 
[ಪಂಚಾಯತಿಯ ತೊಳೆಸನದೊಡ್ಡಿ. ಆಲಹಳ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


3 35.00 0.00 35.00 35.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರ್ರಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ll 
ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ. ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅಭ್ಛೇನಹಳ್ಳ ಪಂಜಾಯುತಿಯ 
'ಅಟ್ಟೇನಹಳ್ಳ. ಆಅರಳೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅರಳೇರಿ. ಚಕ್ಗೆಶುಂತೂರು 
ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾರಾಯಣಪುರ. ಕೆ.ಅ. ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಚಾಯುತಿಯ ಜಂಗಾಲ ¥ 40.00 0.00 . 40.00 40.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಭಿದೆ 

'ಹಿಬಟ್ಟ. ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ ಪಂಚೆಯುತಿಯ ವಿ:೦ಡಹೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
[ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 


Ay 
3011-22 ಕೇ ಸಾರೆನ'ಕೋಲಾರೆ ಜೆಲ್ಲೆಯ. ಟಿ.ಎಸ್‌.ಸಿ ಮೊತ್ತ 


—- 500.00 0.00 500.00 500.00 


——— 


2021-22 TSP Kolar & Chikkabailapura District TOTAL 


1000.00 0.00 | 1000.60 | 1000.00 -} 


